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1. INFORMAJII GENERALE 

Acest ghid cuprinde regulile generale privind completarea §i transmiterea unei cereri de finantare 
in cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate pentru POSDRU. 

Regulile specifice privind completarea §i transmiterea unei cereri de finantare, corespunzatoare 
fiecarei cereri de propuneri de proiecte, sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului - Conditiile 
Specifice. 

1.1 Definitii 

Atunci cand elaborati cererea de finantare, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele definitii ale 
termenilor relevant: 

• Activitati de cooperare transnational^: activity ce au ca scop obtinerea de valoare 
adaugata pentru proiect prin utilizarea experientei partenerilor transnationali §i/sau a 
exemplelor/lectiilor de buna practica din UE; includ, printre altele, schimburi de 
experienta, vizite de studiu, alte activitati eligibile derulate in comun de partenerii 
nationali §i transnationali. 

• Activitati inovatoare: orice activitati ce implica noi modalitati de atingere a rezultatelor 
proiectului (inclusiv aplicarea in Romania a unor exemple de buna practica din UE). 

• Activitati relevante in cadrul/domeniul proiectului: activitati esentiale §i specifice pentru 
implementarea proiectului. 

• Cost-eficienta: raportul dintre resursele folosite in proiect §i rezultatele obtinute pe baza 
lor (conform regulamentelor europene aplicabile, acest raport trebuie sa aiba o valoare 
cat mai mica in conditiile mentinerii unui nivel al costurilor cat mai scazut). 

• Dezvoltare durabila: dezvoltare economica echilibrata §i echitabila; niveluri inalte de 
ocupare, coeziune sociala §i incluziune; un inalt nivel de protectie a mediului §i o utilizare 
responsabila a resurselor naturale; o politica coerenta care genereaza un sistem politic 
deschis, transparent §i justificabil; cooperare internationala efectiva in vederea promovarii 
dezvoltarii durabile globale (Strategia Gothenburg, 2001). 

• Egalitatea de §anse: nediscriminarea pe criterii de rasa, sex, religie, dizabilitati, varsta, in 
elaborarea §i implementarea activitatilor proiectului/ managementului proiectului, etc. 

• Grup tinta: grupul de persoane/entitatea care va fi direct §i pozitiv afectata in perioada 
de implementare a proiectului, la nivelul obiectivului §i activitatilor proiectului. 

• ID: un cod numeric pe care il prime§te fiecare cerere de finantare in momentul in care 
solicitantul incepe incarcarea acesteia in Actionweb; 

• Indicator de realizare imediata (output)- element care masoara efectulal unei 
operatiuni/activitati din cadrul proiectului, ca urmare a utilizarii asistentei financiare 
acordate, exprimat in unitati fizice. 
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• Indicator de rezultat - element care masoara efectele, beneficiile §i avantajele imediate §i 
directe asupra grupului tinta, ca urmare a utilizarii asistentei financiare acordate. 

• Lider de parteneriat: institu^ia/organiza^ia care solicita finantare - in cadrul unei cereri de 
propuneri de proiecte - in parteneriat cu alte institu^ii/organiza^ii §i care, in conditiile in 
care cererea de finantare va fi selectata in vederea contractarii, va avea rolul de 
Beneficiar. 

• Metodologie: modul in care proiectul va fi structural tehnicile, activitatile §i resursele 
folosite astfel meat sa determine o Tmbunatatire sustenabila a situatiei grupului tinta. 

• Multi-regional: referitor la minim 2 regiuni de dezvoltare din Romania (Tn proiectele 
multi-regionale, membrii grupului tinta sunt selectati din minim 2 regiuni de dezvoltare 
ale Romaniei). 

• Obiectivul general; reprezinta rezultatul final al proiectului, ce indica modul Tn care 
proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung; 

• Obiectivele specifice/opera^ionale: reprezinta rezultate scontate, intermediare Tn 
atingerea obiectivului general al proiectului. Sunt tinte de atins ce conduc la beneficii 
pentru grupul/grupurile tinta, care deriva din implementarea proiectului. 

• Proiect: - un grup de activity care trebuie realizate Tntr-o seeventa logica, pentru a atinge 
un set de obiective prestabilite, formulate Tntr-o perioada de timp §i buget definite. 

• Regiunea principals de derulare a activitafilor proiectului - camp din cererea de 
finantare, Tn care solicitantul nominalizeaza ca principals una din regiunile de dezvoltare 
din Romania Tn care are loc implementarea proiectului. Tn aceasta regiune va exista cel 
putin o locate fixa pentru derularea activitatilor proiectului. 

• Relevanta: modul Tn care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor politicilor §i 
strategiilor europene §i nationale integrate Tn POSDRU §i la solutionarea nevoilor specifice 
ale grupului tinta, aducand valoare adaugata). 

• Solicitanti: sunt persoanele juridice care vor putea depune cereri de finantare (Tndeplinind 
conditiile de eligibilitate, specifice fiecarui domeniu major de interventie §i fiecarei cereri 
de propuneri de proiecte). Conditiile de eligibilitate a solicitantilor pentru fiecare 
operatiune/domeniu major de interventie/axa prioritara sunt prevazute Tn Documentul 
Cadru de Implementare al Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane - POSDRU - §i Tn ghidurile solicitantului. 

• Subcontractare (externalizare): subcontractul (externalizarea) reprezinta acel acord 
scris/contract Tncheiat Tn baza legislatiei relevante prin care beneficiarul/partenerul 
Tncredinteaza unei terte institutii/organizatii (alta decat entitatile partenere) o activitate 
sau o parte limitata a unei activity asumate prin cererea de finantare. 

• Sustenabilitate: modul de continuare a proiectului/a efectelor proiectului dupa Tncetarea 
finantarii prin POSDRU; acesta este argumentat cu masurile preconizate a fi aplicate Tn 
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cadrul proiectului sau dupa Tncheierea implementarii proiectului pentru a se asigura faptul 
ca progresul sau beneficiile realizate pentru grupul tinta vor fi garantate in viitor. 

• Valoarea adaugata a parteneriatului: aportul adus de un parteneriat stabilit in vederea 
implementarii unui proiect (in baza experientei §i resurselor implicate) in plus fata de 
contribute produsa prin utilizarea capacitatii §i resurselor aplicantului/beneficiarului, 
maximizand rezultatele §i facilitand atingerea obiectivelor proiectului. 

1.2. Cereri de propuneri de proiecte 

Cererile de propuneri de proiecte vor fi cu evaluare continua §i selectie dupa termenul limita de 
depunere, stabilit prin Ghidul Solicitantului - Conditii specifice. 

1.3. Tipuri de proiecte 

Tipurile de proiecte care pot fi finantate sunt detaliate in Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice 
aferent fiecarei cereri de propuneri de proiecte. 

ATENJIE! Tn Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice pot fi incluse conditii limitative privind 
corelarea valorii totale eligibile a proiectelor cu marimea grupului finta, rezultatele §i indicatorii 
specifici fiecarui domeniu major de intervenfie, etc. 

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent 
lunii calendaristice Tn care se lanseaza cererea de propuneri de proiecte §i va fi publicat Tn Ghidul 
solicitantului - Conditii specifice pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte. 

Cursul de schimb Inforeuro este disponibil pe pagina web: 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=dsp html monthly rates&Languag 

e=en 

Pentru toate domeniile majore de interventie din cadrul POSDRU se Tncurajeaza promovarea 

parteneriatului, inclusiv promovarea cooperarii transnationale. 

1.4. Alocare financiara orientativa 

Alocarea financiara orientativa pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte este prevazuta Tn 
Ghidul Solicitantului - Conditiile Specifice corespunzator cererii respective de propuneri. 

1.5. Contribute solicitantului 

Contribufia solicitantului reprezinta procentajul minim din valoarea totala eligibila a proiectului 
propus care va fi suportat de catre solicitant sau parteneriat sub forma financiara §i este 
prezentata Tn Ghidul Solicitantului Conditiile Specifice pentru fiecare cerere de propuneri de 
proiecte. 
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Daca proiectul este propus de un grup de organizatii partenere, solicitantul este liderul de 
parteneriat (organizatia/institu^ia care formuleaza cererea de finanjare respectand conditiile de 
eligibilitate a solicitantului §i a partenerilor). 

Valoarea contributiei solicitantului/parteneriatului pentru project se stabile§te in func^ie de 
tipul organizafiei care are calitatea de solicitant. 

Tn conformitate cu DCI, valoarea contribute! dumneavoastra minime Tn calitate de solicitant 
este de: 


Domeniul 

major de 
interven$ie 

Categorii de beneficiari 

Beneficiari ordonatori de credite ai 

bugetului de stat, bugetului asigurarilor 
sociale de stat §i ai bugetelor fondurilor 
speciale $i entitajile aflate Tn subordine 

sau Tn coordonare finantate integral din 

bugetele acestora 

Beneficiari persoane juridice de 
drept privat fara scop 
patrimonial, institu^ii publice 

finantate integral din venituri 

oroprii sau partial de la bugetul 

de stat, bugetul asigurarilor 
sociale de stat sau bugetele 
fondurilor speciale, institu$iile de 
mvajamant superior acreditate 
care nu fac parte din categoriile 

anterioare de beneficiari 

Beneficiari persoane 
juridice de drept privat 
cu scop patrimonial 

1.1 

25% 

2% 

5% 

1.2 

23% 

2% 

5% 

1.3 

21% 

2% 

5% 

1.4 

19% 

2% 

5% 

1.5 

15% 

2% 

5% 

2.1 

15% 

2% 

5% 

2.2 

15% 

2% 

5% 

2.3 

3% 

2% 

5% 

3.1 

6% 

2% 

5% 

3.2 

15% 

2% 

5% 

3.3 

22% 

2% 

5% 

4.1 

25% 

- 

- 

4.2 

25% 

- 

- 

5.1 

9% 

2% 

5% 

5.2 

14,06% 

2% 

5% 

6.1 

17,35% 

2% 

5% 

6.2 

8,6% 

2% 

5% 

6.3 

11,22% 

2% 

5% 

6.4 

25% 

2% 

5% 
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Pe parcursul implementarii proiectului, cheltuielile efectuate Tn timpul implementarii proiectului 
§i considerate neeligibile la verificarea unei cereri de rambursare vor fi suportate de catre 
dumneavoastra Tn calitate de beneficiar. 

2. DOCUMENTE DE REFERINJA 

2.1 Documente programatice 

Tn conformitate cu Agenda de la Lisabona revizuita, Orientarile Strategice Comunitare privind 
Coeziunea 2007-2013, Strategia Europeana de Ocupare, Liniile Directoare Integrate pentru 
Cre§tere Economica §i Ocuparea For$ei de Munca 2005-2008 a fost elaborat Programul 
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU 2007-2013 

( http://www.fseromania.ro/images/downdocs/pos drull.pdf) , adoptat prin Decizia Comisiei 
Europene C(2007) 5811/22.11.2007. 

Pentru implementarea POSDRU, a fost elaborat Documentul Cadru de Implementare a POSDRU- 
DCI POSDRU ( http://www.fseromania.ro, sectiunea Documente Programatice) cuprinzand 
informal^ detaliate privind activita^ile eligibile, categoriile de cheltuieli eligibile, categoriile de 
beneficiari eligibili §i grupurile tinta eligibile, precum §i alte informatii relevante pentru fiecare 
domeniu major de interventie. 

2.2 POSDRU 2007-2013 

Obiectiv general al POSDRU : Dezvoltarea capitalului uman $i cre§terea competitivitapi, prin 
corelarea educapei §i invalarii pe tot parcursul viepi cu piat,a muncii §i asigurarea de oportunitap 
sporite pentru participarea viitoare pe o pi ala a muncii moderna, flexibila §i inclusivd a 1.650.000 
de persoane. 

Objective specifice POSDRU: 

• Promovarea educatiei §i formarii impale §i continue de calitate, inclusiv Tnvatamantul 
superior §i cercetarea; 

• Promovarea culturii antreprenoriale §i cre§terea calitatii §i productivita^ii muncii; 

• Facilitarea inserljiei tinerilor §i a §omerilor de lunga durata pe pia^a muncii; 

• Dezvoltarea unei pie^e a muncii moderne, flexibile §i inclusive; 

• Promovarea insertiei/reinsertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele 
rurale; 

• Tmbunatatirea serviciilor publice de ocupare; 
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• Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educate §i pe piata muncii. 

Axe prioritare POSDRU 2007-2013 : 

Axa Prioritara 1 „Educa{ia §i formarea profesionala in sprijinul cre§terii economice §i dezvoltarii 
societal bazate pe cunoa§tere" 

Obiectivul general: Dezvoltarea rutelor flexibile de Tnvatare pe tot parcursul vietii §i cre§terea 
accesului la educate §i formare prin furnizarea unei educatii initiale §i continue moderne §i de 
calitate, incluzand invatamantul superior §i cercetarea. 

Domeniile majore de intervenfie: 

1.1 Acces la educate §i formare profesionala initials de calitate; 

1.2 Calitate in invatamantul superior; 

1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie §i formare profesionala; 

1.4 Calitate in formarea profesionala continua; 

1.5 Programe doctorale §i postdoctorale in sprijinul cercetarii. 

Axa Prioritara 2 „Corelarea Tnvatarii pe tot parcursul vie|ii cu piata muncii" 

Obiectivul general: Facilitarea accesului la educatie, cre§terea ocupabilitatii §i a nivelului de 
educatie §i formare profesionala al resurselor umane printr-o abordare de tip „pe tot parcursul 
vietii", in contextul societatii bazate pe cunoa§tere. 

Domeniile majore de intervenfie: 

2.1 Tranzitia de la §coala la viata activa; 

2.2 Prevenirea §i corectarea parasirii timpurii a §colii; 

2.3 Acces §i participare la FPC. 

Axa Prioritara 3 „Cre§terea adaptabilitatii lucratorilor §i a Tntreprinderilor" 

Obiectivul general: Promovarea culturii antreprenoriale, flexicuritatii §i adaptabilitatii prin 
sprijinirea fortei de munca §i a Tntreprinderilor competente, pregatite §i adaptabile. 

Domeniile majore de intervenfie : 

3.1 Promovarea culturii antreprenoriale; 

3.2 Formare §i sprijin pentru Tntreprinderi §i angajati pentru promovarea adaptabilitatii; 

3.3 Dezvoltarea parteneriatelor §i Tncurajarea initiativelor pentru parteneri sociali §i 
societatea civila. 

Axa Prioritara 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare" 

Obiectivul general: Cre§terea calitatii, eficientei §i transparentei serviciilor de ocupare furnizate 
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de Serviciul Public de Ocupare (ANOFM). 

Domeniile majore de intervenfie : 

4.1 Tntarirea capacita^ii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare; 

4.2 Formarea personalului propriu al SPO. 

Axa Prioritara 5 „Promovarea masurilor active de ocupare" 

Obiectivul general: Facilitarea integrarii pe piata muncii a §omerilor tineri §i a §omerilor de lunga 
durata, atragerea §i mentinerea unui numar mai mare de persoane pe piata muncii, inclusiv in 
zonele rurale §i sprijinirea ocuparii formale. 

Domeniile majore de intervenfie: 

5.1 Dezvoltarea §i implementarea masurilor active de ocupare; 

5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce prive§te 
dezvoltarea resurselor umane §i ocuparea fortei de munca. 

Axa Prioritara 6„Promovarea incluziunii sociale" 

Obiectivul general: Facilitarea accesului pe pia^a muncii al grupurilor vulnerabile §i promovarea 
unei societal inclusive §i coezive in scopul asigurarii bunastarii tuturor cetatenilor. 

Domeniile majore de intervenfie: 

6.1 Dezvoltarea economiei sociale; 

6.2 Tmbunataljirea accesului §i a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii; 

6.3 Promovarea egalitatii de §anse pe piata muncii; 

6.4 Initiative transnational pentru o piata inclusiva a muncii. 

Axa prioritara 7 „Asistenta tehnica" 

Obiectivul general: Acordarea de sprijin pentru procesul de implementare a POS DRU §i utilizarea 
eficienta a sprijinului financiar al Comunitatii §i a co-finantarii nationale, prin: 

• performanta §i calificare corespunzatoare la nivelul AM §i al Organismelor Intermediare; 

• utilizarea strategic^ a evaluarii; 

• coerenta intre actiuni, asigurarea compatibilitatii proiectelor cu politicile UE; 

• promovarea obiectivelor §i operatiunilor POS DRU. 

Domeniile majore de intervenfie: 

7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general §i evaluarea POS DRU; 

7.2 Sprijin pentru promovare §i comunicare POS DRU. 
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3. INFORMAJII NECESARE PENTRU SOLICITAREA UNEI FINANJARI 
NERAMBURSABILE IN CADRUL POSDRU 

3.1. Reguli §i criterii de eligibilitate 

3.1.1 Eligibilitatea solicitantilor §i a partenerilor 

(a) Reguli generale privind eligibilitatea solicitantilor 

• Solicitantul trebuie sa fie o organizatie legal constituita in Romania, persoana juridica, 
conform legisla^iei romane§ti aplicabile pentru fiecare categorie de persoana juridica 
desemnata ca fiind eligibila prin Conditiile specifice aplicabile pentru fiecare cerere de 
propuneri de proiecte §i Tn conformitate cu Documentul Cadru de Implementare a POSDRU. 

• Solicitantul are responsabilitatea finala pentru managementul §i implementarea proiectului 
conform prevederilor contractului de finantare; 

• Solicitantului NU i se poate acorda finantarea nerambursabila solicitata daca: 

se afla in stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare 
judiciara, are Tncheiate concordate, §i-a suspendat activitatea Tn ultimii 2 ani dinaintea depunerii 
cererii de finantare sau face obiectul unei proceduri Tn urma acestor situatii sau se afla Tn situatii 
similare Tn urma unei proceduri de aceea§i natura prevazute de legislate sau de reglementarile 
nationale. 

reprezentantii sai legali/structurile de conducere §i persoanele care asigura conducerea 
solicitantului au fost condamnati printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru un delict 
legat de conduita profesionala; 

reprezentantii sai legali/structurile de conducere §i persoanele care asigura conducerea 
solicitantului au comisTn conduita profesionala gre§eli grave, demonstrate prin orice mijloace, pe 
care autoritatea contractanta le poate justifica; 

se Tncadreaza, din punct de vedere al obligatiilor de plata restante la bugetele publice, Tntr- 
una din situatiile de mai jos: 

• obligatiile de plata nete depa§esc 1/12 din totalul obligatiilor datorate Tn ultimele 
12 luni, Tn cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agenda Nationala de 
Administrare Fiscala; 

• obligatiile de plata depa§esc 1/6 din totalul obligatiilor datorate Tn ultimul 
semestru, Tn cazul certificatului de atestare fiscala emis de autoritatile publice locale. 

reprezentantii sai legali/structurile de conducere §i persoanele care asigura conducerea 
solicitantului au fost condamnati printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru frauda, 
coruptie, participare la o organizatie criminala sau la orice alte activitati ilegale Tn detrimentul 
intereselor financiare ale Comunitatilor; 
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i se aplica o sancljiune administrativa Tn legatura cu declaratii false Tn furnizarea informatiilor 
solicitate de autoritatea contractanta, sau pentru faptul ca nu a furnizat acele informatii, sau Tn 
legatura cu faptul ca s-a constatat o Tncalcare grava a obligatiilor ce Ti revin Tn temeiul 
contractelor deja finantate. 

solicitantul §i partenerul/partenerii §i/sau reprezentantii lor legali/structurile de conducere 
a acestora §i persoanele care asigura conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se afla 
Tn situatia de conflict de interese sau incompatibilitate; 

se face vinovat de declaratii false Tn furnizarea informatiilor solicitate de 
AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil sau nu a furnizat aceste informatii; 

solicitantul sau partenerii se afla pe lista beneficiarilor exclu§i de la finantare Tn urma 
rezilierii contractelor de finantare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau 
refuza sa semneze contractul de finantare sau se afla Tn situatia de conflict de interese; 

daca informatiile prevazute Tn cererea de finantare nu corespund cu documentele suport 
depuse Tn etapa de contractare. Nu se admit justificari de tipul introducerii eronate a datelor. 

Baza legala de avut in vedere in situatia in care solicitantului NU i se poate acorda finantarea 
nerambursabila solicitata: REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 966/2012 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii si de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al 
Consiliului (art.106) 

Articolul 106 

((1) Sunt exclusi de la participarea la procedurile de achizitii candidatii sau ofertantii care: 

(a) se afla Tn stare de faliment sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare 
judiciara, au Tncheiat concordate judiciare, si-au suspendat activitatea economica sau fac obiectul 
unei proceduri Tn urma acestor situatii sau se afla Tn situatii similare Tn urma unei proceduri 
similare prevazute de legislatia sau de reglementarile nabonale; 

(b) acestia sau persoanele care au putere de reprezentare, decizie sau control asupra lor au fost 
condamnati printr-o hotarare cu valoare de res judicata a unei autoritab competente a unui stat 
membru pentru un delict legat de conduita lor profesionala; 

(c) au comis Tn conduita lor profesionala greseli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care 
autoritatea contractanta le poate justifica, inclusiv prin hotarari ale BEI si ale organizatiilor 
international; 

(d) nu si-au respectat obligatiile de plata a contributiilor de asigurari sociale sau de achitare a 
impozitelor Tn conformitate cu prevederile legale ale tarii Tn care sunt stabiliti sau ale tarii 
autoritatii contractante sau ale tarii unde se executa contractul; 

(e) acestia sau persoane cu putere de reprezentare, decizie sau control asupra lor au fost 
condamnati printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru frauda, corupbe, participare la o 
organizabe criminala, spalare de bani sau participare la orice alte activitab ilegale Tn detrimentul 
intereselor financiare ale Uniunii; 

(f) intra sub incidenta unei sancbuni administrative menbonate la articolul 109 alineatul (1). 
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Literele (a)—(d) de la primul paragraf nu se aplica in cazul achizitiei de bunuri in conditii deosebit 
de avantajoase fie de la un furnizor care Tsi lichideaza activitatea definitiv, fie de la administratori 
judiciari sau lichidatori Tn cazul unui faliment, prin intermediul unui concordat judiciar sau printr-o 
procedura similara, prevazuta de legislate nationals. 

Literele (b) si (e) de la primul paragraf nu se aplica Tn cazul Tn care candidate sau ofertantii pot 
demonstra ca au fost adoptate masuri corespunzatoare Tmpotriva persoanelor cu putere de 
reprezentare, decizie sau control care fac obiectul hotararii mentionate la litera (b) sau (e) de la 
primul paragraf. 

Articolul 107 

Criterii de excludere aplicabile atribuirilor 

(1) Nu se otribuie contracte candidatilor sau ofertantilor care, Tn timpul procedurii de achizitii 
aferente contractului respectiv: 

(a) se gasesc Tntr-o situatie de conflict de interese; 

(b) se fac vinovati de declaratii false Tn informatiile solicitate de autoritatea contractanta, ca o 
conditie de participare la procedura de achizitii sau nu au furnizat informatii respective; 

(c) se afla Tntr-una din situatiile de excludere de la procedura de achizitii mentionata la articolul 
106 alineatul (1). 

Articolul 109 

Sanctiuni administrative si financiare 

(1) Autoritatea contractanta poate impune sanctiuni administrative si/sau financiare: 

(a) contractantilor, candidatilor sau ofertantilor aflati Tn cazurile mentionate la articolul 107 
alineatul (1) litera (b); 

(b) contractantilor Tn cazul carora s-a constatat o medicare grava a obligatiilor ce le revin Tn 
temeiul contractelor finantate de la buget. 

Cu toate acestea, mai Tntai, autoritatea contractanta trebuie sa ofere Tntotdeauna persoanei 
respective posibilitatea de a-si prezenta observatiile. 

(2) Sanctiunile mentionate la alineatul (1) sunt proportionale cu importanta contractului si cu 
gravitatea abaterii, si pot consta Tn: 

(a) excluderea candidatului sau a ofertantului sau a contractantului Tn cauza de la contracte sau 
granturi finantate de la buget, pe o perioada maxima de zece ani; si/sau 

(b) plata unor sanctiuni financiare de catre candidat sau ofertant sau contractant, Tn limita valorii 
contractului respectiv.. 


(b) Reguli generale privind partenerii Tn cadrul cererilor de finanfare nerambursabila prin 
POSDRU 

Pentru depunerea unei cereri de finantare pute^i avea parteneri naponali $i/sau transnationali. 

• Partenerii nationali sunt organizatii cu personalitate juridica din Romania (exclusiv 
Persoane Fizice Autorizate, Tntreprinderi individuale sau echivalent) ce desfa§oara activitati 
relevante Tn cadrul proiectului §i au Tn obiectul de activitate al institutiei pe care o reprezinta §i 
activitatea/activita^ile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea 
referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabila sindicatelor, patronatelor §i asociatiilor 
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profesionale; 

• Partenerii nu trebuie sa se afle Tn situatiile de excludere prevazute in cadrul Regulilor 
generale privind eligibilitatea solicitantilor de mai sus; 

• Partenerii transnational! sunt organizatii cu personalitate juridica din statele membre ale 
Uniunii Europene exclusiv Romania (exclusiv echivalentul Persoanelor Fizice Autorizate sau alte 
entitati similare - angajati pe cont propriu, intreprinderi individual, etc), legal constituite Tn tara 
de origine, care desfa§oara activity relevante Tn cadrul proiectului §i au Tn obiectul de activitate 
§i activitatea/activitatile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea 
referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabila sindicatelor §i patronatelor din statele 
membre ale UE; 

• Partenerii nationali §i transnational! trebuie sa fie implicati cel putin Tn doua din cele trei 
aspecte prezentate mai jos: 

1 . Implementarea proiectului (fiecare partener implicat Tn aceasta etapa este 
responsabil de coordonarea anumitor activity din project §i/sau Tndeplinirea anumitor activity 
din project pentru atingerea rezultatelor corespondente activitatii din project sau setului de 
activitati pentru care sunt responsabili a§a cum rezulta din cererea de finantare §i acordul de 
parteneriat, asigurand totodata solutionarea eventualelor probleme aparute Tn implementarea 
proiectului; mai multi parteneri pot contribui la realizarea aceluia§i set de activitati; functiile §i 
activitatile proiectului nu sunt duplicate sau realizate Tn paralel, ci sunt realizate Tn comun). 
Partenerii pot fi implicati inclusiv Tn activitati legate de managementul general al proiectului; 

2. Furnizare de expertiza, resurse umane §i materiale - pentru implementarea 
proiectului partenerii pot furniza resurse umane (de exemplu expert pe termen lung §i/sau scurt), 
resurse materiale (de exemplu sali de curs, echipamente, etc) $i/sau expertiza (de exemplu studii, 
cercetari, analize, etc) necesare Tn vederea derularii activitati lor proiectului cum ar fi, de exemplu, 
activitati le legate de managementul general al proiectului, achizitii publice, informare §i 
publicitate, etc, conform cererii de finantare §i acordului de parteneriat. 

Nu este permis ca activitati le ce revin liderului de parteneriat, Tn conformitate cu prevederile 
Acordului de parteneriat §i a Cererii de finantare, sa fie desfa§urate de catre expertii 
Partenerului/ Partenerilor sau vice-versa. Cu alte cuvinte, rolurile §i responsabiltatile ce le revin 
fiecarui Partener, inclusiv liderul de parteneriat, vor fi Tndeplinite prin utilizarea de resurse umane 
proprii §i /sau externalizare de activitati. 

Solicitantul va purta responsabilitatea finala Tn fata AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil pentru 

implementarea si managementul proiectului. 

3. Finanfarea proiectului (partenerii pot contribui financiar la realizarea proiectului 
prin asigurarea unei parti sau a intregii contribute minime a solicitantului). 

Autoritatile sau institutiile finantate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entitati din 
sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri transparente §i nediscriminatorii privind 
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alegerea partenerilor din sectorul privat, conform prevederilor O.U.G. 64/2009 cu modificarile §i 
completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009 §i ale Normelor 
metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenta. 

ART. 35, alin (4),- (7) din H.G. nr.218/2012 

(4) Alegerea partenerilor este in exclusivitate de competenta autoritatii/institutiei/organiza^iei 
care are calitatea de lider al parteneriatului, in cazul in care aceasta initiaza stabilirea 
parteneriatului. 

(5) Autorita^ile/Institu^iile finantate din fonduri publice au obliga^ia de a face publica intentia 
de a stabili un parteneriat cu entitalji private in vederea implementarii unui proiect finantat din 
instrumente structurale, menljionand totodata principalele activity ale proiectului §i condi^iile 
minime pe care trebuie sa le Tndeplineasca partenerii. 

(6) Tn cazul parteneriatelor stabilite cu entita^i din sectorul privat magistrate fiscal in Romania, 
procedura transparent^ §i nediscriminatorie privind alegerea partenerilor din sectorul privat 
prevazuta la art. 24 din Ordonanta se considera Tndeplinita numai daca liderul face dovada 
Tndeplinirii prevederilor alin. (5) prin intermediul canalelor media cu acoperire naljionala sau prin 
internet §i demonstreaza ca a ales partenerii dintre entitatile private care au raspuns anuntului 
public. 

(7) Tn cazul parteneriatelor stabilite cu entitalji din sectorul privat magistrate fiscal Tn alte state 
membre ale Uniunii Europene, procedura transparent^ §i nediscriminatorie privind alegerea 
partenerilor din sectorul privat, prevazuta la art. 24 din Ordonanta, se considera Tndeplinita 
numai daca liderul face dovada ca partenerii au fost selectalji dintre organizatiile care au domenii 
de activitate Tn concordant cu obiectivele specifice ale proiectului. 

Pentru a fi considera^ eligibili, Tn calitate de solicitanfi §i parteneri trebuie sa respecta^i toate 
regulile menfionate anterior. 

Categoriile de solicitanfi eligibili §i parteneri eligibili (dupa caz) sunt prevazute Tn Ghidul 
Solicitantului - Condifii Specifice corespunzatoare fiecarei cereri de propuneri de proiecte. 


(c) Capacitatea financiara §i operafionala 

Tn conformitate cu prevederile DCI POSDRU, solicitantul §i partenerii acestuia trebuie sa 
demonstreze ca au capacitate financiara §i operationala. 

Capacitatea financiara §i operationala a fiecaruia dintre membrii parteneriatului va fi evaluata 
avand Tn vedere informa^iile furnizate Tn cererea de finantare (experienta sau expertiza Tn 
domeniul proiectelor", „Cifra de afaceri/venituri totale"), Tn raport cu resursele puse la dispozi^ie 
sau resursele necesare pentru implementarea proiectului, conform cererii de finantare §i 
acordului de parteneriat. 
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Tn situatia Tn care datele declarate Tn cererea de finantare sunt incorecte, ca urmare a unei erori 
umane intentionate sau neintentionate, iar cererea de finantare este respinsa pe baza datelor 
a§a cum au fost declarate de solicitant, nu se accepta contestarea deciziei de respingere. 

Tn situatia Tn care datele declarate Tn cererea de finantare nu corespund cu informatiile din 
documentele justificative prezentate la semnarea contractului, decizia de finantare poate fi 
revocata iar AMPOSDRU / OIPOSDRU responsabil poate decide excluderea solicitantului de la 
participarea la depunerea de finantare pentru o perioada de maxim 2 ani. 

AMPOSDRU / OIPOSDRU responsabil T§i rezerva dreptul de a restrictiona conditiile de eligibilitate 
pentru capacitatea financiara §i operational^ prin prevederile din Ghidul Solicitantului - Conditii 
Specifice. 

A. Capacitatea financiara si operational^ se defineste ca valoare maxima a asistentei financiare 
nerambursabile pe care poate sa o obdna fiecare membru al parteneriatului Tn funde de tipul 
organizadei pe care o reprezinta. 

Capacitatea operaponala a parteneriatului 

Exemplu recomandat: 

ani de experienta minima Tn domeniul proiectelor pentru care se solicita finantare / 
proiecte similare implementate anterior 


Criteriu grila Faza A - ani de experienta 

Cel putin unul din membrii parteneriatului a mai implementat 1 proiect cu finantare 
nerambursabila_ 

_ SAU _ 

Cel putin unul din membrii parteneriatului are experienta sau expertiza de cel putin 6 
luni Tn domeniul proiectului 


Capacitatea financiara a parteneriatului 

Se stabileste ca valoare maxima a finantarii nerambursabile care poate fi accesata de fiecare 
organizade din cadrul parteneriatului Tn funcde de tipul organizadei. 


1. Institutii publice 

Nu se evalueaza cifra de afaceri 

2. ONG cu vechime mai mare de 1 an 

Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe 
ultimii 3 ani (n-1, n-2 §i n-3) conform bilantului contabil depus SAU maxim 30% din valoarea 
asistentei financiare nerambursabile totale 
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3. SRL cu vechime mai mare de 1 an 

Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de 
afaceri/suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 §i n-3) 1 conform bilantului contabil 
depus SAU maxim 30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale 

4. ONG cu vechime mai mica de 1 an 

Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistentei 
financiare nerambursabile totale 

5. SRL cu vechime mai mica de 1 an 

Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistentei 
financiare nerambursabile totale 


Exemplu 


Nr. 

crt. 

Tip solicitant / 
partener* 

Modalitate de calcul 

Exemplu 1 

Exemplu 2 

1 

Institute publica 

Nu se evalueaza cifra de 

afaceri 

Asistenta 

financiara 

nerambursabila 

solicitata = 40.000 

euro 

Asistenta 

financiara 

nerambursabila 

solicitata = 

60.000 euro 

2. 

ONG cu vechime mai mare de 1 an 

2.1 

ONG cu vechime 

mai mare de 1 an 

Valoarea asistentei 

financiare nerambursabile 

solicitate = maxim suma 
veniturilor totale (n-1, n-2 
§i n-3) 

n-1 = 30.000 EUR 

n-2 = 20.000 EUR 

n-3 = 20.0000 EUR 

Asistenta 

financiara 

nerambursabila 

solicitata : maxim 

70.000 EUR 


2.2 

ONG cu vechime 

mai mare de 1 an 

Valoarea asistentei 

financiare nerambursabile 

solicitate = maxim 30% 

din valoarea asistentei 

financiare nerambursabile 

totale 


Asistenta 

financiara 

nerambursabila 

solicitata: maxim 

30% din 300.000 

euro 

3 

SRL cu vechime ma 

mare de 1 an 

3.1 

SRL cu vechime 

mai mare de 1 an 

Valoarea asistentei 

financiare nerambursabile 

solicitate = maxim suma 

cifrelor de 

afaceri/veniturilor totale 
(n-1, n-2 si n-3) 

n-1 = 25.000 EUR 

n-2 = 20.000 EUR 

n-3 = 25.000 EUR 

Asistenta 

financiara 



1 Aplicantul va lua in considerare varianta cea mai avantajoasa. 


16 






















UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI Fondul Social European Instrumente Structural® 

POSDRU 2007-2013 2007-2013 





nerambursabila 

solicitata: maxim 

70.000 EUR 


3.2 

SRL cu vechime 

mai mare de 1 an 

Valoarea asistentei 

financiare nerambursabile 

solicitate = maxim 30% 

din valoarea asistentei 

financiare nerambursabile 

totale 


Asistenta 

financiara 

nerambursabila 

solicitata: maxim 

30% din 300.000 

euro 

4 

ONG cu vechime 

mai mica de 1 an 

Valoarea asistentei 

financiare nerambursabile 

solicitate = maxim 20% 

din valoarea asistentei 

financiare nerambursabile 

totale 

Asistenta 

financiara 

nerambursabila 

solicitata : maxim 

20% din 300.000 

euro 

Asistenta 

financiara 

nerambursabila 

solicitata: maxim 

20% din 300.000 

euro 

5 

SRL cu vechime 

mai mica de 1 an 

Valoarea asistentei 

financiare nerambursabile 

solicitate = maxim 20% 

din valoarea asistentei 

financiare nerambursabile 

totale 

Asistenta 

financiara 

nerambursabila 

solicitata : maxim 

20% din 300.000 

euro 


6 

Total 

(1+2+3+4+5) 
300.000 euro 


S = 40.000 euro 

PI = 70.000 euro 

P2 = 70.000 euro 

P3 = 60.000 euro 

P4 = 60.000 euro 

S = 60.000 euro 

PI = 90.000 euro 

P2 = 90.000 euro 

P3 = 60.000 euro 

Total = 300.000 

euro 

Total = 300.000 

euro 


* se calculeaza pentru fiecare membru al parteneriatului, raportat la valoarea angajata de fiecare 
din bugetul total al proiectului. 


B. Capacitatea financiara si operational^ se verifica pe Tntreg parteneriatul constituit pentru 
implementarea proiectului, sub urmatoarele aspecte: 

- valoarea maxima a asistentei financiare nerambursabile pentru un proiect este suma valorii 
asistentei financiare nerambursabile pe care poate sa o obtina fiecare membru al 
parteneriatului, conform punctului A de mai sus; 

- in situatia in care cel putin un membru al parteneriatului nu Tndeplineste conditia de capacitate 
financiara definita la punctul A de mai sus, parteneriatul este considerat lipsit de capacitate 
financiara. 


(d) Conflictul de interese 
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Va rugam sa aveti in vedere cu prioritate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 
66/2011 privind prevenirea, constatarea §i sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea §i 
utilizarea fondurilor europene §i/sau a fondurilor publice naljionale aferente acestora. Conform 
art.11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 solicitantul va fi exclus din procedura 
de selectie daca se constata ca in procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 
finantare au participat persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul 
subscris al unuia dintre solicitanti sau care fac parte din consiliul de administratie/organul de 
conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanti; au calitatea de sot/sotie, ruda sau afin 
pana la gradul al doilea inclusiv cu persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din 
capitalul subscris al unuia dintre solicitanti ori care fac parte din consiliul de 
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanti; persoane 
despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe 
parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare. 

Reprezinta conflict de interese orice situate care Tmpiedica solicitantul/partenerii sau 
AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat de a avea o atitudine profesionista, obiectiva §i impartial^, sau 
care le Tmpiedica sa execute activitatile prevazute Tn cererea de finantare sau Tn reglementarile 
specifice Tntr-o maniera profesionista, obiectiva §i impartial^, din motive referitoare la familie, 
viata personala, afinitati politice sau nationale, interese economice sau orice alte interese. 
Interesele anterior mentionate includ orice avantaj pentru persoana Tn cauza, sotul/sotia sau o 
ruda ori un afin, pana la gradul 2 inclusiv. Solicitantii de finantare nerambursabila se obliga sa 
Tntreprinda toate diligentele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau existenta 
oricarei incompatibilitati §i sa informeze cu celeritate, Tn scris, AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat Tn 
legatura cu orice situate care da na§tere sau este posibil sa dea na§tere unui astfel de conflict. 
Dispozitiile mentionate se aplica personalului solicitantului de finantare 
nerambursabila/partenerilor/ subcontractantilor, precum §i personalului AMPOSDRU/OIPOSDRU 
delegat, dupa caz. Tn aceste situatii, AMPOSDRU/OI POSDRU responsabil poate impune sanctiuni 
administrative sau financiare. 

Cu toate acestea, mai Tntai, AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil trebuie sa ofere Tntotdeauna 
persoanei fizice sau juridice respective posibilitatea de a prezenta propriile observatii. Sanctiunile 
sunt proportionale cu importanta contractului §i cu gravitatea abaterii, §i pot consta Tn: 

i) excluderea candidatului sau a ofertantului sau a contractantului Tn cauza de la 
contracte sau granturi finantate de la buget, pe o perioada maxima de zece ani 
§i/sau 

ii) plata unor sanctiuni financiare de catre candidat sau ofertant sau contractant, Tn 
limita valorii contractului Tn cauza. 

Membrii parteneriatului vor lua toate masurile necesare pentru a evita riscul rezilierii contractului 
din culpa oricaruia dintre membrii parteneriatului Tncheiat pentru implementarea proiectului. 
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AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil vor analiza situatiile individuale care au dus la rezilierea 
contractelor de finantare nerambursabila §i vor decide daca rezilierea s-a produs din motive 
obiective sau din cauze imputabile parteneriatului, solicitantului sau partenerilor. 

Tn cazul in care Beneficiarul refuza nemotivat sa semneze contractul de finantare sau contractul 
de finantare este reziliat din culpa Beneficiarului sau a oricaruia din membrii parteneriatului 
Tncheiat pentru implementarea proiectului, mentionati in Acordul de parteneriat anexa a 
contractului de finantare, beneficiarul sau membrii parteneriatului (individual sau ca ansamblu al 
parteneriatului) pot fi exclu§i, prin decizie scrisa §i motivata a AM/OI POSDRU, de la participarea 
la alte cereri de propuneri de proiecte §i de la acordarea finantarii nerambursabile pentru o 
perioada de 2 (doi) ani. 

Tn cazul identificarii unui conflict de interese sau unei incompatibilitati, AMPOSDRU/OIPOSDRU 
delegat T§i rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate de solicitant/beneficiar sunt potrivite 
§i are dreptul de a impune solicitantului/beneficiarului sa ia masuri suplimentare, daca este 
necesar, pentru evitarea conflictului de interese sau situatiilor de incompatibilitate, Tnainte de 
semnarea contractului de finantare, de a inceta contractarea sau de a rezilia contractul de plin 
drept, fara punere Tn intarziere, fara interventia unui tribunal arbitral/unei instante judecatore§ti 
§i fara indeplinirea altor formalitati, cu exceptia transmiterii catre Beneficiar a unei simple 
informari cu privire la rezilierea Contractului. 


3.1.2 Eligibilitatea proiectului 

Verificarea eligibilitatii proiectului se realizeaza pe baza unor criterii eliminatorii specificate in 
grila aferenta Fazei A prevazuta ca anexa la Ghidul Solicitantului - Conditii specifice. 

Se vor evalua aspecte legate de eligibilitatea activitatilor, eligibilitatea grupului tinta, rezultatele 
propuse, indicatori, buget §i implementare proiect. 

Criteriile vor fi stabilite in Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice, cu privire la indicatorii de 
program aferenti fiecarui DMI, dimensiunea grupului tinta sau alte criterii relevante. 

Tn cazul Tn care Tn cererea de finantare se regasesc activitati cu caracter transnational, acestea 
vor fi considerate ca fiind eligibile Tn conditiile urmatoare: 

• sunt relevante pentru proiect, este prezentat impactul §i beneficiul direct §i real asupra 
grupului tinta §i au loc in tarile din care provin partenerii transnational! sau in statele UE in care 
partenerii transnational! au deschise filiale/sucursale sau membri cu personalitate juridica; 

• in cazul in care nu exista partener/ parteneri transnationali, sunt activitati care au legatura 
directa cu atingerea obiectivelor proiectului, asigurand beneficii reale pentru grupul tinta; 

Daca cererea de finantare prevede activitati transnational, se va specifica in ce stat 
membru/state membre au loc aceste activitati. 
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Reguli specifice privind eligibilitatea/neeligibilitatea activitatilor cu caracter transnational sunt 
stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice pentru fiecare apel de propuneri de 
proiecte. 

AMPOSDRU/OI responsabil poate declara neeligibile cheltuielile care privesc activitati cu caracter 
transnational pentru care beneficiarul NU justified temeinic legatura DIRECTA a activitatilor 
pentru care s-au efectuat cheltuielile cu obiectivul proiectului. 

Cererile de finantare nerambursabila nu pot include activitati care fac obiectul schemelor de 
ajutor de stat. Proiectele care includ activitati de aceasta natura vor fi respinse in cadrul 
procesului de evaluare §i selectie. 


3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor 

Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor 

Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie sa Tndeplineasca in mod cumulativ urmatoarele condipi : 

• sa fie efectiv platita de catre beneficiar de la data intraii in vigoare a contractului de 
finantare sau de la data mentionata in contractul de finantare ; 

• sa fie prevazuta in bugetul proiectului; 

• sa fie in conformitate cu principiile unui management financiar riguros, avand in vedere 
utilizarea eficienta a fondurilor §i un raport optim cost-eficienta; 

• sa fie Tnregistrata in contabilitatea Beneficiarului/Partenerului/Partenerilor, sa fie 
identificabila, verificabila §i sa fie dovedita prin facturi, in conformitate cu prevederile legislatiei 
nationale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie; 

• sa nu fi facut obiectul altor finantari publice; 

• sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei nationale §i comunitare §i cu prevederile 
contractului de finantare; 

• sa fie mentionata in lista cheltuielilor eligibile prevazuta in Ghidul Solicitantului - Conditii 
Specifice pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte 

Urmatoarele tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile: 

• TVA deductibila (recuperabila) potrivit legii; taxa pe valoarea adaugata pentru entitatile 
care nu se Tncadreaza la art 11 A 1(3) din Hotararea nr.1135 din 09 noiembrie 2011 de 
modificare a HG 759 din 2007; 

• dobanda §i alte comisioane aferente creditelor; 

• cheltuielile colaterale care intervin intr-un contract de leasing; 
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• achizitia de echipamente, mobilier, autovehicule, infrastructure, teren §i alte imobile, cu 
exceptia celor care pot fi Tncadrate la categoria „Cheltuieli de tip FEDR 

• achizitia de echipamente second-hand; 

• cheltuielile pentru locuinte; 

• amenzi, penalitati §i cheltuieli de judecata; 

• costurile pentru operarea obiectivelor de investitii; 

• contribute ' n natura; 

• cheltuielile cu personalul implicat Tn implementarea proiectului, care depa§esc 
plafoanele maxime de referinta precizate in prezentul Ghid. 

Baza Legala: A. REGULAMENTUL (CE) NR. 1081/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL 
CONSILIULUI din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European si de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1784/1999 (art.ll). 

B. HOTARARE Nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 
Tn cadrul operafiunilor finanfate prin programele operational (modificata prin: Hotararea 
Guvernului nr. 491/2008, Hotararea Guvernului nr. 802/2011, Hotararea Guvernului nr. 
1135/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare 

C. ORDIN Nr. 1117/2170 din 17 august 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate §i a listei 
cheltuielilor eligibile Tn cadrul operafiunilor finanfate prin Programul operational sectorial 
"Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013" (art. 3, art. 8) 


3.1.4. Plafoanele maxime de referinta ale cheltuielilor cu personalul 

1. Reguli generale de decontare a cheltuielilor cu personalul 

1.1 Pentru evidenta corecta a personalului, beneficiarii vor Tntocmi §i actualiza ori de cate ori este 
necesar lista expertilor implicati Tn implementarea proiectului. 

Beneficiarul va completa lista expertilor pentru tod expertii angajab. 

1.2 In vederea justificarii activitatilor derulate, expertii implicati in realizarea proiectului, 
respectiv cei din echipa de implementare si cei din echipa de management, vor Tntocmi lunar fise 
de pontaj si rapoarte de activitate. Expertii externalizati nu au obligatia de a depune lunar fise de 
pontaj si rapoarte de activitate. 

Modelele fisei de pontaj si a raportului de activitate vor fi puse la dispozitia beneficiarilor de catre 
Autoritatea de Management. 

Fisele de pontaj si rapoartele de activitate ale expertilor se supun avizarii managerului de proiect. 

1.3 Tn cazul Tn care activitatea zilnica este efectuata partial, decontarea se va determina in baza 
retributiei echivalente pe ora, luand ca punct de referinta ziua de lucru de opt ore §i o medie de 
21 de zile lucratoare pe luna, astfel ca remuneratia lunara se calculeaza proportional in raport cu 
timpul lucrat. 


21 




UNIUNEA EUROPEANA 


GUVERNUL ROMANIEI 


Fondul Social European 
POSDRU 2007-2013 


Instrumente Structurale 
2007-2013 


2. Niveluri maximale ele remunerarii personalului din cadrul echipei de management 

2.1 Nivel de remunerare - manager project 


Plafon maxim de decontare/experienta 
profesionale 

< 5 ani 

5-10 ani 

>10 ani 

Remunerare maxima lunara 

11000 lei 

12500 lei 

14000 Lei 


2.2 Nivel de remunerare - specialist ( de ex., responsa 

ail financiar, consilier juridic) 

Plafon maxim de decontare/experienta 
profesionale 

< 3 ani 

3-7 ani 

>7 ani 

Remunerare maxima lunara 

8500 Lei 

10000 Lei 

12000 Lei 


2.3 Nivel de remunerare - personal suport (de ex., asistent manager) 


Plafon maxim de decontare/experienta profesionale 

< 2 ani 

2 ani si 
peste 

Remunerare maxima lunara 

5500 Lei 

7000 Lei 


3. Niveluri maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare 
3.1 Nivel de remunerare pentru expertiza international 


Plafon maxim de decontare/experienta 
profesionale 

< 5 ani 

5-10 ani 

>10 ani 

Remunerare maxima lunara 

11000 Lei 

12500Lei 

14000 Lei 


3.2 Nivel remunerarea pentru expertiza nationala 


Plafon maxim de decontare/experienta 
profesionale 

< 5 ani 

5-10 ani 

>10 ani 

Remunerare maxima lunara 

7000 Lei 

9500 Lei 

12000 Lei 


4. Niveluri maximale ale remunerarii personalului administrativ si auxiliar 
4.1 Nivel de remunerare a personalului administrativ si auxiliar 


Plafon maxim de decontare lunara 

< 3 ani 

3 ani si 
peste 

Personal administrativ si auxiliar 

4000 Lei 

5500 Lei 


Plafoanele prezentate mai sus reprezinta valori maxime rambursabile de catre AMPOSDRU, atat 
pentru expertii proprii (angajati) cat §i pentru expertii externalizati (subcontractati), reprezentand 
remunerate neta §i contributiile/taxele aferente (fara contributiile angajatorului). 
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Taxele §i contributiile angajatorului reprezinta cheltuieli eligibile in cadrul POSDRU dar nu sunt 
incluse Tn aceste plafoane maximale de referinta. 

Tn situatia Tn care, Tn cadrul bugetului proiectului, nu se mentioneaza explicit norma de Tncadrare 
(de tipul numar de ore/zi sau numarul de ore/luna) a unui expert angajat Tn cadrul proiectului 
(echipa de management sau echipa de implementare), se va considera ca expertul Tn cauza este 
Tncadrat cu norma Tntreaga de lucru, respectiv 8 ore/zi, 21 de zile lucratoare pe luna. 

Limita zilnica maxima care poate fi decontata per expert trebuie sa se incadreze in limita maxima 
de 12 ore/zi, 60 ore/saptamana reprezentand ore lucrate in proiecte finantate din Fondul Social 
European - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane inclusiv norma de 
baza, stabilite prin contractele Tncheiate. Tot ce depaseste aceasta limita nu se va deconta din 
POS DRU. 

Pentru persoanele angajate (raporturi de munca sau raporturi de serviciu) sunt eligibile inclusiv 
cheltuielile cu concediul de odihna al salariatilor implicate corespunzator timpului efectiv lucrat 
pentru angajator Tn implementarea proiectului cu respectarea prevederilor Codului Muncii §i 
legisla^iei nationale aplicabile. 

Tn Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice pot fi incluse conditii de diminuare a acestor plafoane, 
plafonari procentuale - raportate la valorea totala eligibila a proiectului - pentru valoarea 
cheltuielilor cu personalul implicat Tn implementarea proiectului (echipa de management §i/sau 
echipa de implementare) sau cerinte suplimentare privind justificarea salariilor stabilite Tn 
proiect, Tn functie de condi^iile de implementare specifice fiecarui domeniu major de interventie 
(activity specifice, tipuri §i marimea grupului tinta, rezultate §i indicatori, etc). 
Solicitantii/Partenerii institute publice §i/sau structuri/entitati finantate integral sau partial din 
bugetul de stat, vor aplica, pentru salarizarea expertilor proprii (angajati) actele normative Tn 
vigoare privind plata persoanelor implicate in proiect. 

Tn calitate de solicitant veti include Tn buget, pentru resursele umane, cheltuieli pe care le puteti 
sustine Tn Tntreaga perioada de implementare a proiectului §i Tn conformitate cu legislate 
nationala aplicabila pentru salarizarea personalului implicat Tn proiect. 

Tn conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 66 din 29 iunie 2011 privind 
prevenirea, constatarea §i sanctionarea neregulilor aparute Tn obtinerea §i utilizarea fondurilor 
europene §i/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, autoritatile cu competente Tn 
gestionarea fondurilor europene au obligatia, printre altele, a „Tntreprinderii masurilor necesare 
pentru a se asigura atat de rezonabilitatea valorilor cuprinse Tn bugetele orientative din 
contractele/acordurile/ordinele/deciziile de finantare, de realitatea §i regularitatea ofertelor 
prezentate Tn cadrul procedurilor de achizitie utilizate, cat §i de rezonabilitatea preturilor cuprinse 
Tn contractele de achizitii de lucrari, bunuri §i servicii". 

Conform Hotararii Guvernului nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 
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„analiza rezonabilitatii valorilor cuprinse Tn bugetele orientative care vor sta la baza contractelor/ 
acordurilor/ordinelor/deciziilor de finantare reprezinta: 

a) o analiza bazata pe principiul utilizarii eficiente a fondurilor europene §i/sau a fondurilor 
publice aferente acestora, respectiv al asigurarii unui raport corect Tntre rezultatul obtinut §i 
resursele financiare alocate; §i 

b) o analiza a corectitudinii estimarii resurselor financiare necesare pentru realizarea proiectului 
propus a fi finanljat din fonduri europene". 

Modalitatile de realizare a analizei prevazute mai sus sunt urmatoarele: 

a) analizarea justificarii/fundamentarii valorii solicitate la finantare, care sa cuprinda preturile 
orientative ce au stat la baza acestei fundamental §i/sau o analiza cost-beneficiu detaliata, 
pentru proiectele care au la baza o analiza cost/beneficiu; 

b) verificarea rezonabilitatii preturilor din bugetul orientativ prin consultarea bazelor de date 
existente pe internet §i/sau prin solicitarea efectiva de oferte de pret de la firme de specialitate; o 
alternativa a acestei metode este aceea de a solicita potentialului beneficiar sa furnizeze aceste 
oferte de pret, situate Tn care realitatea §i regularitatea acestor oferte sunt verificate de catre 
autoritatea cu competente Tn gestionarea fondurilor europene; de asemenea, se pot aplica §i alte 
metode identificate §i stabilite prin procedurile autoritatilor cu competente Tn gestionarea 
fondurilor europene. 

[...] Tn cazul Tn care se constata ca bugetul prevazut la alin. (1) nu este fundamentat Tn mod 
adecvat, respectiv ca valorile cuprinse Tn acesta nu sunt sustinute de o justificare corecta nici Tn 
ceea ce prive§te nivelul preturilor utilizate §i nici Tn ceea ce prive§te raportul dintre investitia 
realizata §i rezultatul a§teptat, se solicita beneficiarului o mic§orare corespunzatoare a bugetului 
orientativ". 

Detalii privind eligibilitatea proiectului, respectiv activitatile, categoriile de grupuri tinta §i 
cheltuielile eligibile sunt prevazute Tn Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice aferente fiecarei 
cereri de propuneri de proiecte. 


3.2. Echipa de management si de implementare a proiectului. 

Structura organizationala a proiectului cuprinde atat rolurile care au ca obiectiv coordonarea 
proiectului (managementul de proiect), cat §i pe cele care vor realiza efectiv livrabilele proiectului 
(echipa de implementare). 

Managementul proiectului trebuie sa acopere cel putin urmatoarele domenii/functiuni: 

coordonarea generala a proiectului; 

coordonarea financiara a proiectului (Tnregistrari contabile, raportari financiare); 
realizarea achizitiilor aferente proiectului. 
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Managementul proiectului poate fi externalizat (subcontractat) de catre beneficiar. Tn situatia 
in care solicitantul intentioneaza sa externalizeze (subcontracteze) servicii de management al 
proiectului, dupa semnarea contractului de finantare, acesta va prezenta Tn cererea de finantare: 

- cerin^ele minime (experienta similara, expertiza etc) pe care solicitantul le va cere prin 
documentatia de achizitie a serviciilor de management al proiectului; 

- activitatile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de 
management al proiectului; 

- modul Tn care solicitantul §i persoanele angajate ale acestuia vor asigura 
verificarea/monitorizarea activita^ii contractorului care va furniza servicii de management al 
proiectului. 

Cheltuielile aferente managementului de proiect, cuprinse la capitolul bugetar „Resurse umane" 
(cheltuieli aferente echipei de management ) sau la capitolul bugetar „Alte tipuri de costuri" 
(cheltuieli aferente externalizarii managementului de proiect) se vorTncadra Tntr-un procent din 
valoarea eligibila a proiectului, care este stabilit Tn Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice. 


3.2.1 Managerul de proiect 

Managerul de proiect trebuie sa Tndeplineasca urmatoarele cerinte minime: 

• calificari §i abilitafi: studii superioare finalizate §i competente specifice managementului 
de proiect dobandite Tn urma unor cursuri/studii de specialitate §i/sau sa demonstreze 
experienta Tn management de proiect prin documente relevante (recomandari, 
adeverinte, contracte); 

• experien0 profesionala generala: min. 5 ani experienta profesionala generala; 

• experienfa profesionala specified : min. 3 ani experienta profesionala specified Tn 
domeniul gestionarii §i/sau implementarii unui proiect. 

Managerul de proiect va fi angajat pe baza de contract de munca/raport de serviciu sau 
externalizat pe baza unui contract de prestari servicii (subcontractare). Cheltuielile cu managerul 
de proiect se fundamenteaza Tn bugetul estimat al proiectului la capitolul bugetar „Resurse 
umane" sau la capitolul bugetar „Alte tipuri de costuri" daca este externalizat(subcontractat). 

3.2.2 Responsabilul financiar 

Responsabilul financiar trebuie sa Tndeplineasca urmatoarele cerinte minime: 

• calificari §i abilitafi: licentiat al unei university cu profil economic sau tehnic 

• experienfa profesionala generala : min. 5 ani experienta profesionala generala 

• experienfa profesionala specified : min. 3 ani experienta profesionala specified Tn 
domeniul financiar 

Responsabilul financiar va fi angajat pe baza de contract de munca/raport de serviciu sau 
externalizat pe baza unui contract de prestari servicii (subcontractare). Cheltuielile cu 
responsabilul financiar se fundamenteaza Tn bugetul estimat al proiectului la capitolul bugetar 
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„Resurse umane" sau la capitolul bugetar „Alte tipuri de costuri", daca este externalizat 
(subcontractat). 

Cerintele minime la care se adauga atributiile §i responsabilitatile fiecarui membru al echipei de 
management vor fi detaliate in cererea de finantare la sectiunea „Managementul proiectului". 

3.2.3 Expertii responsabili pentru realizarea activitafilorTn cadrul proiectului 

Expertii responsabili pentru realizarea activitatilor Tn cadrul proiectului pot fi: 

expert pe termen lung (responsabili pentru realizarea unei/unor activity in cadrul 
proiectului pentru o perioada de minim 6 luni consecutive) sau 

expert pe termen scurt (responsabili pentru realizarea unei/unor activity Tn 
cadrul proiectului pentru o perioda de maxim 6 luni consecutive). 

Prin exceptie de la prevederile mai sus menljionate, un expert pe termen scurt nu poate fi 
reangajat Tn cadrul proiectului, la expirarea perioadei initiale, tot pe o pozitie de expert pe 
termen scurt, indiferent daca reangajarea presupune aceleasi responsabilitati sau responsabilitati 
diferite. 0 persoana care a fost angajata ca expert pe termen scurt poate fi reangajata Tn cadrul 
proiectului cu conditia notificarii ca expert pe termen lung, cu exceptia membrilor nominalizati Tn 
comisiile de examinare Tn conformitate cu prevederile legislative aplicabile . 

Expertii pe termen lung pot lucra Tn cadrul proiectului sub urmatoarele forme: 

angajati pe baza de contract individual de munca/raport de serviciu - decontare la 
capitalul bugetar Resurse umane (salarii); 

externalizati pe baza unui contract de prestari servicii (subcontractare) - Tn 
conformitate cu legislate aplicabila privind achizitiile efectuate Tn cadrul 
proiectului. 

Expertii pe termen scurt pot lucra Tn cadrul proiectului sub urmatoarele forme: 

angajati pe baza de contract de munca/raport de serviciu - decontare la capitalul 
bugetar Resurse umane (salarii); 

angajati Tn baza prevederilor Codului civil (art. 1766 C.civil - art. 1771 c. civ., sau 
art. 1851 C. civ.- art. 1880 c.civ.) - decontare la capitalul bugetar Resurse umane 
(onorarii) 

externalizati pe baza unui contract de prestari servicii (subcontractare) - Tn 
conformitate cu legislate aplicabila privind achizitiile efectuate Tn cadrul 
proiectului. 

Expertii din echipa de implementare nu desfasoara activitati de management de proiect si nu au 
atributii Tn acest sens. 
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Cheltuielile cu expertii pe termen lung §i scurt se fundamenteaza in bugetul estimat al proiectului 
la capitolul bugetar „Resurse umane" sau la capitolul bugetar „Alte tipuri de costuri", daca sunt 
externalizati (subcontractati). 

Tn cazul expertilor pe termen lung sau scurt ai unui partener transnational care in baza formei de 
angajare sunt obligati sa emita factura catre partenerul transnational respectiv, cheltuielile 
aferente vor fi solicitate spre decontare de la capitolul bugetar „Alte tipuri de costuri". Pentru 
selectia expertilor in cauza, partenerul transnational va respecta prevederile legislatiei existente 
in tara de provenienta a acestuia. 

Activitatile de tip management de proiect nu trebuie sa fie duplicate/ dublate/ suprapuse/ 
completate de activitati le desfasurate de echipa de implementare. 


3.3 Servicii de expertiza contabila §i de audit financiar 

Pentru asigurarea calitatii cererilor de rambursare depuse pe parcursul implementarii proiectului 
precum §i a corectitudinii cheltuielilor efectuate sunt necesare serviciile asigurate de un expert 
contabil/ contabil autorizat §i a unui auditor financiar independent. 

3.3.1 Expert contabil/contabil autorizat 

Beneficiarul trebuie sa tina o evidenta contabila analitica distincta a Proiectului, utilizand conturi 
analitice distincte pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea 
Proiectului Tn conformitate cu dispozitiile legale. 

Certificarea completitudinii, corectitudinii §i realitatii informatiilor continute Tn cererile de 
rambursare, precum §i a Tnregistrarii Tn sistemul contabil a tuturor operatiunilor declarate Tn 
cererile de rambursare, va fi efectuata de un expert contabil/contabil autorizat. 

Tnregistrarile contabile aferente proiectului vor fi verificate de catre un expert contabil Tn 
conditiile legii, care va semna, va parafa §i va data documentele contabile aferente operatiunilor 
din cadrul proiectului. 

Pentru certificarea completitudinii, corectitudinii §i realitatii informatiilor continute Tn cererile de 
rambursare, precum §i a Tnregistrarii Tn sistemul contabil a tuturor operatiunilor declarate Tn 
cererile de rambursare, evidenta cheltuielilor generata de aplicatia ActionWeb va fi §tampilata §i 
semnata de catre expertul contabil/contabil autorizat. 

Expertul contabil va fi selectat cu respectarea prevederilor legislatiei Tn vigoare privind achizitiile 
publice. Expertul contabil va fi selectat de catre Beneficiar din cadrul membrilor activi ai Corpului 
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Exper^ilor Contabili §i Contabililor Autoriza^i din Romania. Prin excep^ie, pentru beneficiarii 
institutii publice care au constituit la nivelul institu^iei un compartiment de contabilitate, expertul 
contabil poate fi reprezentat de catre §efuI compartimentului contabilitate/contabilul desemnat 
sa asigure evidenta contabila a proiectului. 

Chetuielile cu expertul contabil/contabilul autorizat se fundamenteaza in bugetul estimat al 
proiectului la capitolul bugetar „Resurse umane" (pentru institutii publice) sau la capitolul 
bugetar „Alte tipuri de costuri" (subcontractare). 

3.3.2 Auditorul financiar 

Auditorul financiar independent §i autorizat in conditiile legii verifica faptul ca toate cheltuielile 
declarate de Beneficiar in cererea de rambursare intermediary sau finala sunt factuale, 
Tnregistrate corect Tn contabilitate §i in evidenta cheltuielilor §i sunt eligibile in conformitate cu 
prevederile contractului de finantare. Tn urma verificarilor efectuate emite un raport de verificare 
a cheltuieli lor, respectand formatul standard furnizat de AMPOSDRU. Raportul de verificare a 
cheltuielilor Tntocmit de catre auditor §i transmis odata cu cererea de rambursare intermediary 
sau finala va viza toate cheltuielile declarate de Beneficiar care nu au fost verificate prin 
raportul/rapoartele anterior/anterioare de verificare a cheltuielilor. Auditorul financiar 
independent va fi selectat cu respectarea prevederilor legislatiei Tn vigoare privind achizitiile 
publice §i a instructiunilor emise de catre AMPOSDRU. Auditorul financiar va fi selectat de catre 
beneficiar din cadrul membrilor activi ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu o conduita 
profesionala corespunzatoare, respectiv nu a fost sanctionat pentru abateri disciplinare Tn ultimii 
3 ani. Nu este impusa o limita minima de vechime sau de durata a apartenentei la Camera 
Auditorilor Financiari din Romania, pentru auditorul financiar. 

Cheltuielile cu auditorul financiar independent se fundamenteaza Tn bugetul estimat al 
proiectului la capitolul bugetar „Alte tipuri de costuri". 

3.4 Extemalizarea pe baza unui contract de prestari servicii (subcontractare) 

Tn calitate de solicitant/partener aveti posibilitatea de a subcontracta (externaliza) anumite 
activitalji/servicii din cadrul proiectului. Partenerii din proiect, asa cum sunt nominalizati Tn 
Acordul de parteneriat, nu pot avea §i calitatea de subcontractori. 

Valoarea maxima a activitatilor subcontractate de catre solicitant §i/sau partener nu poate 
depa§i 49% din valoarea totala eligibila a proiectului. 

Valoarea maxima a subcontractarii nu include contractele de achizitie publica care au ca obiect 
furnizarea de produse (contracte de furnizare), achiziljia de imobile §i executia de lucrari. Pentru 
selec^ia prestatorilor pentru serviciile externalizate (subcontractate) beneficiarul va respecta 
prevederile OUG nr. 34/2006 cu modificarile §i completarile ulterioare, daca este institute 
publica, sau Ordinul nr. 1120/15.10.2013, privind modificarea si aprobarea procedurii de atribuire 
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aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul 
Convergent^, daca este organism privat. 

Pentru toate activitatile externalizate (subcontractate), subcontractorii (inclusiv Persoana Fizica 
Autorizata - denumita in continuare PFA) se angajeaza sa furnizeze organismelor de audit §i de 
control, inclusiv AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil toate informaljiile necesare privind 
activitatile subcontractate. Tn acest sens, in calitate de beneficiar aveti obligatia de a asigura 
disponibilitatea tuturor informatiilor prin contractul Tncheiat cu prestatorul/ prestatorii. 

Spre exemplificare, urmatoarele tipuri de activity, fara a se limita la acestea pot face obiectul 
unei externalizari (subcontractari): 

• diverse servicii specializate, achizitionate de pe piata, inclusiv PFA, pentru care 
Solicitantul/Partenerii nu au expertiza necesara, inclusiv managementul proiectului §i consultanta 
juridica; 

• contractele Tncheiate cu operatori economici Tn vederea furnizarii unor servicii, cum ar 
fi: organizarea de evenimente, pachete complete continand transport §i cazare a participantilor 
§i/sau a personalului propriu, sonorizare, interpretariat, audit financiar extern, expertiza 
contabila, editarea §i tiparirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare, editarea §i 
tiparirea de materiale publicitare. 

Urmatoarele tipuri de contracte, fara a se limita la acestea, Tncheiate de catre 
beneficiar/parteneri cu operatori economici nu vorfi considerate subcontractate (externalizate): 

• contracte de furnizare bunuri (materiale, materii prime, echipamente, consumabile,etc); 

• contracte de prestari servicii pentru servicii de cazare furnizate de catre structuri de 
primire turistica; 

• contracte de prestari servicii pentru servicii de transport; 

• contracte Tncheiate cu operatori economici in vederea asigurarii carburantului necesar; 

• contracte de prestari servicii pentru asigurarea hranei participantilor. 

Tn conformitate cu prevederile Ordinului de cheltuieli eligibile pachetele de servicii complete 
continand cazare, transport §i hrana (sau diverse combinatii din cele trei mentionate) sunt 
considerate cheltuieli aferente activitatilor externalizate. 

Subcontractarea/externalizarea Tn totalitate a serviciilor privind dezvoltarea resurselor umane 
nu este permisa. 
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4. CEREREA DE FINANJARE §1 ANEXELE 

4.1. Informatii generale privind depunerea unei cereri de finantare 

TOATE cererile de finantare nerambursabila prin POSDRU se completeaza §i se transmit on-line in 
limba romana. Tn acest sens, accesati pagina de internet a AMPOSDRU 
www.fseromania.ro/index.php, secljiunea „APLICA", link Actionweb . 

Cererile de Finantare transmise prin price alte mijloace vor fi respinse. 

Pentru a completa §i transmite o cerere de finantare in cadrul unei cereri de propuneri de 
proiecte lansate pentru implementarea POS DRU, trebuie sa parcurgeti urmatoarele etape : 

• Etapa 1: Crearea unui cont §i Tnregistrarea organizatiei 

Tn aceasta etapa, Tn calitate de solicitant, veti crea un cont Tn cadrul sistemului informatic 
Actionweb ( https://actionweb.fseromania.ro/ ) Tn vederea stabilirii numelui de utilizator §i a 
parolei cu care aveti posibilitatea de a accesa ulterior sistemul informatic al POSDRU; dupa 
crearea contului, va rugam sa completati informatii privind organizatia pe care o reprezentati, 
respectiv completarea sectiunii „Profilul meu 

• Etapa 2: Completarea formularului electronic al cererii de finantare 

Tn aceasta etapa veti completa §i detalia toate informatiile privind proiectul propus de 
dumneavoastra, solicitantul §i partenerii propu§i de dumneavoastra pentru implementarea 
proiectului. Totodata, Tn acesta etapa, aplicantul va descarca din sistemul electronic Action Web 
bugetul proiectului (fisier .xsl), Anexa 1 - Declaraba de eligibilitate (format Word) si Anexa 2 - 
Acordul de parteneriat (format Word), pe care le va completa. 

Anexa 1 completata va fi Tnregistrata, datata, semnata §i §tampilata de catre reprezentantul 
legal al solicitantului/ persoana Tmputernicita legal si scanata (format .pdf, .tiff sau .jpeg). 

Anexa 2 completata va fi datata, semnata §i §tampilata de catre reprezentanbi legali ai 
organizatiilor partenere/ persoanele Tmputernicite legal (lider de parteneriat si parteneri), 
Tnregistrata la solicitant si scanata (format .pdf, .tiff sau .jpeg). Partenerii transnational! nu au 
obligatia de a §tampila nici un document, ci doar de a semna, data §i preciza Tn clar numele 
semnatarului 

Tn functie de specificul cererii de propuneri de proiecte pot exista si alte anexe care vor fi 
descarcate din sistemul Action Web, Tn conditiile care vor fi precizate Tn Ghidul Solicitantului 
Conditii Specifice. 

• Etapa 3: Transmiterea on-line a cererii de finantare prin accesarea comenzii „t rimite 
proiect" §i dobandirea statutului de proiect TRIMIS. 
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0 data cu transmiterea electronica a cererii de finantare, aplicantul va Tncarca Tn sistem si va 
transmite electronic Anexele 1 si 2 (scanate) si bugetul proiectului (format .xsl) si alte anexe 
aplicabile, dupa caz. 


Indiferent de numarul partenerilor implicati in implementarea unui proiect, va fi semnat un 

singur acord de parteneriat intre totf partenerii. 

Acordul de parteneriat in original va fi depus de solicitant in faza de contractare, in caz contrar se 
va anula decizia de aprobare a finantarii. 

Nu se admite transmiterea in etape a Anexelor Cererii de Finantare. 

Va rugam sa verificati periodic statutul proiectului dumneavoastra. 

Sistemul informatic va bloca transmiterea cererilor de finantare dupa expirarea termenului limita 
de transmitere on-line a cererilor de finantare, prevazut pentru fiecare cerere de propuneri de 
proiecte! 

Pentru identificarea termenului limita de transmitere electronica a cererilor de finantare va 
rugam sa consultati Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice pentru fiecare cerere de propuneri 
de proiecte. 


31 




UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI Fondul Social European Instrumente Structurale 

POSDRU 2007-2013 2007-2013 

4.2 Structura Cererii de finantare 

Cererea de Finantare pentru POS DRU cuprinde urmatoarele componente : 

• Formularul Electronic - Cererea de Finantare care se completeaza on-line §i cuprinde 
informatii despre proiectul propus, despre solicitant §i despre partenerii acestuia; 

• Bugetul proiectului Tn format .xsl; 

• Anexele: 

- declaratie de eligibilitate (Anexa 1), 

- Acordul de parteneriat, acolo unde este cazul (Anexa 2), 

- alte anexe, dupa caz, potrivit Ghidului Solicitantului Conditii Specifice. 


4.3 Completarea Formularului electronic-Cererea de Finantare 

Acest formular contine urmatoarele sectiuni: 

• Profilul meu 

• Partenerii - partenerii implicati in derularea proiectului 

• Informatii proiect- informatii generale privind proiectul propus 

• Descriere proiect 1 - descriere detaliata a proiectului propus (partea I) 

• Descriere proiect 2 - descriere detaliata a proiectului propus (partea II) 

• Graficul activitatilor proiectului - planul activitatilor 

• Date financiare- pachetul de finantare a proiectului 

• Indicatori- indicatorii propusi ai proiectului 

• Grup tinta - grupul tinta al proiectului 

Toate aceste sectiuni sunt dezvoltate ca legaturi active (link activ) pentru a facilita completarea 
acestora. De asemenea a fost introdus un sistem de verificare §i control, prin care sistemul 
informatic va transmite informatii privind corectitudinea completarii fiecarei sectiuni. Tn acest 
sens, patratul ro§u reprezinta sectiune incompleta, iar patratul verde reprezinta sectiune 
completa. Doar atunci cand vor fi completate corect toate va fi posibila transmiterea electronica 
a proiectului utilizand sectiunea „Trimite proiect". Aveti posibilitatea de a completa aceste 
sectiuni Tn ordinea dorita de dumneavoastra. Dupa completarea fiecarei sectiuni va rugam sa 
salvati informatiile introduse, respectiv utilizati butonul „Salveaza". Sistemul informatic nu va 
permite salvarea datelor Tn cazul Tn care nu sunt completate toate informatiile solicitate. Tn acest 
sens, Tn cadrul fiecarei sectiuni trebuie sa specificati toate informatiile solicitate Tnainte de 
salvarea acestora. Puteti modifica toate informatiile pe care le-ati introdus deja Tn fiecare 
sectiune a formularului electronic al cererii de finantare pana Tn momentul transmiterii on-line. 
Fiecare cerere de finantare pe care o completati este salvata de sistemul informatic ca o versiune 
provizorie (schita) Tn cadrul sectiunii „Dosarul meu". 
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4.4 Detalierea sectiunilor cererii de finanjare 

4.4.1 PROFILUL MEU 

Aceasta sectiune contine informatii privind solicitantul. Elementele sectiunii sunt: 

• Denumirea organizapei (adresa; adresa oficiala de e-mail a institu^iei; pagina web; cod 
po§tal, judetul, regiunea) 

• Tipul solicitantului (tipul persoanei juridice. Cod de Tnregistrare fiscala/ Cod unic de 
Tnregistrare fiscala, Numar de Tnregistrare Tn Registrul Comertului/Registrul Asociatiilor §i 
Fundatiilor/Numar de Tnregistrare juridica, Numar de Tnregistrare Tn Registrul 
Comertului/Registrul Asociatiilor §i Fundatiilor, anul Tnfiintarii); 

• Reprezentantul legal (nume, functie, date de contact, date referitoare la documentul de 
identitate) 

• Alte informapi (Pentru ultimii 3 ani cifra de afaceri/venituri totale). Aceste informatii vor fi 
furnizate indiferent de tipul organizatiei pe care o reprezentati). 

• Finanfari anterioare (informatii §i detalii privind asistenta financiara nerambursabila primita 
Tn ultimii 3 ani, raportata la data depunerii cererii de finantare din fonduri publice sau alte 
surse financiare de catre solicitant - maxim 2 proiecte relevante): 

o Titlul proiectului (conform contractului de finantare) 
o ID-ul proiectului (acordat de institute finantatoare) 
o Calitatea avuta Tn cadrul proiectului (solicitant sau partner) 
o Obiectivul proiectului 
o Stadiul implementarii proiectului 
o Rezultatele partiale sau finale ale proiectului 
o Valoarea totala a proiectului 
o Valoarea angajata Tn proiect 

o Sursa de finantare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse 
externe rambursabile, etc) 
o Numele institutiei finantatoare. 

Anexa 1 se descarca de la secdunea "Profilul meu". 

4.4.2 PARTENERII 

Aceasta sectiune contine informatii privind partenerii implicati Tn derularea proiectului. 

Elementele sectiunii sunt: 

• Denumirea partenerilor, numar de mregistrare juridica, date de contact, persoana de 

contact, regiune/fara (va rugam sa specificati regiunea (Tn cazul partenerilor nationali) sau tara 

(Tn cazul partenerilor transnational!) 
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• Descrierea activitapi partenerilor (Tn cadrul acestei subsec^iuni sunte^i rugati sa descried 
activitatea organizatiei partenerului care trebuie sa fie relevanta pentru proiectul propus de 
dumneavoastra). 

• Descrierea experienfei relevante pentru proiect (trebuie sa descried experienta 
partenerilor dumneavoastra privind implementarea unor proiecte relevante pentru domeniul 
proiectului propus de dumneavoastra. De asemenea, trebuie sa mentionati §i informatii 
cuprinzand o scurta descriere a proiectelor, tara de interventie §i linia bugetara, bugetul fiecarui 
proiect gestionat de organizatia partenera §i anul obtinerii finantarii) - va rugam sa corelati aceste 
informatii cu activitatile descrise in sectiunea „Descriere proiect 1") 

• Descrierea activitafilor Tn care vor fi implicafi (va rugam sa detaliati modalitatea de 
implicare a partenerului dumneavoastra Tn elaborarea §i implementarea proiectului - va rugam sa 
corelati aceste informatii cu activitatile descrise Tn sectiunea „Descriere proiect 1") 

• Tipul partenerului national sau transnational (tipul persoanei juridice. Cod de Tnregistrare 
fiscala/ Cod unic de Tnregistrare fiscala, Numar de Tnregistrare Tn Registrul Comertului/Registrul 
Asociatiilor §i Fundatiilor/Numar de Tnregistrare juridica, Numar de Tnregistrare Tn Registrul 
Comertului/Registrul Asociatiilor §i Fundatiilor, anul Tnfiintarii. Tn cazul partenerilor transnational^ 
se vor prezenta informatii echivalente celor solicitate); 

• Alte informapi privind partenerul/partenerii, referitoare la ultimile 3 exercitii financiare §i 
anume: cifra de afaceri/venituri totale (conform bilantului). 

• Finanfari anterioare (informatii §i detalii privind asistenta financiara nerambursabila primita 
Tn ultimii 3 ani, raportata la data depunerii cererii de finantare din fonduri publice sau alte 
surse financiare de catre partener- maxim 2 proiecte relevante): 

o Titlul proiectului (conform contractului de finantare) 
o ID-ul proiectului (acordat de institute finantatoare) 
o Calitatea avuta Tn cadrul proiectului (solicitant sau partner) 
o Obiectivul proiectului 
o Stadiul implementarii proiectului 
o Rezultatele partiale sau finale ale proiectului 
o Valoarea totala a proiectului 
o Valoarea angajata (cheltuita) Tn proiect 

o Sursa de finantare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse 
externe rambursabile, etc) 
o Numele institutiei finantatoare. 

Tn functie de numarul partenerilor dumneavoastra, completati informatiile pentru fiecare 
partener §i repetati pa§ii anterior descri§i. Tn cazul depunerii unei cereri de finantare Tn 
parteneriat este obligatorie completarea §i semnarea unui acord de parteneriat (Anexa 2). 
Acordul de parteneriat se descarca de la sectiunea „Partenerii", Tn cazul Tn care se raspunde „Da" 
la Tntrebarea „lmplementarea proiectului seface Tn parteneriat". 
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4.4.3 INFORMAJII PROIECT 

Aceasta sectiune contine informatii generale despre proiect §i parteneriat . Elementele sectiunii 
sunt: 

• Titlul proiectului. Titlul proiectului trebuie sa fie concis si relevant pentru domeniul 
interventiilor propuse 

• Tipul proiectului (national, sectorial, multi-regional, regional sau local) 

• Clasificarea domeniilor. Va rugam sa specificati dimensiunea teritoriala a proiectului propus 
de dumneavoastra, respectiv „rural", „urban"sau„rurai§i urban" 

• Locul de desfa§urare a proiectului. Va rugam sa selectati locatia implementarii proiectului 
propus, regiunea si judetul/judetele, inclusiv locatia prevazuta pentru actiunile transnational. Tn 
cadrul campului „Text liber " va rugam sa specificati locatia actiunilor transnationale §i/sau alte 
detalii (localitate, comuna etc.). 

• Obiectivele orizontale. Tn aceasta sectiune va rugam doar sa indicati obiectivul/obiectivele 
orizontale la care contribuie proiectul propus de dumneavoastra. Obiectivele orizontale 
promovate Tn cadrul POSDRU sunt: egalitate de §anse, dezvoltare durabila, inovare §i TIC, 
Tmbatranire activa, abordare transnational^. Detalierea modalitatii Tn care proiectul propus de 
dumneavoastra contribuie la obiectivele orizontale indicate o veti realiza Tn cadrul sectiunii 
„ Descriere proiect 2". 

• Durata proiectului (Tn luni). Va rugam sa precizati durata de implementare a proiectului 
exprimata Tn luni §i sa corelati informatia privind durata de implementare a proiectului cu 
activitatile descrise Tn sectiunea „Graficui activitatilor proiectului” 

• Experienta relevanta a solicitantului si/sau partenerului/partenerilor pentru domeniul 
proiectului si in gestionarea de bugete. Va rugam sa descried experienta specified §i experienta 
privind implementarea unor proiecte relevante pentru domeniul proiectului propus, cat §i 
capacitatea de a gestiona bugete atat a solicitantului cat §i a partenerului/partenerilor. Totodata, 
Tn cadrul acestei sectiuni sunteti rugati sa descrieti succint experienta partenerilor privind 
implementarea unor proiecte relevante pentru domeniul proiectului propus. De asemenea, 
trebuie sa mentionati §i informatii cuprinzand o scurta descriere a proiectelor, tara de interventie 
§i linia bugetara, bugetul fiecarui proiect gestionat de organizatia partenera §i anul obtinerii 
finantarii. 

• Descrierea parteneriatului pentru proiect. Va rugam sa descrieti clar rolurile partenerilor 
implicati Tn implementarea activitatilor proiectului; demonstrati necesitatea §i nivelul de 
implicare al partenerilor Tn proiect Tn cel pu(in doua din cele trei etape ale proiectului 
(implementarea activitatilor proiectului, expertiza §i resurse umane §i materiale, finantare). 
Specificati modul Tn care va fi coordonata activitatea diferitilor parteneri. Va rugam sa precizati 
modalitatile concrete de valorizare a leepilor Tnva(ate din experienta dumneavoastra sau a 
partenerilor, precum §i valorizarea §i extinderea de bune practici a rezultatelor obtinute din alte 
proiecte aflate Tn derulate sau deja Tncheiate. 
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4.4.4 DESCRIEREA DETALIATA A PROIECTULUI PROPUS - DESCRIERE PROIECT 1 

Aceasta sectiune contine informatii specifice despre project. Elementele sectiunii sunt: 

• Titlul proiectului - este introdus automat de sistem in urma completarii sectiunii anterioare 
„ Informatii proiect" 

• Obiectivul general al proiectului. Tn aceasta subsectiune va rugam sa descried clar §i concis 
obiectivul general al proiectului, specificand modul Tn care proiectul va genera un efect pozitiv pe 
termen lung 

• Obiectivele specifice/operai;ionale. Aici se vor arata clar beneficiul/beneficiile pentru 
grupul/grupurile tinta, care deriva din implementarea proiectului. 

Va rugam sa mentionati succint contributia proiectului la atingerea obiectivelor specifice 
aferente Axei prioritare §i Domeniului major de interventie Tn cadrul carora depuneti proiectul, Tn 
conformitate cu obiectivele specificate Tn Documentul Cadru de Implementare POSDRU (DCI 
POSDRU) §i sa explicati contributia proiectului la realizarea obiectivului general al POSDRU. 

• Activitatile proiectului. 

Aici se vor mentiona activitatile si subactivitatile previzionate, esentiale §i specifice pentru 
implementarea proiectului, respectand ordinea cronologica de desfa§urare a lor, durata de 
implementare a acestora, corelate cu resursele umane proprii Solicitantului sau Partenerului 
si/sau subcontractate, resursele materiale existente si cele necesare a fi achizitionate, rezultatele 
anticipate si indicatorii aferenti. 

Activitatile proiectului trebuie sa contribuie la atingerea rezultatelor §i la realizarea obiectivelor 
propuse. Activitatile proiectului trebuie sa fie realiste §i fezabile. 

Se introduc atat activitatile eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului - Conditii specifice, cat si 
activitatile transversale, adica managementul proiectului, achizitiile publice si masuri specifice 
pentru informare si publicitate pentru proiect (ce reprezinta activitati continue). Se vor include 
obligatoriu cel putin 2 conferinte de presa, una organizata la Tnceperea implementarii proiectului 
§i una organizata la finalizarea implementarii proiectului. Pentru aceste conferinte se va avea Tn 
vedere §i includerea costurilor aferente Tn bugetul proiectului. 

Completarea graficului de implementare a proiectului trebuie sa Tnceapa de la luna 1 - aceasta 
reprezinta prima luna de implementare a proiectului. Va rugam sa completati activitatile 
previzionate a se realiza Tn vederea implementarii proiectului, Tn ordinea derularii acestora. 


Pentru detalierea acestei sectiuni, pentru fiecare activitate, veti completa urmatoarele informatii 
Tn GRAFICUL ACTIVITAJILOR PROIECTULUI: 

• Tn casuta „Activitatea" trebuie sa precizati succint activitatea (denumirea activitatii, 
corelata cu descrierea din sectiunea anterioara); 

• Tn casuta „Anul" trebuie sa selectati anul Tn care se va desfa§ura activitatea. Sunt 
posibile urmatoarele optiuni: anul 1 §i anul 2 Tn functie de durata de implementare a proiectului. 
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• Tn casuta „Luna de demarare" trebuie sa selectati luna previzionata de Tncepere a 

activitatii- Sunt posibile urmatoarele optuni: luna 1, luna 2.luna 12; 

• Tn casuta „Luna de mcheiere" trebuie sa selectata luna previzionata de finalizare a 

activitatii. Sunt posibile urmatoarele optiuni: luna 1, luna 2.luna 12; 

• Tn casuta „Organizat,ia core implementeaza proiectul" trebuie sa selectati organizatia 
care va fi responsabila pentru implementarea respectivei activity. Sunt posibile urmatoarele 

optiuni: solicitant §i/sau partener national/transnational 1, 2.n. Sistemul informatic Actionweb 

introduce automat optiunile privind partenerii Tn functie de datele pe care le-ati introdus 
dumneavoastra la sectiunea „Partenerii". Tn cazul Tn care nu implementati proiectul Tn 
parteneriat, singura optiune furnizata de sistem este „solicitantul"; 

• Tn casuta „Resurse umane" (proprii, Solicitant/Partener si sucontractate) trebuie sa 
completati membrii echipei de management/implementare proprii sau subcontractati, 
responsabili cu derularea activitatii/subactivitatii respective 

• Tn casuta „Resurse materiale existente" trebuie sa completati (specificati) 
locatia/locatiile existente pentru desfasurarea activitatilor prevazute Tn project, dotarile §i 
echipamentele existente, inclusiv informatice necesare pentru implementarea activitatii/sub- 
activitatii propuse 

• Tn casuta „Resurse materiale achizitionate" trebuie sa completati (specificati) TOATE 
bunurile, serviciile sau lucrarile, inclusiv locatia, dotarile §i echipamentele care urmeaza a fi 
Tnchiriate sau achizitionate pentru implementarea activitatii/subactivitatii propuse 

• Tn casuta „Rezultate" trebuie sa completati rezultatele anticipate ale proiectului 
cuantificabile, masurabile §i verificabile Tn raport cu activitatile/subactivitatile propuse 

• Tn casuta Jndicatori" se va introduce valoarea indicatorilor de realizare imediata 
(output) §i a indicatorilor de rezultat (result) specifici pentru axa prioritara §i pentru domeniul 
major de interventie Tn cadrul caruia depuneti cererea de finantare, corelati cu activitatile/sub¬ 
activitatile propuse. Solicitantul are obligatia de a stabili cel putin un indicator de program Tn 
cadrul proiectului, Tn conformitate cu cerintele specificate Tn Ghidul Solicitantului - Conditii 
Specifice. Pentru indicatorii de tip pondere nu se vor introduce valori mai mari de 100. Valoarea 
indicatorilor de tip pondere se va estima de catre potentialii beneficiari pe baza clarificarilor din 
Ghidul indicatorilor. 

• Rezultate anticipate. Tn aceasta subsectiune va rugam sa descried §i sa cuantificati 
rezultatele anticipate ale proiectului. Rezultatele proiectului trebuie sa reprezinte 
Tmbunatatiri/beneficii reale care determina Tn mod direct realizarea obiectivelor proiectului. Tn 
acest sens, trebuie sa descried rezultatele anticipate, corelate cu activita^ile mentionate Tn cadrul 
subsectiunii „Activitapieproiectului" , cu indicatorii de realizare imediata (output) §i cu indicatorii 
de rezultat (result) specificati Tn cadrul sectiunii Jndicatori", corelati cu obiectivele proiectului 
mentionate anterior. Va rugam sa specificati indicatori de realizare imediata (output) pentru 
fiecare rezultat anticipat al proiectului. 
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• Context (relevant fata de POSDRU §i DCI). Tn aceasta subsectiune va rugam sa 
explicati §i sa descrieti: 

■ relevant proiectului fata de politicile si strategiile 
comunitare/nationale/regionale/locale, POSDRU §i DCI, cuantificate Tn indicatorii de output (de 
realizare imediata) §i de rezultat asumafi de Romania prin POSDRU §i DCI; 

■ nevoia identificata la nivelul national/regional/local/ aria de implementare a 
proiectului §i justificarea acesteia Tn raport de POSDRU §i DCI; 

■ solutia adoptata §i justificarea acesteia pentru rezolvarea nevoii identificate 
Tn domeniile abordate de POSDRU §i detaliate Tn DCI POSDRU. 


• Justificarea necesitafii implementariiproiectului. Tn cadrul acestei subsecljiuni va rugam 
sa explicati: 

grupul tinta inclus Tn project; descrieti grupul tinta pe care intentional sa Tl includeti Tn 
activitatile proiectului propus, necesitatile specifice ale grupului tinta, prin furnizarea de date 
cantitative, calitative §i studii sau analize statistice §i metoda prin care au fost identificate aceste 
necesitati specifice, precum §i modalitatea previzionata de identificare/implicare/recrutare a 
persoanelor din grupul tinta Tn proiect. Pentru aceasta, trebuie sa aveti Tn vedere grupul tinta 
specific pentru axa prioritara, domeniul major de interventie §i cererea de propuneri de proiecte 
Tn cadrul careia depuneti cererea de finantare. Grupul tinta indicat Tn aceasta subsectiune trebuie 
sa fie identic cu grupul tinta specificat Tn sectiunea „Grup Jinta(atat Tn ceea ce prive§te categoriile 
de grup tinta stabilite Tn proiect, cat §i valoarea propusa pentru acestea)! Nu includeti categorii 
de grup tinta neeligibile! La stabilirea categoriilor de grup tinta se va avea in vedere si corelarea 
acestora cu indicatorii proiectului. Fiecare categorie de grup tinta trebuie sa contribuie direct la 
atingerea cel putin a unui indicator. In cadrul acestei sectiuni se va face si o scurta descriere a 
corespondentei grup tinta - indicatori. La completarea acestei sectiuni este necesar sa fie avuta 
in vedere corelatia dintre bugetul proiectului si numarul persoanelor apartinind grupului tinta 
care beneficiaza de operatiunile finantate prin proiect. De asemenenea, este necesar sa fie 
avuta in vedere corelatia dintre numarul persoanelor apartinind grupului tinta si valoarea 
preconizata a indicatorilor de program. 

■ necesitatea proiectului §i relevanta acestuia fata de nevoile specifice ale grupului 
tinta: va rugam sa explicati care este justificarea proiectului, de ce este necesar pentru acel grup 
tinta, precum §i modalitatea Tn care activitatile §i obiectivele proiectului contribuie la solutionarea 
necesitatilor specifice ale grupului tinta specificate mai sus; 

■ valoarea adaugata a proiectului: va rugam sa indicati §i sa descrieti valoarea adaugata 
a proiectului, ce aduce Tn plus fata de situatia deja existenta. Pentru completarea acestei 
subsectiuni va rugam sa tineti cont de urmatoarele criterii cu caracter orientativ (enumerarea nu 
este exhaustiva): 
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o proiectul propus contribuie la cre§terea numarului de persoane din grupul tinta care 
beneficiaza de formare profesionala fata de perioada anterioara; 

o proiectul propus contribuie la cre§terea numarului persoanelor care au un loc de munca 
stabil §i durabil ca urmare a asistarii lor prin activitati de facilitare a tranzitiei de la §coala la viata 
activa; 

o proiectul propus contribuie la cre§terea numarului de ore de pregatire profesionala 
furnizate pentru grupul tinta; 

o proiectul propus cuprinde activitati inovatoare; 

o proiectul propus contribuie la dezvoltarea unor metode noi pentru combaterea 
discriminarii §i a inegalitatilor pe piata muncii; 

o ca urmare a proiectului, vor fi angajate persoane din grupul tinta; 

o finantarea FSE acordata proiectului conduce la atingerea unui nivel mai Tnalt de calificare 
sau la crearea unor noi locuri de munca pentru grupul tinta; 

o finantarea FSE acordata proiectului conduce la cre§terea relevantei calificarii persoanelor 
asistate fata de dinamica pietei muncii; 

o finantarea FSE acordata proiectului contribuie la realizarea unor activitati aditionale 
pentru grupul tinta care nu ar fi putut fi finantate din alte surse in perioada imediat urmatoare; 

o finantarea FSE acordata proiectului contribuie la ocuparea persoanelor din grupul tinta in 
cautarea unui loc de munca §i la dezvoltarea ocuparii pe cont propriu; 

o finantarea FSE acordata proiectului contribuie la desfa§urarea unor activitati existente 
relevante pentru POSDRU §i pentru grupul tinta §i care ar fi fost Tntrerupte fara aceasta. 

o contribute la dezvoltarea de instrumente, mecanisme, modele inovative in vederea: 

- cre§terii accesului §i participarii la educate §i formare profesionala initials §i la 
Tmbunatatirea capacitatii sistemului de a furniza competente cheie §i competente profesionale 
pentru toti; 

- Tmbunatatirii sistemului de formare continua a resurselor umane din sistemul de 
educate §i formare profesionala initials §i continua; 

- cre§terii accesului la educate, prin prevenirea/corectarea parasirii timpurii a §colii si 
reintegrarea in educatie a persoanelor care nu au absolvit invatamantul obligatoriu. 

o promovarea retelelor, mecanismelor §i parteneriatelor implicand universitat, institutii de 
cercetare §i Tntreprinderi, inclusiv alt actori relevant ' n invatamantul superior, inclusiv peer 
learning; 

o contribute la Tmbunatatirea capacitatii sistemului de studii doctorale §i postdoctorale de a 
realiza obiectivele Strategiei Nationale de CDI §i de sustinerii a competitivitatii economice. 

• Resursele alocate §i achizipi de bunuri, servicii §i lucrari necesare pentru 
implementarea proiectului. Va rugam sa: 
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■ descrieti clar resursele necesare implementarii proiectului §i demonstrati ca ati prevazut 
suficiente resurse, inclusiv pentru activitatile de monitorizare §i management al proiectului, 
informare §i publicitate. 

■ specificati locatia/locatiile existente pentru desfasurarea activitatilor prevazute in proiect, 
dotarile §i echipamentele existente, inclusiv informatice 

■ specificati TOATE bunurile, serviciile sau lucrarile, inclusiv locatia, dotarile §i 
echipamentele care urmeaza a fi Tnchiriate sau achizitionate pentru implementarea proiectului 
propus 

■ prezentati lista achizitiilor previzionate a fi realizate in cadrul proiectului §i sa justificati 
necesitatea acestora in corelare cu activitatile §i obiectivele propuse. 

• Managementul proiectului (echipa de implementare §i modul de realizare a 
managementului de proiect). Tn aceasta subsectiune va rugam sa descrieti echipa de 
implementare a proiectului, inclusiv echipa de management, specificand:. 

• calif icarile si abilitaple necesare ocuparii postului vizat: 

• experienta profesionala generala in munca: 

• experienta profesionala specified pentru ocuparea postului vizat : 

• atributiile §i responsabilitaple specifice postului vizat 

ATENJIE! Se va avea Tn vedere implicarea Tn proiect doar a personalului relevant pentru 
implementarea activitatilor proiectului fara o suprapunere a atributiilor. Tn cazul Tn care se 
constata o suprapunere a atributiilor personalului, bugetul proiectului va fi diminuat Tn mod 
corespunzator. 

Tn cazul Tn care se opteaza pentru subcontractarea activitapi de management al proiectului, veti 
prezenta Tn cererea de finantare: 

■ cer/nfe/e minime (experienta similara, expertiza etc) pe care le veti solicita prin 
documentatia de achizitie a serviciilor de management al proiectului; 

■ activitaple de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de 
management al proiectului; 

■ modul in care vep asigura verificarea/monitorizarea activitapi contractorului care va furniza 
servicii de management al proiectului (persoane desemnate, experienta, rol Tn organizatie, 
atributii etc). 

Va rugam sa descrieti clar responsabilitatile pentru managementul si implementarea proiectului 
§i activitatile transversale: coordonarea generala a proiectului, achizitiile publice, informarea §i 
publicitatea proiectului, modul de asigurare a unui management financiar adeevat implementarii 
proiectului, precum §i modul Tn care se va asigura monitorizarea implementarii proiectului, 
procedurile care vor fi urmate §i calendarul activitatilor de monitorizare. 

• Metodologia de implementare. Tn aceasta sectiune va rugam sa prezentati modul Tn 
care ati conceput §i veti derula activitatile propuse pentru realizarea obiectivelor, precum §i 
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modul in care vor fi organizate resursele disponibile Tn vederea obljinerii rezultatelor asumate. Tn 
acest sens, va rugam sa descrieti cum vor fi derulate activita^ile proiectului specificate Tn 
subsecljiunea anterioara „Activitatile proiectului". Tn aceasta subsectiune se va descrie clar modul 
Tn care se asigura monitorizarea implementarii proiectului, modul de coordonare/organizare 
managerial^ §i financiara §i modul de asigurare a unui nivel adecvat de control. NU este necesara 
repetarea, Tn cadrul acestei subsec^iuni, a activitatilor deja prezentate Tn cadrul subsectiunii 
„Managementul proiectului". 

4.4.5 DESCRIEREA DETALIATA A PROIECTULUI PROPUS - DESCRIERE PROIECT 2 

Tn cadrul acestei sectiuni va rugam sa detaliati proiectul propus de dumneavoastra §i sa 
completa^i urmatoarele subsectiuni: 

• titlul proiectului - este introdus automat de sistem Tn urma completarii sec^iunii 
anterioare Jnformatii proiect"; 

• obiectivul proiectului - este introdus automat de sistem Tn urma completarii sectiunii 
anterioare „Descriere proiect 1") 

• Sustenabilitatea proiectului Tn aceasta subsectiune va rugam sa descrieti modalitatea 
prin care este asigurata sustenabilitatea proiectului propus de dumneavoastra, continuarea 
activitatilor dupa finalizarea finantarii nerambursabile, precum §i posibilitatea de 
transferare/multiplicare a rezultatelor proiectului la alte niveluri. Tn acest sens, va rugam sa 
descrieti clar modul Tn care este asigurata o posibila transferare a activitatilor/rezultatelor 
proiectului catre alt grup tinta/alte sectoare/multiplicare, precum §i modul Tn care rezultatele 
proiectului dumneavoastra pot fi incluse Tn politicile §i strategiile integrate; indicati sursa 
ulterioara de finantare (fonduri proprii, fonduri externe, pentru realizarea proiectului nu este 
necesara o alta finantare). Este esenfial ca, Tn calitate de solicitant, Tnca din etapa de pregatire a 
proiectului sa avefi o strategie clara pentru continuarea proiectului dupa finalizarea finantarii 
nerambursabile. Pot fi avute Tn vedere criterii precum: 

■ Tn cadrul proiectului au fost atinse obiectivele §i au fost obtinute rezultatele pentru care s-a 
obtinut finantare nerambursabila §i nu se va mai solicita o finantare viitoarej 

■ au fost identificate alte surse de finantare pentru proiect; 

■ proiectul include operatiuni §i activity pentru a asigura continuarea, valorificarea, 
abordarea integratoare a rezultatelor dupa finalizarea proiectului; 

■ rezultatele proiectului pot fi transferate la diferite niveluri (sectorial, regional, local, 
institutional) sau pot fi integrate Tn politicile §i strategiile institutiei solicitantului §i/sau 
partenerilor, politici §i strategii locale, regionale sau nationale; 

■ structurile proiectului vor functiona dupa finalizarea proiectului din punct de vedere 
institutional §i financiar §i/sau rezultate/activitati ale proiectului pot fi integrate institutional dupa 
Tncetarea finantarii FSE. 
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• Egalitatea de $anse. FSE finanteaza proiecte care promoveaza egalitatea de §anse, 
nediscriminarea §i incluziunea sociala. Tn cadrul acestei subsecljiuni va rugam sa detaliati modul Tn 
care principiul privind egalitatea de sanse a fost integrat Tn elaborarea §i implementarea 
proiectului, atat Tn realizarea activitatilor, cat §i Tn managementul proiectului, mentionand orice 
components specifica care contribuie la asigurarea egalitatii de sanse §i a egalitatii de gen. 
Demonstrati clar modalitatea prin care proiectul va asigura condi|ii care sa permita accesul §i 
participarea grupului/grupurilor tinta la activitafile proiectului §i evitarea discriminarii. 
Principiul egalitatii de §anse trebuie luat Tn considerare atat Tn elaborarea §i implementarea 
proiectului finanfat din FSE, cat §i Tn desfa§urarea activitatilor proiectului §i Tn identificarea 
grupului tinta. Astfel, Tn calitate de solicitant, trebuie sa respectati prevederile legislatiei Tn 
vigoare cu privire la egalitatea de §anse §i de tratament Tntre femei §i barbati Tn domeniul ocuparii 
§i al muncii, egalitate de §anse §i nediscriminare, §i sa luati Tn considerare Tn implementarea 
proiectului toate politicile §i practicile prin care sa nu se realizeze nicio deosebire, excludere, 
restrictie sau preferinta, indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, 
convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, 
apartenenta la o categorie defavorizata, precum §i orice alt criteriu care are ca scop sau efect 
restrangerea, Tnlaturarea recunoa§terii, folosintei sau exercitarii, Tn condi^ii de egalitate, a 
drepturilor omului §i a libertatilor fundamental sau a drepturilor recunoscute de lege, Tn 
domeniul politic, economic, social §i cultural sau Tn orice alte domenii ale vietii publice. 

• Alte obiective orizontale. Este important sa precizati cat mai concret modul Tn care 
propunerea dumneavoastra de proiect atinge temele §i obiectivele orizontale promovate Tn 
cadrul POSDRU §i precizate Tn cadrul prezentului capitol. Proiectele care trateaza si integreaza 
aceste obiective Tn mod concret si direct Tn activitatile si scopurile propuse sunt punctate 

suplimentar . 

Tn afara de egalitatea de §anse temele §i obiectivele orizontale promovate Tn cadrul POS DRU 
sunt: 

■ dezvoltare dumbila. Proiectele finantate prin POSDRU vor fi elaborate §i 
implementate avand Tn vedere strategia UE privind dezvoltarea durabila. Activitatile proiectelor 
vor urmari principiile dezvoltarii durabile pe parcursul diverselor etape de implementare, astfel 
meat sa se asigure protectia mediului, a resurselor §i a bio-diversitatii. Obiectivul general al 
promovarii dezvoltarii durabile este de a avea oameni mai bine pregatiti pentru a face fata 
provocarilor prezente §i viitoare §i pentru a actiona cu responsabilitate fata de generatiile 
viitoarer Dezvoltarea durabila poate fi definita simplu ca o calitate mai buna a vietii pentru 
toata lumea, atat pentru prezent cat §i pentru generatiile viitoare. 

■ inovare §i TIC. Tn POSDRU, provocarea tehnologica este abordata atat ca o 
actiune specifica, cat §i ca o prioritate orizontala privind accesul tuturor, indiferent de categoria 
sociala, la societatea informationala. Astfel, proiectele finantate prin POS DRU vor urmari 
promovarea unui factor important pentru Tmbunatatirea competitivitatii §i pentru crearea de noi 
locuri de muncar 
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■ imbatranire activa. Avand in vedere cre§terea numarului persoanelor 
varstnice §i rolul lor Tn societate, necesitatea promovarii unor initiative eficiente de promovare a 
„Tmbatranirii active" §i asigurarea de oportunitati pentru forta de munca varstnica devine din ce 
in ce mai relevanta. Tn acest context, FSE va finanta proiecte care contribuie la promovarea 
Tmbatranirii active. Promovarea §i sustinerea acestui obiectiv orizontal prezinta beneficii §i pentru 
angajatori, prin: implicarea Tn echipe mixte a persoanelor cu varste diferite, care combina 
avantajele competentelor diferitelor grupe de varsta, avand Tn vedere studiile de caz care 
indica o cre§tere a bunastarii, atitudini mai pozitive privind munca §i cre§terea capacitatii de 
ocupare a persoanelor varstnice. 

■ abordare transnational §i interregionald. FSE va sprijini initiative 
transnationale, Tn special prin schimbul de informatii, experienta, rezultate §i bune practici §i prin 
dezvoltarea abordarilor complementare §i actiunilor coordonate sau comune. Finantarea 
actiunilor transnationale contribuie la promovarea §i sustinerea inovarii prin schimbul de 
experiente privind activitatile inovatoare Tn ceea ce prive§te ocuparea, identificarea §i 
implementarea celor mai bune practici privind crearea unor locuri de munca mai multe §i mai 
bune, consolidarea politicilor §i practicilor Tn ceea ce prive§te ocuparea §i dezvoltarea retelelor la 
nivel european, precum §i consolidarea capacitatii organizatiilor de a se implica activ Tn 
promovarea ocuparii §i incluziunii sociale. Prin POSDRU sunt finantate proiecte privind sprijinirea 
initiativelor transnationale §i a parteneriatelor la nivel european, urmarindu-se astfel 
dezvoltarea resurselor umane §i crearea unei piete a muncii inclusive, dezvoltarea programelor 
comune pentru promovarea ocuparii, dezvoltarea de noi metode pentru combaterea discriminarii 
§i a inegalitatilor pe piata muncii, Tnfiintarea de parteneriate pentru schimbul de experienta Tn 
ceea ce prive§te adaptarea formarii profesionale la noile tehnologii, promovarea transferului de 
expertiza privind incluziunea §i ocuparea §omerilor de lunga durata §i dezvoltarea studiilor 
transnationale comparative. 

* Complementaritatea cu alte programe/proiecte. Tn aceasta sectiune va rugam sa 
specificati complementaritatea proiectului propus de dumneavoastra cu alte programe/proiecte 
relevante pentru domeniul proiectului. Notiunea de complementaritate se refera la actiunea 
sinergica a unor programe/ proiecte pentru realizarea unor obiective complexe la nivel local, 
regional sau national. Se vor furniza date despre programe/proiecte finantabile/finantate din alte 
programe (POSCCE, POR etc) ale caror obiective/activitTti contribuie Tmpreuna cu proiectul depus 
Tn cazul POSDRU la realizarea unor obiective complexe ale regiunii/regiunilor Tn care se 
desfa§oara. 

* Alte informc/fH relevante. Va rugam sa specificati orice alte informatii pe care le 
considerati relevante pentru evaluarea §i selectarea proiectului dumneavoastra. 


4.4.6 DATE FINANCIARE - BUGETUL 

Tn cadrul acestei sectiuni va rugam sa prezentati bugetul proiectului propus de dumneavoastra 
pentru Tntreaga perioada de implementare a proiectulub Sumele pe care le introduce^ Tn tabelul 
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pachetul de finantare a proiectului vor fi exprimate in lei §i calculate, prin rotunjire aritmetica la 
doua zecimale. 


Bugetul cererii de finantare va avea urmatoarea structural 

(a) detalierea costurilor pe categorii de cheltuieli, costuri unitare, activitatati §i luni de 
implementare (fisier tip .xsl, Tncarcat in format electronic o data cu celelalte sectiuni ale cererii 
de finantare); 

(b) bugetul sintetic. 

Tn functie de specificul cererii de propuneri de proiecte, pot exista si alte componente ale 
bugetului, care vor fi detaliate Tn Ghidul Solicitantului Conditii Specifice. 

Formularul electronic al bugetului (fisieruI .xsl) se descarca la sectiunea "Date financiare - 
bugetul". 


Cheltuielile aferente managementului de proiect, cuprinse la capitolul bugetar „Resurse umane" 
(cheltuieli aferente echipei de management) sau la capitolul bugetar „Alte tipuri de costuri" 
(cheltuieli aferente externalizarii managementului de proiect) se vor Tncadra Tntr-un anumit 
procent din valoarea eligibila a proiectului, care va fi stabilit Tn Ghidul solicitantului - Conditii 
Specifice. 

Cheltuielile indirecte/cheltuieli generale de administrate se vor Tncadra Tntr-un anumit procent 
din total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile de tip FEDR, care va fi stabilit Tn Ghidul 
solicitantului - Conditii specifice. 

Tn elaborarea bugelului cererii de finantare trebuie respectate si urmatoarele conditii: 

A. Cheltuieli de informare si publicitate 

Cheltuielile de informare si publicitate se vor Tncadra Tn plafonul de 10% din totalul cheltuielilor 
directe. Tn cheltuielile de informare si publicitate intra cel putin urmatoarele tipuri de cheltuieli: 

cheltuieli cu expertii responsabili pentru activitatile de informare si publicitate; 

cheltuieli pentru organizarea conferintelor (de lansare si de final) si a altor evenimente 
care vizeaza promovarea proiectului (caravane, mese rotunde etc.); 
spot TV, radio; 

materiale promotionale, site web. 

B. Cheltuieli pentru Tnchirieri si leasing 

1. Tn cadrul propiectelor finantate din POSDRU este eligibil doar leasing-ul operational. 

2. Pentru Tnchirierea de autovehicule, plafonul maxim eligibil este de 200 lei/zi. 

3. Pentru Tnchirierea de spatii, plafonul maxim eligibil este de 75 lei/m 2 /liina. 

C. Cheltuieli de tip FEDR 

1. Pentru achizitia de echipamente, se vor respecta urmatoarele plafoane maxime: 
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- laptop/notebook-4000 lei inclusivTVA; 

- computer desktop - 3500 lei inclusivTVA; 

- videoproiector - 2500 lei inclusiv TV A; 

- imprimanta - 3000 lei inclusiv TV A; 

- multifunctional^ - 12000 lei inclusivTVA; 

- tableta - 900 lei inclusiv TVA. 

2. Achizitia de cladiri este eligibila doar pentru beneficiarii/partenerii institute publice. 


Structura bugetului sintetic al cererii de finan^are este urmatoarea: 



CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI) 

TOTAL (cu TVA*) 

- lei - 

1 

Resurse umane 


2 

Participant 


3 

Alte tipuri de costuri, din care: 


3.1. 

- cheltuieli de tip FEDR ( max. 10% pentru axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, din 
valoarea totala eligibila a proiectului) 


3.2. 

-valoare activitafi subcontractate /externalizate (max. 49% din valoarea totala eligibila 
a proiectului) 


4 

Rezerva de contingent;! - maxim 5% din (1+2+3) 


5 

Total cheltuieli directe (1 +2 + 3 + 4) 


6 

Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrate (max. x %din 
total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile de tip FEDR) 


7 

VALOAREA TOTALA ELIGIBILA A PROIECTULUI (5 + 6), din care-. 


8 

valoare activitafi transnafionale 


9 

valoare TVA nedeductibila estimata 


10 

CONTRIBUTIA solicitantului 


11 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA (7-10) 



* Conform prevederilor H.G. nr. 759/2007, cu modified rile si completarile ulterioare, din care reiese ca TVA 
nedeductibila este eligibila, costurile care alcatuiesc Bugetul proiectului contin si TVA aferenta acestora. 


Totalurile din bugetul sintetic trebuie sa fie identice cu totalurile din bugetul detaliat. 

Tn functie de specificul cererii de propuneri de proiecte, pot exista modificari ale structurii 
bugetului sintetic, care vor fi detaliate Tn Ghidul Solicitantului Conditii Specifice. 


Cheltuielile directe sunt acele costuri care pot fi atribuite unei anumite activity individuale din 
cadrul operatiunii §i pentru care poate fi demonstrata legatura cu activitatea Tn cauza. 

Materialele consumabile (cheltuieli privind materii prime §i materiale necesare derularii 
cursurilor practice §i papetarie) legate Tn mod direct de susljinerea activitatilor de educate §i 
formare vor fi solcitate spre decontare de la linia bugetara „Alte tipuri de costuri". 
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Celelalte tipuri de materiale consumabile, care nu sunt legate in mod direct de susljinerea 
activita^ilor de educate §i formare (elaborarea §i tiparirea Rapoartelor tehnice §i financiare 
anexate cererilor de rambursare, etc) se vor solicita spre rambursare de la linia bugetara 
„Cheltuieli indirecte/Cheltuieli gene rale de administratie". 


Valoarea cheltuielilor directe (linia 5 din bugetul cererii de finanfare) se calculeaza prin 
aplicarea urmatoarei formule : 

Cheltuieli directe (linia 5 din buget) = linia 1 + linia 2 + linia 3 + linia 4 


Cheltuielile indirecte/cheltuieli generale de administrate se definesc in conformitate cu 
prevederile Ordinului pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile. 

Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administratie nu trebuie sa depaseasca 
procentul stabilit in Ghidul Solicitantului - Conditii specifice. 

Tncadrarea in procentul stabilit se poate respecta §i verifica prin urmatoarea formula de calcul: 


Procentul cheltuielilor indirecte /cheltuieli generale de administrate = Total cheltuieli indirecte/cheltuieli 
generale de administrate / total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile de tip FEDR *100 


Rezerva de contingent reprezinta cheltuieli neprevazute (de exemplu, efectele diferentelor de 
curs valutar ce pot interveni Tntre momentul depunerii cererii de finantare §i implementarea 
proiectului) §i poate fi introdusa in bugetul cererii de finantare in limita a maxim 5% din suma 
liniilor 1+2+3. Rezerva de contingent poate fi utilizata de catre beneficiar numai cu acordul 
prealabil al AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, respectiv prin initierea unei notificari/act 
aditional, cu respectarea prevederilor contractuale. Utilizarea rezervei de contingent poate fi 
solicitatata conform prevederilor contractului de finantare/instructiunilor AMPOSDRU. 

Tncadrarea Tn procentul mentionat mai sus, se poate respecta §i verifica prin urmatoarea 
formula de calcul: 


Procentul Rezervei de contingent = ( Rezerva de contingent / suma liniilor 1+2+3) * 100 


Valoarea Cheltuielilor de tip FEDR nu trebuie sa depaseasca procentul corespunzator axei 
prioritare a proiectului, respectiv: maxim 10% pentru axele prioritare 1-5, sau maxim 15% 
pentru axa prioritara 6, din Valoarea totala eligibila a proiectului. 

Tncadrarea Tn procentele mentionate mai sus, se poate respecta §i verifica prin urmatoarea 
formula de calcul: 
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Procentul Cheltuielilor de tip FEDR = Cheltuielile de tip FEDR / Valoarea totala eligibila a proiectului *100 


Bugetul cererii de finanjare cuprinde urmatoarele categorii majore de costuri: 

I, "Total cheltuieli directe". care cuprind urmatoarele linii bugetare: 

• „Resurse umane" (Punctul 1) 

• „Participanti" (Punctul 2) 

• „Alte tipuri de costuri" (Punctul 3) - aceasta linie bugetara include, pe langa alte costuri, §i 
cheltuielile de tip FEDR. Pentru a se putea verifica Tncadrarea acestor cheltuieli in 
procentul maxim admis, este necesara evidentierea distincta a valorii cheltuielilor de tip 
FEDR la sublinia bugetara 3.1 „cheltuieli de tip FEDR". A se vedea informatiile prezentate 
in cuprinsul prezentului ghid cu privire la cheltuielile de tip FEDR. De asemenea, tot in 
cadrul liniei bugetar e „Alte tipuri de costuri", se include si valoarea activitatilor ce urmeaza 
sa fie subcontractate /externalizate, in cadrul proiectului propus de dumneavoastra, care 
nu va depa§i 49% din valoarea totala eligibila a proiectului. Pentru a se putea verifica 
Tncadrarea acestor cheltuieli Tn procentul maxim admis, este necesara evidentierea 
distincta a valorii activitatilor subcontractate/externalizate, la sublinia 3.2 „valoare 
activity subcontractate /externalizate". 

• „Rezerva de contingent" (Punctul 4) 

„Total cheltuieli directe" (Punctul 5) reprezinta Tnsumarea tuturor costurilor care se Tncadreaza 
Tn liniile bugetare mentionate mai sus. 

II. ..Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrate" (Punctul 6) reprezinta 
Tnsumarea tuturor costurilor care se Tncadreaza la aceasta categorie, conform prevederilor 
Ordinului pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile, cu respectarea 
procentului stabilit Tn Ghidul Solicitantului - Conditii specifice. 

■■VALOAREA TOTALA ELIGIBILA A PROIECTULUI" (Punctul 7), reprezinta totalul cheltuielilor 
(costurilor) eligibile, ocazionate de implementarea proiectului, grupate, din ra^iuni ce tin de 
modul lor de formare, Tn costuri directe §i indirecte/cheltuieli generale de administrate. Valoarea 
totala eligibila a proiectului (bugetul proiectului) nu trebuie sa depa§easca valoarea maxima 
prevazuta Tn Capitolul 1 al prezentului Ghid - valoarea minima §i maxima a proiectelor. 
Cheltuielile (costurile) eligibile Tn cadrul proiectului sunt cheltuielile care sunt incluse Tn lista 
cheltuielilor eligibile prevazuta Tn Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice corespunzatoare 
fiecarei cereri de propuneri de proiecte, sunt necesare proiectului §i Tndeplinesc cumulativ 
condifiile specificate Tn „Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor". 

• Punctul 8 „Valoare activitaji transna^ionale" (unde este cazul): reprezinta totalul 
cheltuielilor cu activitaljile transnational previzionate a se desfa§ura Tn cadrul proiectului. 
Costurile aferente activitatilor transnational sunt incluse, Tn functie de tipul acestora, Tn 
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costurile aferente diverselor linii bugetare. Totalul costurilor cu activitatile transnational 
vor include §i costurile efectuate de partenerii transnational^ indiferent de locatia unde a 
fost efectiv platita cheltuiala. Pentru a identifica costurile eligibile aferente activitatilor 
transnational va rugam sa aveti in vedere Ordinul pentru stabilirea regulilor de 
eligibilitate §i a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin POSDRU. 

• „Valoare activitati subcontractate/externalizate" (daca este cazul) reprezinta totalul 
cheltuielor cu activitatile externalizate previzionate a se desfa§ura in cadrul proiectului. Tn 
cadrul proiectului pot fi externalizate activitati precum: diverse servicii specializate, 
achizitionate de pe piata (inclusiv PFA), pentru care Beneficiarul nu are expertiza 
necesara, inclusiv managementul proiectului §i consultant^ juridica, contracte Tncheiate cu 
operatori economici in vederea furnizarii unor servicii, cum ar fi: organizarea de 
evenimente, pachetele de servicii complete continand cazare, transport §i hrana (sau 
diverse combinatii din cele trei mentionate), sonorizare, interpretariat, audit financiar 
extern, expertiza contabila, editarea §i tiparirea de materiale pentru sesiuni de 
instruire/formare, editarea §i tiparirea de materiale publicitare. 

Cheltuielile cu activitatile externalizate nu trebuie sa depa§easca 49% din valoarea totala 
eligibila a proiectului. Totalul acestor costuri se evidentiaza, distinct, pe sublinia bugetara 
3.2. „l /aloare activitati subcontractate/externalizate", numai pentru a se putea verifica 
respectarea procentului maxim admis. 

• Punctul 9 „Valoare TVA nedeductibila estimata" reprezinta suma totala a cheltuieli lor cu 
TVA eligibila potrivit legii (conform art. 11 A 1 din H.G. nr.1135/9 noiembrie 2011 pentru 
modificarea §i completarea H.G. nr.759/2007), care au fost deja luate Tn calcul Tn toate 
liniile bugetare, fiind aferente tuturor cheltuielilor (costurilor) eligibile purtatoare de TVA 
din proiect. Punctul 9, mentionat Tn afara bugetului propriu-zis, reprezinta doar o 
evidentiere, separata a acestora. 

• Punctul 10 „Contributia solicitantului" reprezinta valoarea minima a cofinantarii 
solicitantului (singur sau in parteneriat) la finantarea nerambursabila acordata de catre 
AMPOSDRU, prin respectarea procentului din valoarea totala a cheltuielilor eligibile 
aferente proiectului propus, prevazut in prezentul Ghid, sectiunea 1.5. „Contribufia 
solicitantului", in functie de tipul solicitantului. Aceasta contributie va fi suportata de catre 
dumneavoastra, Tn calitate de solicitant, sau parteneriatul constituit Tn vederea 
implementarii proiectului. 

ATENTIE! 11 Pentru a putea stabili corect procentul si respectiv cuantumul contributiei 
dumneavoastra in bugetul total eligibil al proiectului, in calitate de solicitant, este necesar sa 
cunoasteti cu exactitate categoria de beneficiari din care faceti parte, evitandu-se, astfel, 
incadrarile eronate. 

• Punctul 11 „Asistenta financiara nerambursabila solicitata" reprezinta valoarea maxima a 
cofinantarii acordate de catre AMPOSDRU, sub forma finantarii nerambursabile, din 
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sursele FSE si respectiv bugetul de stat. Cuantumul asistentei financiare nerambursabile 
care poate fi acordata, se stabileste respectandu-se procentul maxim din valoarea totala 
a cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus, in stransa corelare cu contributia 
dumneavoastra, asa dupa cum rezulta in sectiunea 1.5. a prezentului Ghid. 


Justificarea si detalierea bugetului cererii de finantare 

Dupa completarea bugetului sintetic, in caseta de text liber, respectiv sectiunea "Justificarea 
bugetului", veti prezenta o justificare a modului de formare a preturilor care se regasesc in 
bugetul detaliat al proiectului propus de dumneavoastra. Tn acest sens, veti demonstra ca, pentru 
fundamentarea sumelor ce intra in diferitele linii bugetare, ati utilizat costuri unitare estimate in 
limita celor practicate pe piata. 

De asemenea, Tn aceasta sectiune va rugam sa evidential modul Tn care se va asigura respectarea 
prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea §i sanctionarea 
neregulior aparute Tn obtinerea §i utilizarea fondurilor europene §i/sau a fondurilor publice 
nationale aferente acestora §i la Hotararea nr.875/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.66/2011 cu modificarile §i completarile 
ulterioare. 


Evaluarea bugetului cererii de finantare 

Valoarea totala eligibila a proiectului (bugetul proiectului) trebuie sa fie direct proportionala cu 
rezultatele §i beneficiile pe termen lung asupra membrilor grupului tinta, Tn vederea asigurarii 
unei utilizari eficiente §i eficace a fondurilor. 

Justificarea §i detalierea bugetului este necesar sa fie facuta Tn concordanta cu activitatile 
proiectului. Tn justificarea §i detalierea bugetului trebuie sa tineti cont de prevederile Ordinului 
pentru stabilirea regulilor de eligibilitate §i a listei cheltuielilor eligibile Tn cadrul operatiunilor 
finantate prin POSDRU si ale H.G. nr. 759/2007 cu modificarile si completarile ulterioare. Este 
necesar sa precizati „tipurile de cheltuieli” Tn conformitate cu ordinul mai sus mentionat. 
Informatiile prezentate de dumneavoastra vor fi analizate Tn procesul de evaluare Tn vederea 
stabilirii utilizarii eficiente §i eficace a fondurilor. 

Tn cazul Tn care evaluatorul constata ca bugetul nu este fundamentat Tn mod adecvat, respectiv ca 
valorile cuprinse Tn acesta nu sunt sus^inute de o justificare corecta, nici Tn ceea ce prive§te 
nivelul preturilor utilizate, nici Tn ceea ce prive§te raportul dintre valoarea finantarii solicitate §i 
rezultatele a§teptate, se va diminua bugetul corespunzator. 

Tn cazul Tn care corectiile financiare propuse de evaluatori cumuleaza mai mult de 20% din 
valoarea eligibila a proiectului, cererea de finantare va fi respinsa 


4.4.7 INDICATORI 
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Tn cadrul acestei sectiuni sunt men1;iona1;i indicatorii de realizare imediata (output) §i indicatorii 
de rezultat (result) specifici pentru axa prioritara §i pentru domeniul major de interventie Tn 
cadrul caruia depune^i cererea de finantare. Ace§ti indicatori sunt introdu§i automat de sistemul 
informatic pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte. Tn acest sens, va rugam sa indicati 
valoarea prognozata a indicatorilor la care contribuie proiectul dumneavoastra. 

ATENJIE! Va rugam sa corelati informatiile referitoare la indicatori furnizate aici cu cele 
prezentate de dumneavoastra Tn cadrul sectiunii "Contextul Proiectului" §i Tn celelalte sectiuni ale 
cererii de finantare Tn care ati facut referiri la participant, grup tinta, rezultate ale proiectului, 
metodologie, etc. 

Indicatorii pot fi definifi ca modalitatea de masurare a unui obiectiv care trebuie atins, o 
resursa mobilizata sau un efect obfinut. Indicatorii descriu Tn termeni operationali si masurabili 
(cantitate, calitate, timp) obiectivele proiectului. Specificarea indicatorilor conduce la evaluarea 
fezabilitatii obiectivelor §i furnizeaza baza elaborarii sistemului de monitorizare §i evaluare a 
proiectului. 

Indicatorii de realizare imediata (output) reprezinta modalitatea de masurare a bunurilor §i 
serviciilor produse Tn cadrul proiectului, Tn relate cu obiectivele specifice ale proiectului. Astfel, 
un indicator de realizare imediata masoara tot ceea ce este obtinut Tn urma utilizarii asistentei 
financiare acordate. Indicatorii de rezultat reprezinta modalitatea de masurare a efectelor, 
beneficiilor §i avantajelor imediate §i directe ale proiectului pentru grupul tinta §i sunt Tn relate 
cu obiectivul proiectului. Un avantaj poate fi considerat ca fiind imediat daca apare Tn perioada Tn 
care grupul tinta este Tn contact direct cu proiectul. Rezultatele finale pot fi observate cand 
proiectul a fost finalizat. 

Indicatorii proiectului dumneavoastra trebuie sa contribuie DIRECT la atingerea indicatorilor 
definifi Tn Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007-2013, cu toate modificarile 
ulterioare. Tn cazul contrar, cererea de finanfare va fi respinsa. Proiectul trebuie sa contribuie 
DIRECT la atingerea a cel putin un indicator de program. Este obligatoriu a se prognoza valori 
aferente indicatorilor prevazu|i Tn POSDRU! 

Tn Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice vor fi mentionafi indicatorii obligatorii de atins Tn 
cadrul proiectului, precum §i valorile minime pentru ace§tia. 

ATENTIE! 

Indicatorii proiectului sunt obligatoriu de realizat nefiind permisa diminuarea valorii acestora 
pe parcursul implementarii decat Tn cazuri bine justificate §i, dupa caz, cu diminuarea 
corespunzatoare a bugetului. 

4.4.8 GRUP TINTA 
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Conceptul grup tinta se refera la grupul de persoane/entitatea care va fi direct §i pozitiv afectata 
Tn perioada de implementare a proiectului, la nivelul obiectivului §i activitatilor proiectului. Tn 
cadrul acestei sectiuni, sistemul informatic va indica automat grupurile tinta specifice pentru axa 
prioritara, domeniul major de interventie §i cererea de propuneri de proiecte Tn cadrul caruia 
depuneti cererea de finantare. Tn completarea acestei sectiuni va rugam sa verificati corelarea cu 
sectiunile privind eligibilitatea proiectului, sectiunea privind Justificarea necesitapi implementarii 
proiectului" §i enumerarea grupurilor tinta eligibile din Ghidul solicitantului - Conditii Specifice 
pentru fiecare DMI §i cerere de proiecte. 

Tn calitate de solicitant aveti obligaljia de a respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind 
protec^ia persoanelor fizice Tn ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal §i libera 
circulate a acestor date, transpusa Tn legislatia nationala prin Legea nr.677/2001, precum §i 
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal §i protecljia 
vietii private Tn sectorul comunicatiilor electronice, transpusa Tn legislatia nationala prin Legea 
nr.506/2004. Astfel, veti informa persoanele din grupul tinta al proiectului despre obligativitatea 
de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispozitiilor legale mentionate. Pentru 
Tnregistrarea grupului tinta se utilizeaza Formular de Tnregistrare a grupului tinta (cap.11 din 
prezentul Ghid). 

Tn acest sens, dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila cu 
AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, dumneavoastra, Tn calitate de beneficiar, va trebui sa 
demarati procedurile legale Tn vederea Tnregistrarii ca operator de date cu caracter personal. 
Participantii, Tn conformitate cu prevederile legale Tn vigoare, vor semna o declaratie prin care T§i 
dau acordul privind utilizarea §i publicarea datelor personale. 

Va rugam sa avefi Tn vedere urmatoarele: 

• o persoana nu poate fi Tncadrata din punct de vedere a eligibilitatii decat Tntr-o singura 
categorie eligibila; 

• grupul tinta trebuie corelat cu indicatorii definifi Tn DCI. 

Tn Ghidul Solicitantului - Condifii Specifice vor fi menfionate aspecte legate de marimea 
grupului tinta obligatorie de atinsTn cadrul proiectului. 


4.5 Modificarea Formularului electronic al Cererii de Finantare 

Fiecare cerere de finantare pe care o completati este salvata de sistemul informatic ca o versiune 
provizorie (schita) Tn cadrul sectiunii „Dosarul meu". Pentru modificarea unei cereri de 
finantare/unui proiect, pa§ii pe care trebuie sa Ti urmati sunt: 


accesati pagina de internet a AMPOSDRU http://www.fseromania.ro/index.php 
accesati sectiunea „Aplica"; 
selectati link „ActionWeb - Aplica" 
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• va Tnregistralji in sistemul informatic ActionWeb cu numele de utilizator §i parola 
stabilite; 

• accesalji sectiunea „Dosarul meu"; 

• selecta^i optiunea „Arata lista proiectului"; 

• selecta^i optiunea „Editeaza proiect"; 

• completati toate sectiunile cererii de finanare (in conformitate cu etapele descrise 
anterior). 

ATENJIE! Cererea de finantare nu mai poate fi modificata dupa transmiterea acesteia on-line, 
respectiv dupa acjionarea butonului „Trimite proiect". 
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5. EVALUAREA §1 SELECJIA PROIECTELOR 

Scopul procesului de evaluare §i selectie a proiectelor este de a elimina proiectele care nu 
contribuie la implementarea POSDRU §i a evita dubla finantare, asigurandu-se o utilizare eficienta 
§i eficace a resurselor. 

5.1 Procedura de evaluare §i selectie a proiectelor 

Termenele precizate in cursul acestui ghid sunt orientative §i urmaresc asigurarea unui proces de 
evaluare rapid, fluent §i eficient. Tn circumstante speciale, cum ar fi cele generate de depunerea 
unui numar foarte mare de cereri de finantare simultan, defectarea sistemului informatic, 
mutarea sediului sau alte cauze obiective, termenele pot fi prelungite, prin decizie a conducerii 
AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil. 

Procesul de evaluare va Tncepe a doua zi dupa data transmiterii electronice a cererii de finantare 
si a anexelor. 

Procesul de evaluare al cererilor de finantare cuprinde urmatoarele etape, desfa§urate succesiv: 

• Faza A - Verificarea conformitatii administrative §i a eligibilitatii solicitantilor, a 

partenerilor §i a proiectului; 

• Faza B - Selectia cererilor de finantare. 

Pentru proiectele „admise" Tn faza A de evaluare, secretarul comitetului de evaluare va distribui 
cererile de finantare Tn faza B, evaluarea tehnica care se realizeaza pe baza grilelor de selectie. 

Evaluarea fiecarei cereri de finantare, Tn fiecare din cele doua faze va fi realizata de catre doi 
evaluatori. 

Setul complet de documente justificative necesar dovedirii aspectelor precizate Tn cererea de 
finantare §i declaratiile pe proprie raspundere aferente va fi solicitat de AMPOSDRU/OIPOSDRU 
responsabil Tn etapa de contractare. 

5.2 FAZA A -Verificarea conformitatii §i a eligibilitatii 

Secretarul Comitetului de Evaluare transmite echipei pentru eligibilitate, atat cererea de 
finantare Tn format electronic Tmpreuna cu bugetul detaliat, cat §i anexele transmise electronic de 
solicitant pentru acel proiect. Numai cererile de finantare care primesc „Da" la toate rubricile 
grilelor de evaluare aferente verificarilor din faza A sunt declarate admise. Daca proiectul 
prime§te un „Nu" la oricare din rubricile grilelor de evaluare aferente verificarilor din Faza A 
cererea de finantare este respinsa §i nu mai parcurge faza B de evaluare. 

Membrii echipei de verificare a conformitatii §i a eligibilitatii carora le-a fost repartizata o cerere 
de finantare spre verificare vor duce la Tndeplinire, Tn cadrul unui proces continuu, toate 
activitatile detaliate mai jos ca fiind incluse Tn cadrul Fazei A §i vor completa grilele aferente 
verificarii conformitatii §i eligibilitatii. 
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Prin Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice se pot adauga elemente suplimentare, specifice, de 
verificat de catre Comitetul de Evaluare. Grilele conform carora se realizeaza evaluarea sunt 
anexa la Ghidul Solicitantului -Conditii Specifice. 

Al. Verificarea conformitatii administrative va consta ?n principal Tn verificarea faptului ca 
anexele au fost transmise o data cu formularul electronic al cererii de finantare. 

A2. Verificarea eligibility solicitanfilor §i a partenerilor 

Verificarea eligibilitatii solicitantului §i a partenerilor va consta Tn verificarea faptului ca 
solicitantul §i partenerii aparljin categoriilor de entita^i eligibile/legale mentionate Tn Ghidul 
solicitantului - Conditii Generale §i Conditii Specifice pentru fiecare apel de propuneri de 
proiecte. 

Se vor verifica Tn cadrul acestei activity cel pufin aspectele reglementate de subcapitolul 3.1 
din cadrul prezentului Ghid al Solicitantului - Conditii Generale. 

Tn cazul Tn care nu sunt Tndeplinite toate conditiile privind eligibilitatea solicitantilor/partenerilor 
(raspuns „Da" pentru toate criteriile de verificare), cererea de finantare este respinsa. 

A3. Verificarea eligibility proiectului 

Verificarea eligibilitatii proiectului se realizeaza pe baza unor criterii eliminatorii specificate Tn 
grila aferenta Fazei A prevazuta ca anexa la Ghidul solicitantului - Conditii specifice. Se vor evalua 
urmatoarele aspecte legate de: eligibilitate proiect, eligibilitate activity, grup tinta, rezultate 
propuse §i indicatori, buget §i implementare proiect. 

Prin Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice se pot introduce criterii suplimentare de eligibilitate 
cu privire la indicatorii de program aferenti fiecarui DMI, dimensiunea grupului tinta sau alte 
criterii relevante. 

Tn situatia Tn care cererea de finantare contine activitati §i/sau grupuri tinta, ne-eligibile, cererea 
de finantare va fi respinsa. 

5.3 FAZA B - Selectia proiectelor Tn baza criteriilor aprobate de comitetul de 
monitorizare POSDRU 

Selectia cererilor de finantare se face pe baza informatiilor din urmatoarele sectiuni/sub-sectiuni 
din fiecare cerere de finantare Tn parte: „Tipul solicitantului" (informatii privind statutul juridic al 
solicitantului) din „Profiiui meu"-, Jnformatii Proiect", „Descriere Proiect secpunea 1", „Descriere 
Proiect secpunea 2", „Graficut activitaplor proiectului", „Date financiare", „Indicatori" §i „Grup 
pnta". 

Selectia cererilor de finantare se face Tn conformitate cu criteriile de selectie aprobate de 
Comitetul de Monitorizare POSDRU. Punctajul maxim care poate fi obtinut de o cerere de 
finantare este de 100 de puncte, cu urmatoarele punctaje maxime posibile pe fiecare din criteriile 
de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU: 
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Relevant 30 puncte 

Metodologie 25 puncte 

Sustenabilitate 15 puncte 

Cost-eficien1;a 30 puncte 

Pentru a se asigura selectia unor cererei de finantare de calitate corespunzatoare §i tinand cont 

de prevederile OUG 66/2011, se stabile§te un prag minim pefiecare criteriu de selecfie 


Relevant^ 

Metodologie 

Sustenabilitate 

Cost-eficienta 


21 puncte 
18 puncte 
10 puncte 
21 puncte 


Proiectul este admis daca obljine un punctaj total de minim 70 puncte §i punctajul minim pentru 
fiecare criteriu de selectie. 


Proiectul este respins daca nu se obtine punctajul minim pentru fiecare criteriu de selectie, 
indiferent de punctajul total obtinut. 


Fiecare criteriu de selectie cuprinde un numar diferit de subcriterii. Pentru fiecare subcriteriu a 
fost stabilit un punctaj maxim. Punctajul acordat trebuie sa reprezinte o valoare absoluta, fara 
zecimale, situata Tntre 0 §i punctajul maxim pentru fiecare subcriteriu. 


Scorul final va reprezenta media aritmetica Tntre punctajele acordate de evaluatori. 
Punctajul/scorul obtinut Tn evaluarea proiectului va fi acordat de 2 evaluatori diferi^i. Ei vor avea 
acces la versiunea proiectelor Tn care ID proiectului §i numele solicitantului §i a partenerilor nu 
sunt cunoscute. 


ATENJIElTn cazul Tn care se constata ca bugetul nu este fundamentat Tn mod adecvat, respectiv ca 
valorile cuprinse Tn acesta nu sunt sustinute de o justificare corecta nici Tn ceea ce prive§te nivelul 
preturilor utilizate §i nici Tn ceea ce prive§te raportul dintre valoarea finantarii solicitate §i 
rezultatele a§teptate se va diminua bugetul corespunzator. Tn cazul Tn care corectiile financiare 
propuse de evaluatori cumuleaza mai mult de 20% din valoarea eligibila a proiectului, cererea de 
finantare va fi respinsa. 


5.4 Decizia de finantare 

Cererile de finantare care obtin un punctaj de peste 80 de puncte (cu conditia indeplinirii 
punctajelor minime la fiecare criteriu de evaluare) vor fi contractate imediat, chiar si Tnaintea 
finalizarii Tntregului proces de evaluare. Pentru proiectele care obtin Tntre 70 si 80 de puncte (cu 
conditia indeplinirii punctajelor minime la fiecare criteriu de evaluare), contractele de finantare 
se vor semna Tn ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, dupa finalizarea procesului de 
evaluare si Tn funcbe de alocarea financiara stabilita prin Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice. 
Lista finala a cererilor de finantare selectate se va constitui dupa finalizarea procesului de 
solutionare a contestatiilor. 
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Tn situatia in care exista cereri de finantare aprobate pentru finantare (care au obtinut un punctaj 
general de cel putin 70 de puncte si un punctaj minim pe fiecare criteriu de evaluare) dar care, Tn 
urma aplicarii mecanismului finantarii Tn ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, nu se 
Tncadreaza Tn alocarea financiara orientativa disponibila pentru apelul de proiecte respectiv, 
aceste cereri de finantare vor fi incluse pe o lista de rezerve si vor fi incluse Tn procesul de 
contractare, Tn ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, Tn masura Tn care sunt identificate 
surse suplimentare de finantare (rezilieri, economii din execuba bugetara a proiectelor finalizate 
etc.) pentru DMI Tn cadrul caruia este finantat apelul de proiecte. Lista de rezerve este valabila 
pana la 31.12.2014. 

Decizia de aprobare a cererii de finantare poate fi anulata Tn orice moment §i Tn orice etapa a 
procesului de evaluare §i ulterior, Tn cadrul procesului de contractare a cererii de finantare 
selectate precum si Tn etapa de implementare a proiectului finantat Tn cazul Tn care, ulterior fazei 
de evaluare, se identified motive certe (de orice natura - legale, faptice, documentare) care due la 
concluzia ca cererea de finantare, solicitantul, partenerii sau parteneriatul erau neeligibili. 
AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil T§i rezerva dreptul de a efectua verificari suplimentare, dupa 
aprobarea cererii de finantare. 

Modalitatea de informare a potentialilor beneficiari cu privire la rezultatul procesului de 
evaluare 

Secretarul Comitetului de Evaluare elaboreaza scrisoarea de informare privind aprobarea cererii 
de finantare pentru finantare nerambursabila/scrisoare privind includerea pe lista de 
rezerve/scrisoarea de informare privind respingerea cererii de finantare §i transmite catre 
beneficiari Tn termen de maximum 5 zile lucratoare de la semnarea deciziei de catre conducerea 
AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil. 
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5.5 Contestatii 

Tn urma procesului de evaluare, aveti posibilitatea de a contesta, o singura data pentru fiecare 
faza, rezultatul procesului de evaluare aferent cererii de finantare transmisa de dumneavoastra, 
in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la transmiterea prin e-mail a scrisorii de 
informare. 

Procesul de solutionare a contestatiilor se desfa§oara exclusiv la nivelul AMPOSDRU. Tn acest sens 
contestable vorfi depuse la sediul AMPOSDRU. 

Contestable care Tncearca sa acrediteze ideea neprimirii scrisorii de informare de catre 
solicitant sau de catre reprezentanb solicitanfilor §i pentru care exista la AMPOSDRU/ 
OIPOSDRU responsabil confirmarea trimiterii scrisorii precum §i cei care au transmis 
contestatia Tn afara termenului prevazut mai sus nu vor face obiectul Comitetului de 
Solutionare a Contestatiilor §i vor fi informal cu privire la aceste aspecte de catre secretarul 
Comitetului de evaluare. 

Contestatia cu privire la rezultatele procesului de evaluare va fi depusa la registratura 
AMPOSDRU sau transmisa pe fax la adresa specificata Tn Ghidul Solicitantului - Conditii specifice. 
Contestatia trebuie sa cuprinda aspectele punctuale ale deciziei AMPOSDRU/OIPOSDRU 
responsabil cu care nu sunteti de acord §i argumentele dumneavoastra cu privire la fiecare 
problema contestata. 

Tn conformitate cu metodologia de solutionare a contestatiilor, AMPOSDRU va raspunde 
contestatiilor primite Tn termen de 20 de zile lucratoare de la Tnregistrarea acestora la 
registratura. Termenul poate fi prelungit cu aprobarea directorului general AMPOSDRU Tn cazuri 
bine justificate. 

Examinarea contestatiilor va fi efectuata de catre un comitet la nivel de AMPOSDRU prin analiza 
fiecarei contestatii individual. Comitetul de Solutionare a Contestatiilor va proceda la reevaluarea 
criteriilor contestate, de catre membrii evaluatori §i va Tntocmi un raport de solutionare a 
contestatiei individual, pentru fiecare cerere de finantare Tn parte. 

Lista finala a proiectelor aprobate spre finantare va fi elaborate dupa finalizarea procesului de 
solutionare a contestatiilor. Proiectele care primesc un punctaj mai mare sau egal cu 70 de 
puncte §i au depart pragurile minime impuse pentru cele 4 criterii de selectie, vor fi propuse spre 
finantare Tn ordinea descrescatoare a punctajului obtinut §i Tn limita alocarii financiare disponibile 
pentru cererea de propuneri de proiecte respective. Lista finala a proiectelor propuse spre 
finantare va fi publicata pe site-ul AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil. 

ATENJIE Decizia comitetului de solutionare a contestatiilor este definitive §i irevocabila §i poate fi 
diferita de cea a comitetului initial de evaluare . 
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6. CONTRACTUL DE FINANTARE 

Daca proiectul depus de dumneavoastra a fost propus spre finantare de catre Comitetul de 
Evaluare, AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil pentru gestionarea respectivului DMI va ini^ia 
procesul de contractare cu organizatia dumneavoastra. 

Prin semnarea contractului de finantare, in calitate de beneficiar recunoa§tefi §i respectafi 
termenii §i condifiile Tn care vefi primi finanfarea nerambursabila §i va angajafi sa 
implementafi pe propria raspundere proiectul pentru care primiti finantare cu respectarea 
legislafiei comunitare $i nafionale Tn vigoare. 

Tn vederea semnarii contractului de finantare, AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil va solicita 
beneficiarilor ale caror proiecte au fost selectate spre finantare documente suport Tn vederea 
verificarii celor declarate de solicitant Tn cererea de finantare §i anexele depuse. Tn cazul 
existentei unor neclaritati, AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil poate solicita orice alte 
documente considerate necesare pentru clarificarea situatiilor identificate §i pregatirea 
contractului. 

ATENJIE! Decizia de a aprobare a cererii de finantare poate fi anulata Tn orice moment §i Tn 
orice etapa a procesului de evaluare §i ulterior §i Tn cadrul procesului de contractare a cererii de 
finantare selectate Tn cazul Tn care, Tn fazele de evaluare sau Tn faza de contractare, se identified 
motive certe (de orice natura - legale, faptice, documentare, conflicte de interese, 
incompatibilitati, etc.) care due la concluzia ca cererea de finantare, solicitantul, partenerii sau 
parteneriatul erau neeligibile conform regulilor aplicabile apelului de propuneri de proiecte. 
AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil T§i rezerva dreptul de a solicita clarificari suplimentare 
oricarui solicitant, dupa aprobarea cererii de finantare, pana Tn momentul semnarii contractului 
de finantare. 

Solicitantii nu trebuie sa Tntarzie pentru motive nejustificate transmiterea documentelor aferente 
procesului de contractare, Tn vederea semnarii contractului de finantare. Termenul pentru 
depunerea documentelor pentru contractare, precum §i termenul pentru transmiterea 
clarificarilor solicitate Tn procesul de contractare de AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil vor fi 
stabilite prin scrisori de informare/solicitari de clarificari transmise Tn acest sens de 
AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil. Nedepunerea documentelor de contractare/netransmiterea 
clarificarilor Tn termenul stabilit poate duce la revocarea deciziei de finantare. 

Tn calitate de beneficiar aveti obligatia de a implementa proiectul pentru care s-a semnat 
contractul de finantare, Tn conformitate cu cererea de finantare aprobata. Tn cazul Tn care nu veti 
putea pune Tn aplicare proiectul, Tn conditiile asumate §i stipulate Tn contractul de finantare, va 
veti asuma consecintele corespunzatoare. Astfel, AMPOSDRU T§i rezerva dreptul de a Tntrerupe 
platile sau rezilia contractul Tncheiat, iar asistenta financiara nerambursabila poate fi redusa 
§i/sau restituita, Tn totalitate sau partial. Se vor aplica reglementarile cuprinse Tn cadrul 
subcapitolului 3.1. 
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6.1 Prevederi speciale pentru aplicantii care au cel putin 2 cereri de finantare aprobate ?n cadrul 
tuturor apelurilor lansate Tn anul 2014 finantate din POSDRU 

Tn cazul aplicantilor organizatii de drept privat care au cel putin 2 cereri de finantare aprobate in 
cadrul tuturor apelurilor lansate in anul 2014 finantate din POSDRU, Tncepand cu a doua cerere 
de finantare aprobata, se vor aplica in etapa de precontractare urmatoarele prevederi: 

1. Tn cazul aplicantilor pentru care s-a calculat capacitatea financiara pe baza sumei cifrelor 
de afaceri/sumei veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 §i n-3) conform bilantului 
contabil, valoarea totala a asistentei financiare nerambursabile contractate Tn cadrul 
apelurilor lansate Tn anul 2014 nu poate depasi dublul sumei cifrelor de afaceri/sumei 
veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 §i n-3) conform bilantului contabil. 

2. aplicantii pentru care s-a calculat capacitatea financiara ca procent maxim (30% sau 20%) 
din valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate la nivel de proiect nu pot 
contracta mai mult de 2 proiecte Tn cadrul apelurilor lansate Tn anul 2014. 

3. Tn cazul Tn care aceluiasi aplicant i-au fost aprobate spre finantare cel putin 2 proiecte , 
dintre care cel putin pentru un proiect s-a calculat capacitatea financiara pe baza sumei 
cifrelor de afaceri/sumei veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 §i n-3) conform 
bilantului contabil, Tn etapa de precontractare se va aplica algoritmul de la punctul 1 de 
mai sus. 
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7. ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR 
7.1 Conditii generale 

Tn calitate de beneficiar trebuie sa tine^i o contabilitate analitica a proiectului, cu respectarea 
prevederilor legale in vigoare. Toate operaljiunile efectuate Tn cadrul proiectului vor fi reflectate 
Tn evidenja contabila a beneficiarului §i a partenerilor §i sustinute de documente justificative. 

Tn conformitate cu prevederile art. 89 §i art. 90 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 §i cu art. 18 
§i art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006, Tn calitate de beneficiar trebuie sa pastrami toate 
Tnregistrarile/registrele timp de 3 (trei) ani de la data Tnchiderii oficiale a POS DRU 2007-2013, 
respectiv 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii acestui termen. 

De asemenea, aveji obliga^ia de a acorda dreptul de acces la locurile §i spafiile unde se 
implementeaza sau a fost implementat proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice, 
precum §i la toate documentele §i fi§ierele informatice privind gestiunea tehnica §i financiara a 
proiectului. Documentele trebuie sa fie u§or accesibile §i arhivate astfel Tncat sa permita 
verificarea lor. Tn acest sens sunteti obligat sa informal AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil cu 
privire la locul arhivarii documentelor. Toate documentele referitoare la implementarea 
proiectului aprobat spre finantare Tn cadrul POSDRU trebuie sa fie arhivate de catre 
dumneavoastra, Tn calitate de beneficiar, Tn spa^ii special amenajate §i destinate acestui scop, 
asigurand pastrarea unei piste de audit corespunzatoare a operatiunilor efectuate pentru 
implementarea proiectului. Spa1;iul destinat arhivarii va fi astfel amenajat Tncat sa se asigure 
pastrarea Tn bune conditii a documentelor, sa se evite distrugerea intentionata/accidentala sau 
sustragerea neautorizata a acestora. 

Tn calitate de beneficiar avefi obligafia de a furniza orice informafii de natura tehnica sau 
financiara legate de project solicitate de AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, Autoritatea de 
Certificare §i Plata, Autoritatea de Audit, Comisia Europeana sau orice alt organism abilitat sa 
verifice sau sa realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanfate din 
instrumentele structurale, respectiv din Fondul Social European. Sunteti obligat sa asigurati 
disponibilitatea §i prezenlja personalului implicatTn implementarea proiectului pe Tntreaga durata 
a verificarilor efectuate. 

AMPOSDRU/OIRPOSDRU Tsi rezerva dreptul de a nu deconta cheltuielile care privesc activitalji cu 
caracter transnational pentru care beneficiarul NU justified temeinic legatura DIRECTA a 
activitatilor pentru care s-au prevazut cheltuielile cu obiectivul proiectului. 

Tn calitate de beneficiar avefi obligafia da a introduce Tn modului ActionWeb dedicat toate 
informatiile din formularele de Tnregistrare a grupului finta, completate de participanfii la 
operafiunile co-finanfate din FSE derulate Tn cadrul proiectului §i de a le corela cu indicatorii 
preconizati prin project. 

Tn conformitate cu Ordinul ministrului afacerilor europene nr.204/2011 pentru aprobarea 
Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 11 A 1 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind 
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regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finanjate prin programele 
operational, cu modificarile §i completarile ulterioare, la depunerea cererii de finantare/cererii 
de rambursare, solicitantii/beneficiarii de finantare din instrumente structurale au obliga^ia 
depunerii unei declaratii pe propria raspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea 
adaugata aferente cheltuielilor eligibile cuprinse Tn bugetul proiectului/cererea de rambursare. 

Tn vederea evitarii dublarii functiilor si pentru justificarea implicarii Tn project a membrilor 
echipei de management/implementare, acestia vor trebui sa depuna Tn perioada de 
implementare, rapoarte de activitate care sa contina nr. ore lucrate pe proiect (§i pe alte 
proiecte, dupa caz), intervalul orar, specificarea activitatii din proiect §i descrierea activitatii 
lucrata in perioada raportata, la care se vor anexa documente justificative. 


ATENJIE! 

Documentele furnizate Tn implementarea proiectelor vor fi prezentate AMPOSDRU/OIPOSDRU 
responsabil DOAR Tn limba romana. Tn situate existentei unor documente scrise Tn alta limba 
decat romana, acestea vor fi prezentate Tnsotite de traducere efectuata de un traducator 
autorizat. 

Se vor avea Tn vedere materialele orientative (clarificari, instructiuni etc) publicate Tn sprijinul 
beneficiarilor de AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil pe paginile proprii de Internet. 


7.2 Informare §i publicitate 

Tn calitate de beneficiar al asistentei financiare nerambursabile prin POS DRU trebuie sa asigurati 
vizibilitatea adecvata, transparent §i promovarea corespunzatoare a proiectului, a obiectivelor 
§i a rezultatelor obtinute. 

Conform regulamentelor europene aplicabile, Tn calitate de Beneficiar aveti urmatoarele obligatii: 

• Sa asigurati pe tot parcursul proiectului §i ulterior vizibilitatea adecvata, transparenta §i 
promovarea corespunzatoare a proiectului, a obiectivelor §i rezultatelor obtinute; 

• Sa asigurati, pe tot parcursul proiectului §i ulterior, informarea opiniei publice prin 
mijloace de informare adecvate privind asistenta financiara nerambursabila obtinuta din 
fondurile europene; 

• Sa oferiti informatii la finalizarea proiectului, partilor implicate Tn proiect despre 
finantarea obtinuta §i rezultatele proiectului, cu mentionarea faptului ca acordarea cofinantarii s- 
a realizat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, din Fondul Social 
European. Obligativitatea asigurarii de catre beneficiari a publicitatii proiectelor este prevazuta Tn 
Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 §i se aplica oricarui tip de proiect (lucrari, achizitii, asistenta 
tehnica, etc.). Tn cazul proiectelor Tn care contribute publica depa§e§te 500.000 euro §i Tn cazul Tn 
care cheltuielile cu informarea §i publicitatea sunt eligibile, beneficiarul are obligate de a asigura 
actiuni de comunicare mai mult decat cerintele minime obligatorii. Mijloacele de informare 
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raman la alegerea beneficiarului, cu condiljia sa se pastreze o dovada a Tndeplinirii acestei 
obligati. 

• Sa notificati in mod clar §i prin mijloace adecvate faptul ca proiectul implementat a fost 
selectat in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
cofinantat din Fondul Social European - "lnveste§te in oameni!" 

• Sa va asigurati ca orice document, inclusiv certificatele de participare sau diplomele 
(exceptand certificatele sau documentele similare al caror format este stabilit prin lege sau alt act 
normativ cu valoare similara), obtinute in cadrul proiectului, contin un paragraf sau o mentiune 
care sa faca referire la faptul ca proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin 
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Tnsotita de expresia 
"lnveste§te in oameni!" 

• Sa asigurati resursele bugetare corespunzatoare pentru activitatile §i produsele de 
informare §i comunicare. 

De asemenea, in vederea asigurarii vizibilitatii, transparentei §i promovarii proiectului, pe 
parcursul implementarii acestuia va fi necesara orgcmizarea a cel pu^in doua conferin^e de presa 
(una la Tnceperea §i una la finalizarea implementarii proiectului). Toate masurile de informare §i 
publicitate care vor fi implementate in cadrul Proiectului, vor respecta prevederile Manualului de 
Identitate Vizuala pentru POSDRU 2007-2013. Tn calitate de Beneficiar aveti obligativitatea de a 
respecta toate prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru POSDRU 2007-2013 §i 
Instructiunile AMPOSDRU/OI(R) POSDRU responsabil. Pentru informatii suplimentare privind 
regulile de vizibilitate pentru toate masurile de informare §i publicitate, va rugam sa consultati 
Manualul de Identitate Vizuala pentru POSDRU 2007-2013, postat pe site-ul www.fseromania.ro, 
respectiv paginile de internet ale Organismelor intermediare responsabile. 


7.3 Aspecte financiare 

Platile (prefinantari, rambursari) vor fi efectuate de catre AMPOSDRU in lei, in contul/conturile 
notificate de catre dumneavoastra, in calitate de beneficiar, la AMPOSDRU/OIPOSDRU 
responsabil. 

Aveti posibilitatea sa solicitati acordarea prefinantarii, Tn condi^iile stabilite Tn contractul de 
finantare Tncheiat Tntre AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil §i dumneavoastra Tn calitate de 
beneficiar. Modalitatea de solicitare a prefinantarii, precum §i valoarea acesteia sunt prevazute Tn 
contractul de finantare. 

Tn vederea rambursarii cheltuielilor eligibile efectuate Tn cadrul proiectului, trebuie sa transmiteti 
catre AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil cereri de rambursare/cereri de plata. Cererile de 
rambursare vor fi Tnsotite de raportul tehnico-financiar, Tn conformitate cu prevederile 
contractului de finantare. Tnainte de depunerea cererilor de rambursare la sediul 
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AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, Beneficiarul are obligatia introducerii datelor financiare in 
modulul ActionWeb dedicat. 

Tn conformitate cu prevederile art.2(1) din Instructiunea din 27.12.2011 de aplicare a prevederilor 
art. Ill din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate in cadrul operaljiunilor finantate prin programele operational, la depunerea cererii de 
rambursare, Tn conformitate cu art. II 1 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind 
regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate Tn cadrul operatiunilor finantate prin programele 
operational, cu modificarile §i completarile ulterioare, beneficiarii de finantare din instrumente 
structural au obligatia depunerii unei declaratii pe propria raspundere privind nedeductibilitatea 
taxei pe valoarea adaugata aferente cheltuielilor eligibile cuprinse Tn cererea de rambursare, 
conform anexei 2 din Instruchuna mentionata, certificate de organul fiscal competent din 
subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. 

Suma acordata sub forma prefinantarii se recupereaza integral §i progresiv, pana la valoarea 
integrala, prin aplicarea unui procent din valoarea fiecarei cereri de rambursare transmise catre 
AMPOSDRU/ OIPOSDRU responsabil. Acest procent este specificat Tn contractul de finantare 
Tncheiat Tntre AMPOSDRU/ OIPOSDRU responsabil §i dumneavoastra Tn calitate de beneficiar. 

Plata finala va fi efectuata de catre AMPOSDRU Tn contul special al proiectului, numai dupa 
certificarea finala a tuturor cheltuielilor efectuate Tn cadrul proiectului. 

Nota! Regulile privind conditiile aplicabile implementarii proiectului sunt prevazute Tn 
Contractul de finantare. 


7.4 Achizitii Tn cadrul proiectului 

Beneficiarii/partenerii care au calitate de autoritate contractanta Tn conformitate cu prevederile 
art.8 din OUG 34/2006 si care efectueaza achizitii Tn cadrul proiectului, Tn conformitate cu 
prevederile cererii de finantare si ale Acordului de parteneriat, vor aplica legislatia Tn vigoare 
privind achizitiile publice (OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia 
subsecventa). 

Beneficiarii/partenerii care nu au calitate de autoritate contractanta Tn conformitate cu 
prevederile art.8 din OUG 34/2006 si care efectueaza achizitii Tn cadrul proiectului, Tn 
conformitate cu prevederile cererii de finantare si ale Acordului de parteneriat, vor aplica 
prevederile Ordinului nr. 1120/15.10.2013, privind modificarea si aprobarea procedurii de 
atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, 
obiectivul Convergent^. 

7.5 Nereguli 

Tn conformitate cu art.1(2) Regulamentul Consiliului (CE) nr.2988/1995 privind protectia 
intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, neregula reprezinta orice Tncalcare a 
prevederilor legislatiei comunitare rezultata dintr-un act sau omisiune a unui operator economic, 
care are, sau care ar putea avea, efectul prejudicierii bugetului general al Comunitatilor sau 
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bugetelor administrate de catre acestea, fie prin reducerea, fie prin pierderea venitului rezultat 
din surse proprii colectate direct Tn numele Comunitatilor, sau printr-o cheltuiala neeligibila. 

Tn conformitate art.2(7) din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1083/2006, neregula reprezinta 
orice Tncalcare a unei prevederi a dreptului comunitar, care rezulta dintr-un act sau dintr-o 
omisiune a unui operator economic, care are sau ar putea avea efectul de a prejudicia bugetul 
general al Uniunii Europene, prin imputarea unei cheltuieli necorespunzatoare bugetului general. 

Tn conformitate cu art.27 din Regulamentul (CE) nr.1828/2006 : 

• operator economic - reprezinta orice persoana fizica sau juridica sau orice alta entitate 
ce participa la implementarea asistentei din Fonduri, cu exceptia situatiei Tn care un Stat Membru 
T§i exercita prerogativele de autoritate publica; 

• suspiciune de frauda - se refera la o neregula ce duce la initierea demersurilor 
administrative sau juridice la nivel national, pentru a stabili prezenta comportamentului 
intentionat, Tn special frauda, asa cum se mentioneaza la punctul (a) al Art. 1(1) din Conventia 
redactata pe baza Articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeana, privind protectia 
intereselor financiare ale Comunitatilor Europene; 

• faliment - Tnseamna procedurile legate de insolvabilitate Tn acceptiunea Art. 2(a) din 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvent^. 

Tn conformitate cu art. 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea si sanctionarea neregulilor aparute Tn obtinerea §i utilizarea fondurilor europene 
§i/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, termenii §i expresiile de mai jos au 
urmatoarele semnificatii: 

a. neregula : orice abatere de la legalitate, regularitate §i conformitate Tn raport cu 
dispozitiile nationale §i/sau europene, precum §i cu prevederile contractelor ori a altor 
angajamente legal Tncheiate Tn baza acestor dispozitii, ce rezulta dintr-o actiune sau inactiune a 
beneficiarului ori a autoritatii cu competente Tn gestionarea fondurilor europene care a 
prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici 
international! §i/sau fondurile publice nationale aferente acestora printr-o suma platita 
necuvenit; 

b. frauda: infractiunea savar§ita Tn legatura cu obtinerea ori utilizarea fondurilor 
europene §i/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, incriminata de Codul penal ori 
de alte legi speciale.-Constatarea neregulilor se face conform prevederilor Ordonantei de urgenta 
a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea §i sanctionarea neregulilor aparute Tn 
obtinerea §i utilizarea fondurilor europene §i/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora 
§i a Hotararii Guvernului nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea §i sanctionarea neregulilor aparute Tn obtinerea §i utilizarea fondurilor europene 
§i/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. 
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O neregula sau o frauda poate fi identificata atat pe parcursul cat §i ulterior finalizarii 
implementarii proiectului. 

Tn situaljia constatarii unei nereguli, in conformitate cu legislate comunitara §i nationals relevanta 
in vigoare, AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil va dispune toate masurile necesare pentru 
recuperarea sumelor constatate ca necuvenite §i a majorarilor de TntTrziere, pentru stabilirea unor 
corectii financiare ca urmare a nerespectarii de catre beneficiari a procedurii de achizitie publica 
precum §i pentru eliminarea sau diminuarea consecintelor asupra implementarii proiectului §i 
totodata pot dispune suspendarea executarii contractului sau rezilierea acestuia. Orice sesizare 
privind nereguli §i/sau posibile fraude in acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi 
transmisa la urmatoarele adrese: 

• Ministerul Fondurilor Europene, AMPOSDRU: nereguli@fonduri-ue.ro, 

sesizari.proiecte.fse(5)fonduri-ue.ro . 

• Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, neregulifse@oiposdru.edu.ro; 

• Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane din cadrul Centrului National de Dezvoltare a Tnvatamantului Profesional §i Tehnic 
nereguli oicndipt@tvet.ro; 

• Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nereguli@fse.anofm.ro; 

• Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane Regiunea Nord-Est nereguli.fse@ fsenordest.ro; 

• Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia nereguli@fsesudmuntenia.ro; 

• Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane Regiunea Sud-Est nereguli se@oiposdru.ro; 

• Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane Regiunea Sud-Vest Oltenia: nereguli@oirsvfse.ro; 

• Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane Regiunea Vest: sesizari.nereguli@oirposdru-vest.ro; 

• Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane Regiunea Centru: nereguli@oirposdrucentru.ro; 

• Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane Regiunea Nord-Vest: nereguli@runv.ro; 

• Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane Regiunea Bucure§ti llfov: nereguli@oiposdrubi.ro; 
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• Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea de Certificare §i Plata: nao@mfinante.ro, 
naoinfo(5)mfinante.ro: 


• Departamentul pentru Lupta Antifrauda: antifraud@gov.ro . 
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8. ANEXELE CERERII DE FINANJARE 

DECLARAJIE DE ELIGIBILITATE 
Anexa 1 a cererii de finantare 


Nr. inregistrare/data:.(la solicitant) 

In calitate de <functie/reprezentant legal/imputernicit> al <denumirea solicitant>, subsemnatul <nume, prenume> posesor 
al CI/BI seria <seria> nr. <nr.>, eliberat(a) de <organismul emitent>, cunoscand ca falsul in declara(ii este pedepsit in 
conformitate cu Art. 292 din Codul Penal, declar pe propria raspundere ca: 

<denumire solicitant> depune Cererea de finan(are, din care aceasta declara(ic face parte integranta, in cadrul POS 

DRU 2007-2013 

atat <denumire solicitant> 

cat §i partenerii implicaji in proiect nu se afla in nici una din situajiile urmatoare: 

- se afla in stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrate judiciara, are incheiate 
concordate, §i-a suspendat activitatea economica sau face obiectul unei proceduri in urma acestor situafii sau se afla in 
situa(ii similare in urma unei proceduri de aceea§i nature prevazute de legisla(ia sau de reglementarile na(ionale; 

- reprezentan(ii sai legali / structurile de conducere §i persoanele care asigura conducerea solicitantului au fost 
condamna(i printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita profesionala; 

- reprczentantii sai legali / structurile de conducere §i persoanele care asigura conducerea solicitantului au comis in 
conduita profesionala gre^eli grave, demonstrate prin orice mijloace, pe care autoritatea contractanta le poate justifica; 

- se incadreaza, din punct de vedere al obligajiilor de plata restante la bugetele publice, intr-una din situafiile de mai jos*: 

• obligajiile de plata nete depa^esc 1/12 din totalul obligajiilor datorate in ultimele 12 luni, in cazul certificatului 
de atestare fiscala emis de Agenfia Nationals de Administrare Fiscala; 

• obligatiile de plata depa^esc 1/6 din totalul obligajiilor datorate in ultimul semestru, in cazul certificatului de 
atestare fiscala emis de autoritajile publice locale. 

- reprezentanjii sai legali / structurile de conducere §i persoanele care asigura conducerea solicitantului au fost 
condamnati printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru frauda, coruptie, participare la o organizajie criminala sau 
la orice alte activitaji ilegale in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatilor; 

- i se aplica o sancjiune administrativa in legatura cu declarajii false in furnizarea informajiilor solicitate de autoritatea 
contractanta, sau pentru faptul ca nu a furnizat acele informajii, sau in legatura cu faptul ca s-a constatat o incalcare grava 
a obiigafii lor ce ii revin in temeiul contractelor deja fmantate. 

- se gase^te in situajie de conflict de interese sau incompatibilitate; 

- se face vinovat de declarajii false in furnizarea informajiilor solicitate de AMPOSDRU/OI POSDRU responsabil sau nu 
a furnizat aceste informajii; 

- se afla intr-una din situajiile de excludere de la procedure de selecjie 

De asemenea, pe toata durata implementarii cererii de fi nan tare depuse, in cazul in care aceasta va fi contractata, 
<denumirea solicitant> are responsabilitatea finala pentru managementul §i implementarea proiectului conform 
prevederilor contractului de fi nan (are; 

Data 

Funcfia ocupata in organizafie 
Prenume si Nume 
Semnatura 
§tampila 

* Cu excep(ia situa(iilor specifice reglementate de legisla(ia na(ionala. 
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ACORD DE PARTENERIAT 
Anexa 2 a cererii de finanjare 

- format standard - 


Numar inregistrare/data.(la liderul de parteneriat) 

Parjile (se adauga numarul de parteneri prevdzuji in parteneriat). 

— ., cu sediul in., codul TVA., codul fiscal., unde este cazul, - Lider de parteneriat 

— ., cu sediul in., codul TVA sau codul fiscal(daca este aplicabil) - partener 1. 

— ., cu sediul social in., cod fiscal., - partener 2. 

au convenit urmatoarele: 

Art.l Acordul de asociere 

1.1 Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, parfile i§i exprima acordul de asociere in vederea 

implementarii proiectului „.” Este in intelegerea parfilor ca prezentul acord reprezinta o convcntie 

privind cooperarea parti lor in atingerea scopului comun, nu reprezinta prestari de servicii intre parteneri §i 
nu da nastere unei noi persoane juridice constituite de/intre parteneri 

Art. 2 Obiectul 

2.1 Obiectul acestui parteneriat il reprezinta stabilirea responsabilitafilor fiecarui partener in vederea implementarii 

proiectului:”.”, numarul (codul proiectului), care este depus in cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 

2.2 Prevederile cererii de finan(are inclusiv anexele acesteia sunt direct aplicabile prezentului Acord de Parteneriat. 
Se va intelege ca, in cazul unor discrepan(e intre prevederile prezentului Acord de Parteneriat §i cele ale cererii de 
fi nan (are, acestea din urma vor prevala. 

Art.3 Principiile de buna practica ale parteneriatului 

3.1 To(i partenerii trebuie sa contribuie la realizarea proiectului in modal itatile precizate in cererea de finan(are §i 
prezentul acord de parteneriat. 

3.2 Partile trebuie sa se consulte in mod regulat §i sa se informeze asupra tuturor aspectelor privind evolu(ia 
proiectului. 

3.3 To(i partenerii trebuie sa implementeze activita(ile cu respectarea standardelor profesionale §i de etica cele mai 
inalte. 

3.4 Partenerii sunt obliga(i sa respecte regulile privitoare la conflictul de interese §i regimul incompatibilitatilor, iar, 
in cazul apari(iei unui asemenea conflict, sa dispuna luarea masurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. In 
caz contrar, semnatarii prezentului acord in(eleg ca contractul de tin an tare poate fi reziliat prin decizia Autorita(ii de 
Management/OIPOSDRU responsabil de plin drept, fara punere in intarziere, fara interven(ia unui tribunal 
arbitral/unei instante judecatore^ti §i fara indeplinirea altor formalitati, cu exceptia transmiterii catre Beneficial' 
(Liderul de parteneriat) a unei simple informari cu privire la rezilierea Contractului. 

3.5 Semnatarii prezentului acord de parteneriat intelcg §i accepta faptul ca nerespectarea culpabila a prezentului acord 
de parteneriat, indeosebi in relafia cu AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, poate avea drept consecinfa rezilierea 
contractului de finantare §i, dupa caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricaruia dintre parteneri sau a tuturor 
membrilor parteneriatului de la acordarea de tin an (are nerambursabila din FSE, pentru o perioada de pana la 2 ani, in 
conditiile specificate in Ghidul Solicitantului - Conditii Generale §i Conditii Specifice. 

3.6 Semnatarii prezentului acord intcleg §i accepta faptul ca rolurile si responsabilitafile prevazute la art. 6.1, ce revin 
fiecareia dintre parti le semnatare, vor fi indeplinite prin utilizarea de resurse umane proprii §i/sau externalizare de 
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activitati. Externalizarea de activitati este acceptata daca a fost in mod explicit descrisa in cererea de finanfare, la 
subseepunea corespunzatoare p daca se supune regulilor prevazute de Ghidul Solicitantului - Condipi Generale p 
Specifice p legislapei naponale aplicabile. 

Art. 4 Durata acordului 

4.1 Durata acordului este de.luni de la data de incepere a perioadei de implementare a proiectului p excede cu 

. luni perioada de implementare a proiectului. Prelungirea perioadei de implementare a proiectului conduce 

automat la extinderea duratei prezentului acord. 

Art. 5 Drepturi p obligapi ale partenerilor 

5.1 Drepturi p obligapi ale Liderului de parteneriat 

a) Liderul de Parteneriat va depune cererea de finanpire p anexele acesteia, conform formatului p modalitaplor 
stabilite prin Ghidul Solicitantului, p va semna contractul de t'inanpire, acestuia revenindu-i, in raporturile 
cu AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, responsabilitatea finala in implementarea proiectului in conformitate 
cu prevederile contractului de finanpire. 

b) Liderul de Parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, ii va informa despre progresul aepunii p le va 
furniza copii ale rapoartelor de implementare p ale tuturor documentelor cu impact asupra bunei desfa^urari 
a implementarii proiectului. 

c) Propunerile pentru modificari ale proiectului (de exemplu: activitap, parteneri, etc.), trebuie sa fie convenite 
cu partenerii inaintea solicitarii aprobarii de catre AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat. Cand nu se ajunge la 
un acord asupra modificarilor, liderul de parteneriat va indica acest lucru atunci cand va solicita aprobarea 
AMPOSDRU. Substituirea partenerilor, fara consimpmantul scris al acestora, este posibila doar in cazul 
nerealizarii culpabile de catre acepia, dovedite AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, a activitaplor asumate, in 
cazul nerespectarii procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului sau in ipoteza deschiderii 
procedurii insolventei fapi de acepia. 

d) Semnatarii prezentului acord de parteneriat intcleg p accepta ca nu se pot elimina parteneri din proiect fara 
inlocuirea acestora cu alte entitap cu personalitate juridica ce indeplinesc condipile reglementate de Ghidul 
Solicitantului Conditii Generale p Specifice, preiau cel putin obligatiile asumate de partenerul pe care il 
inlocuiesc p fac dovada unei capacitap tehnice, operationale p financiare cel pupn similare cu a partenerului 
pe care il inlocuiesc. Nu se pot elimina parteneri din proiect cu preluarea obligapilor asumate de acepia de 
catre partenerii existenp. 

e) Costurile angajate de parteneri sunt eligibile in acelap fel ca p costurile angajate de catre liderul de 
parteneriat, corespunzator rolurilor avute in proiect. 

f) Semnatarii prezentului acord de parteneriat intcleg p accepta sa colaboreze p sa sustina derularea 
proiectului, inclusiv prin achiziponarea echipamentelor necesare pentru buna desfapirare a programelor de 
formare p prin activitap de informare p publicitate pe toata durata proiectului. 

g) Sa respecte termenele de derulare ale proiectului, precum p termenele prevazute pentru decontarea 
cheltuielilor. 

h) Sa duca la indeplinire obiectivele cuprinse in cererea de fi nan tare p asumate prin contract. 

5.2. Drepturi p obligapi ale partenerului/partenerilor 

a) Sa colaboreze p sa suspna derularea proiectului in modalitafile precizate in cererea de finantare p prezentul 
acord de parteneriat. 

b) Sa puna la dispozipe sau sa furnizeze expertiza sau resursele umane asumate, inclusiv cele necesare pentru 
asigurarea bunei desfa§urari a activitaplor pentru care este responsabil, conform cererii de finantare. 

c) Sa informeze partenerii p sa puna la dispozipa acestora documentele necesare ce atesta realizarea 
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activitatilor asumate §i a cheltuielilor efectuate. 

d) Sa respecte termenele de derulare a proiectului §i decontarea cheltuielilor. 

e) Sa duca la indeplinire obiectivele cuprinse in proiect, in conditiile stabilite prin contractul de fi nan tare. 

f) Sa mentina o eviden(a contabila analitica, utilizand conturi analitice pentru reflectarea tuturor operatiunilor 
referitoare la implementarea activitatilor ce ii revin, in conformitate cu dispozitiilc legale in vigoare. 

Art. 6 Responsabilitatile partenerilor in implementarea proiectului 

6.1 Responsabilitatile Partenerilor sunt descrise in tabelul de mai jos §i corespund prevederilor cererii de fi nan tare - 
care reprezinta documentul principal in stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului: 

(se adauga numarul de parteneri prevazufi in parteneriat). 


Organizatia 

Roluri §i responsabilitaii in proiect (se va corela cu cererea de 
finantare) 

Liderul de parteneriat 


Partener 1 


Partener 2 



Nota: Se vor descrie rolurile §i responsabilitatile fiecarui partener pe durata implementarii proiectului, a§a cum au 
fost ele asumate prin cererea de finantare. 

Art.7 Angajamente financiare intre Parteneri 

7.1 Pentru activitatile desfa§urate in conformitate cu Art.6, Partenerii vor angaja urmatoarele cheltuieli, dupa cum 
urmeaza: 

(se adauga numarul de parteneri prevazufi in parteneriat). 


Organizatia 

Valoare estimata a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada 
proiectului [Lei, inclusiv TVA eligibil] 

Liderul de parteneriat 


Partener 1 


Partener 2 


Total (se va corela cu valoarea elisibila a 


proiectului) 


7.2 Cheltuielile eligibile efectuate de catre Parteneri vor ft rambursate de catre AM/OI pe baza documentelor 
justificative prezentate, in conditiile stabilite in Contractul de finantare. 

7.3 In cazul in care Liderul de parteneriat va solicita AM/OI acordarea de prefinantare, in nume propriu sau pentru 
parteneri, par(ile convin ca suma primita cu titlu de prefinantare sa fie repartizata dupa cum urmeaza: 


(se adauga numarul de parteneri prevazu(i in parteneriat). 


Organizatia 

Valoare prefinantare (maxim 10% din valoarea stabilita la art 7.1. la 


nivelul fiecarei organizatii care are dreptul la primirea prefinantarii, 
conform prevederilor legale in vigoare 2 ) 


2 OUG 64/2009, privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale §i utilizarea acestora pentru obiectivul convergent;!. Prin exceptie, in 
cazul proiectelor a caror valoare eligibila este mai mica de 1.000.000 lei, prelinaiUarea se acorda in procent de maxim 20 % din valoarea totala 
eligibila a proiectului, in conformitate cu prevederile art. 15 (2) c) din HG nr.2018/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Lider de parteneriat 


Partener 1 


Partener 2 



In vederea recuperarii sumelor acordate cu tidu de prefinantare, partenerii raspund solidar in aplicarea mecanismului 
de recuperare, stabilit de AM/OI responsabil prin contractul de t’i nan tare. 

7.4 Partile convin ca sumele rambursate de AM/OI corespunzatoare cheltuelilor indirecte sa fie imparpte intre 
parteneri dupa cum urmeaza: 

(se adauga numarul de parteneri prevazuti in parteneriat). 


Organiza(ia 

% cheltuieli indirecte 

Lider de Parteneriat 


Partener 1 


Partener 2 



7.5 Partenerii sunt de acord sa asigure contribute la acest proiect a§a cum se precizeaza in cererea de fmantare §i in 
prezentul Acord de Parteneriat. Astfel, Partenerii convin sa contribuie la cofman(area proiectului dupa cum urmeaza: 

(se adauga numarul de parteneri prevazuti in parteneriat). 


Organizafia 

Contribufia la proiect 

LEI 

Lider de Parteneriat 


Partener 1 


Partener 2 


Total (se va corela cu valoarea 
totala a contribufiei proprii din 
contractul de finan(are) 



Art.8 Acliizi(ii Publice 

Ac hi zi (i i Ic in cadrul proiectului vor fi facute de catre Liderul de parteneriat sau oricare alt partener, cu respectarea 
conditiilor din contractul de fmantare §i a instructiunilor emise de AM/OI si/sau alte organisme abilitate. 

Art. 9 Transferurile intre Parteneri 

9.1 In vederea rambursarii de catre AMPOSDRU a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului, fiecare partener, pe 
baza activitatilor desfa§urate §i conform timpului alocat, va emite o cerere de rambursare-(conform prevederilor 
legale) catre Liderul de partenerat in termen de_ 


prevederilor Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instmmentelor structurale §i utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenla. 
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9.2. PartiIc sunt de acord ca emiterea cererii de rambursare sS se facS msotita de documentele justificative ce atestS 
efectuarea cheltuielilor solicitate spre rambursare, desfS§urarea activitatilor conform prevederilor cererii de tin an tare 
p a cerintelor AMPOSDRU/OI. Semnatarii prezentului acord de parteneriat inteleg p accepts sa puna la dispozipe 
toate documentele necesare justificSrii activitatilor p cheltuielilor efectuate solicitate de AMPOSDRU/OIPOSDRU 
responsabil. 

9.3 Sumele aferente prct’inantarii solicitate p rambursSrii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului de cStre 
parteneriat vor fi primite in contul/conturile dedicate, deschise pe numele Liderului de parteneriat, in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare. 

9.4. Liderul de parteneriat are obligajia de a transfera partenerilor, in termen de 3 zile lucratoare de la data incasSrii 
(sau 6 zile lucratoare in cazul partenerilor transnational!) sumele prevSzute la art. 9.3., ce se cuvin fiecSrei cntitati din 
cadrul parteneriatului. 

9.5. Liderul de parteneriat are obligapa transmiterii unei notificSri scrise atat partenerilor cat p AMPODRU/OI 
responsabil, cu privire la efectuarea viramentului in conturile partenerilor. 

9.6. In cazul in care liderul de parteneriat p/sau partenerii sSi beneficiazS de sume acordate cu titlu de p refill an tare, 
dobanda acumulatS in conturile de preti nan tare deschise pe numele fiecarei organizapi se raporteazS p se va deduce 
de catre AMPOSDRU/Oi responsabil din sumele rambursate. 

Art. 10 Proprietatea 

10.1 Proprietatea, titlurile p drepturile de proprietate intelectualS p industrials privind rezultatele Proiectului, 
raportSrile p alte documente legate de acesta vor rSmane Beneficiarului/Liderului de parteneriat. Beneficiarul/Liderul 
de parteneriat va acorda AMPOSDRU p OIPOSDRU delegat dreptul de a utiliza gratuit p dupS cum considers 
necesar toate documentele rezultate in urma Proiectului, oricare ar ft forma acestora, dacS nu se incalcS drepturile 
existente de proprietate industrials p intelectualS. Posesia bunurilor achizitionate pe parcursul perioadei de 
implementare a proiectului se stabileste de comun acord de cStre parteneri. 

Art. 11 Confidential! tatea 

11.1 Parti le semnatare ale prezentului acord convin sS pSstreze in strictS confidenjialitate informajiile primite in 
cadrul p pe parcursul implementSrii proiectului p sunt de acord sS previnS orice utilizare sau divulgare neautorizatS a 
unor astfel de informajh. PSrtile inteleg sS utilizeze informatiile cont'idcntiale doar in scopul de a-p indeplini 
obligapile din prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 12 Notificari 

12.1 Orice comunicare intre Parteneri in legaturS cu prezentul Acord se va face in scris. 

12.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat la transmitere cat p la primire. 

12.3 ComunicSrile intre pSrti care nu se refers la datele p informapile confidential se vor face de asemenea prin 
telefon, telegrams, telex, fax sau e-mail, cu condijia ca primirea comunicSrii sa fie confirmatS p sS poatS ft doveditS. 

Art 13 Legea aplicabila 

13.1 Prezentului Acord i se va aplica p va ft interpretat in conformitate cu legea romanS. 

13.2 Pe durata prezentului Acord, parti le vor avea dreptul sa convinS in scris asupra modificSrii anumitor clauze, prin 
act aditional, oricand interesele lor cer acest lucru sau cand aceste circumstance au loc p nu au putut ft prevSzute in 
momentul in care s-a incheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 14 Litigii 

14.1 Orice disputS care poate lua napere din sau in legSturS cu prezentul Acord va ft solutionatS pe calea negocierilor 
intre PSrti, iar in situatia in care acestea nu ajung la niciun acord privind soluponarea disputei, aceasta va ft 
soluponatS de instantele competente, in conformitate cu prevederile legislajiei aplicabile. 


Art.15 Prevederi finale 
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15.1 PartiIc garanteaza ca reprezentantii numiti ale caror semnaturi apar mai jos au fost investip, la data 
semnarii/executarii prezentului contract/acord de parteneriat, cu toate puterile legale de a semna si executa prezentul 
Acord de Parteneriat. 


Prezentul Acord a fost intocmit §i semnat la.astazi, [. ] in_(numarul de exemplare este 

reprezentat de numarul de parteneri semnatari, inclusiv liderul de parteneriat, plus un exemplar original pentru 
AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil) exemplare originale, in limba romana, cate unul pentru fiecare parte §i unul 
pentru AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, toate avand aceeasi valoare legala. 


Semnaturi 


Lider de parteneriat 

Numele §i tunctia persoanelor 
autorizate sa semneze 

Semnatura 

Data §i locul 

Partener 1 

Numele §i tunctia persoanelor 
autorizate sa semneze 

Semnatura 

Data §i locul 

Partener 2 

Numele §i tunctia persoanelor 
autorizate sa semneze 

Semnatura 

Data §i locul 


(tabelul se poate completa in continuare, acolo unde sunt mai mult de doi parteneri) 


8.1 Modele standard declaratii depuse in etapa de contractare 

Urmatoarele declaratii vor fi depuse in etapa de contractare: 
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DECLARAJIE DE ANGAJAMENT 


Nr. inr egistrar e/data:.(Ia solicitant) 

ID proiect 
Titlul proiectului: 

Denumire organizatie 
Cod de inregistrare fiscala 

Numar de inregistrare in 
Registrul Comertului 

Nr. de la Registrul Asocia(iilor 
$i Fundatiilor 

Anul mfiintarii 
Adresa postal;!: 

Cod: 

Localitate: 

Judet/Sector: 

Adresa po;ta electronica 

Prin prezenta, solicitantul in calitate de beneficiar declar pe propria raspundere ca solicitantul/parteneriatul creat: 

■ are resursele financiare necesare pentru sus(inerea implementarii proiectului. 

§i ma angajez: 

■ sa furnizez contribu(ia proprie aferenta costurilor eligibile ale proiectului, in valoare de . Lei, 

reprezentand.% din valoarea totala eligibila a proiectului; 

■ sa finan(ez toate costurile neeligibile aferente proiectului; 

■ sa asigur resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditii le 
rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor; 

■ sa men tin proprietatea proiectului §i natura activita(ii pentru care s-a acordat tinantare nerambursabila, pe o 
perioada de cel pu(in 3 ani dupa finalizare §i sa asigur exploatarea §i mentenan(a in aceasta perioada; 

■ sa asigur folosinta echipamentelor §i bunurilor achizitionate prin proiect pentru scopul declarat in proiect. 

De asemenea, declar ca sunt de acord §i voi respecta to(i termenii §i condi(iile prevazute in Ghidul Solicitantului - 
Conditii Generale §i Conditii Specifice, precum §i in legisla(ia comunitara §i nationala in vigoare, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, in caz contrar sunt de acord cu rezilierea contractului. 

Data 

Functia ocupata in organiza(ie 
Prenume §i Nume 
Semnatura 
§tampila 
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DECLARAJIE PRIVIND ELIGIBILITATEA TVA AFERENTA CHELTUIELILOR CE 
VOR FI EFECTUATE IN CADRUL PROIECTULUI PROPUS SPRE FINANJARE DIN 
INSTRUMENTE STRUCTURAUE 

( Anexa 1 la Ordinal ministrului afacerilor europene nr. 204 din 27 decembrie 2011 , 
publicat in Monitorul Oficial nr. 940 din 30 decembrie 2011) 

A. Datele de identificare a persoanei juridice 


Codul de identificare 


Denumirea 


Domiciliul fiscal 


Judetul |_| Localitatea |_| Strada | 

Ap. |_| Codul postal |_| Sectorul |_1 Telefon |_ 

Fax |_| E-mail |_ 


B. Datele de identificare a proiectului 

Titlul proiectului |_ 

Numele programului operational |_ 

Axa prioritara I_ 

Domeniul major de interventie |_ 

Data depunerii proiectului I_ 


C. 

(numele §i statutul juridic ale beneficiarului) 

solicitant de finantare pentru proiectul mentionat mai sus, la 


(numele autoritatii de management/organismului intermediar) 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i 
completarile ulterioare (Codul fiscal), declar ca ma incadrez in urmatoarea categorie de persoane 
din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil: 

a) [ ] persoana neinregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal; 

b) [ ] persoana inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal. 

D., 

(numele §i statutul juridic ale beneficiarului) 
solicitant de finantare pentru proiectul mentionat mai sus, la 


(numele autoritatii de management/organismului intermediar) 
in conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar ca pentru achizitiile din cadrul proiectului 
cuprinse in tabelul de mai jos TVA este nedeductibila. 


Nr. 
crt. 


Achizitia 


Scopul achizitiei/Activitatea prevazuta in 
cadrul proiectului*!) 


*1) Atentie! Se va completa cu acelea§i informatii corespunzatoare din cererea 


de 


finantare. 


Numele §i prenumele*): | 
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*) Se va completa de catre reprezentantul legal al solicitantului sau o persoana abilitata sa 
reprezinte solicitantul. 
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9. ANEXA 2 la Instructiunea din 27.12.2011 de aplicare a prevederilor art. II 1 din Hotararea Guvernului nr. 
759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finanfate prin 
programele operational 

A)Datele de identificare a persoanei juridice 


Codul de identificare 

Denumirea |_| 

Domiciliul fiscal 

Judet;ul |_| Localitatea |_| Strada 


Ap. |_| Codul postal |_| Sectorul |_| Telefon 


Fax |_| E-mail | 


B)Datele de identificare a proiectului 


Titlul proiectului |_ 

Numele programului operational | 

Axa prioritara |_ 

Domeniul major de intervenfie |_ 

Data depunerii proiectului |_ 

Cod SMIS proiect |_ 


C) . (numele §i statutul juridic ale beneficiarului) 

., solicitant de finant;are pentru proiectul ment;ionat mai sus, la 

. (numele autoritatji de management/organismului 

intermediar) ., in conformitate cu prevederile 


Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificarile §i completarile ulterioare 
( Codul fiscal ). declar ca ma incadrez in urmatoarea categorie de persoane din punctul 
de vedere al regimului de TVA aplicabil: 

a) [ ] persoana neinregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal ; 

b) [ ] persoana inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal . 

D) . (numele §i statutul juridic ale beneficiarului) 

., solicitant de finant;are pentru proiectul mentjonat mai sus, la 

. (numele autorita^ii de management/organismului intermediar) 

., in conformitate cu prevederile Codului 

fiscal, dedarea pentru achizi^iile din cadrul proiectului cuprinse in tabelul de mai jos 
TVA este nedeductibila 


Nr. 

crt. 

Nr. §i data 
facturii 

Denumirea 

furnizorului/prestatorului 

Codul de 
tnregistrare in 
scopuri de TVA 
al furnizorului 

Valoarea 

facturii 

Din care 
valoare TVA 
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1-r 


Numele §i prenumele*: | 

Funct;ia: |_ 

Semnatura §i §tampila |_ 


Se va completa de catre reprezentantul legal al solicitantului sau o persoana 
abilitata sa reprezinte solicitantul. 

2. II". _ 

E)Certificata de organul fiscal, in baza Certificatului nr. din data 

de. 

Numele §i prenumele**: |_| 

Funct;ia: |_| 

Semnatura §i §tampila |_| 


Se va completa de catre reprezentantul legal al organului fiscal competent din 
subordinea Agen^iei Nat;ionale de Administrare Fiscala. 

'Se va completa de catre solicitant. 

"Se va completa de catre reprezentant;ii Agent;iei Na^ionale de Administrare 
Fiscala/direct;iei generale a finant;elor publice. 






















UNIUNEA EUROPEANA 


GUVERNUL ROMANIEI 


Fondul Social European 
POSDRU 2007-2013 


Instrumente Structurale 
2007-2013 


10. FORMULARDE INREGISTRARE A GRUPULUI TINT A 

lnveste§te in oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritara. 

Domeniul major de interventie. 

Titlul proiectului:. 

Contract nr. 


FORMULARDE INREGISTRARE A GRUPULUI TINTA 
Formular individual de inregistrare 


Cod proiect:_ 

Titlu project:_ 

Reprezentant legal/Coordonator project: 

Axa Prioritara:_ 

Domeniu Major de Intervenjie:_ 


Nota: Datele cuprinse in acest formular vor fi tratate confidential, in conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive§te prelucrarea datelor cu caracter personal §i libera circulatie a 
acestor date, transpusa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal §i libera circulatie a acestor date cu modificarile §i completarile ulterioare, precum §i prevederile 
Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal §i protectia vietii private in sectorul comunicatiilor 
electronice, transpusa prin Legea nr. 506/2004. 

I. Informajii personale: 

1.1. Nume participant (nume §iprenume) _CNP 

_, adresa:_ 


Telefon: 


E-mail: 


1.2. Gen: Q Masculin Q Feminin 

1.3. NationalitateO romana alta(specificati). 

1.4. Varsta (varsta in ani implini(i): 


sub 15 ani 


15-24 ani 


25 - 45 ani 


45 - 54 ani 


55 - 64 ani 



1.5. Locul de re§edinta:[ 


rural Q urban 


II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei institu{ii de inva{amint absolvite): 


Institute de Tnvatamant superior 

• licenta 


• master 


• doctorat 


• post-doctorat 


Unitate de ?nva|amant terjiar non-universitar' 

• §coala post-liceala 


• §coala de mai§tri 


Unitate de ?nva|amant secundar 

• invajamant secundar superior 
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o Ciclul superior al liceului" 

Filiera teoretica 

Filiera tehnologica 

Filiera vocationala 


• invajamant secundar inferior 


o Ciclul inferior al liceului 1 " 

Filiera teoretica 

Filiera tehnologica 

Filiera vocationala 


o Anul de completare lv 

Filiera tehnologica - ruta progresiva 


o §coala de arte §i meserii v 

Filiera tehnologica - ruta progresiva de calificare 


o Ciclul gimnaziar 


• invatamant primar v " 


Fara §coala absolvita vl " 



III. Statutul pe piaja muncii: 


Persoana activa 1 * 

• Persoana ocupata* 

-salariat (angajat) xi 


-intreprinzator privat (patron)*" 


-lucrator pe cont propriu*'" 


-membru al unei societal agricole/cooperative xlv 


-lucrator familial in gospodaria proprie xv 


-alta situatie xvl (de specificat) 


• §omeri xv ", din care: 

-§omeri inregistraji, din care: 


-§omeri de lunga durata 


-fomeri neinregistrati, inclusiv persoane in cautarea unui loc de munca, 
din care: 


-§omeri de lunga durata 



III. Statutul pe piaja muncii (continuare): 


Persoana inactiva xvi ", din care: 

-elevi xix 


-studenti** 


-persoane casnice**' 


-rntretinuji de alte persoane**" 


-rntrejinuti de stat sau de alte organiza|ii private**'" 


-alte situaiii**' v (de specificat) 



IV. Ap artenenja la un grup vulnerabil: 


Persoane de etnie roma 


Persoane cu dizabilitaji 


Tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protec|ie a 
copilului 


Familii care au mai mult de 2 (doi) copii 


Familii monoparentale 


Copii in situajii de rise 


Persoane care au parasit timpuriu §coala 


Femei 


Persoane aflate in detente 
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Persoane anterior aflate in detenfie 


Delincvenji juvenili 


Persoane dependente de droguri 


Persoane dependente de alcool 


Persoane fara adapost 


Victime ale violen|ei in familie 


Persoane afectate de boli care le influenjeaza viaja profesionala §i sociala 
(HIV/SIDA, cancer etc.) 


Imigranti 


Refugiati 


Persoane care solicita azil 


Persoane care traiesc din venitul minim garantat 


Persoane care locuiesc in comunitaji izolate 


Victime ale traficului de persoane 


Persoane afectate de boli ocupa{ionale 


Altele (de specificat) 



Subsemnatul (Nume Prenume).cunoscand ca 

Subsemnatul (Nume Prenume).de legea penala, 

falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, conform 

conform prevederilor Articolului 292 din Codul Penal, 

prevederilor Articolului 292 din Codul Penal, declar pe 

declar pe propria raspundere ca datele din prezentul 

propria raspundere ca datele completate in prezentul 
formular corespund cu realitatea. 

formular au fost completate Tn prezen(a mea. 

Nume prenume 1 "™ 

Nume prenume xxv 

Semnatura 

Semnatura 
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I Ciclu de invatamant non-universitar care asigura o calificare superioara celei obtinute prin invatamant secundar §i la care au 
acces absolventii de invatamant secundar superior, cu sau fare diploma de bacalaureat. 

II Cuprinde clasele XI - XII/XIII, care se organizeaza §i functioneaza in cadrul unitatilor de mvatamant cu clasele I - X, V - X, 
I - XII/XIII, V - XII/XIII sau IX - XII/XIII. In invatamantul liceal sunt cuprin§i §i absolventii fostelor §coli medii de culture 
generala, §colilor medii de specialitate, precum §i absolventii liceelor care au functionat cu 10 clase. 

m Cuprinde clasele IX - X, care se organizeaza §i functioneaza in cadrul unitatilor de mvatamant cu clasele I - X, V - X, I - 
XII/XIII, V - XII/XIII sau IX - XII/XIII 

lv Perioada de pregatire urmata §i absolvita de absolventii §colilor de arte §i meserii cu certificat de absolvire §i cu certificat de 
calificare profesionala nivel 1. Absolventii anului de completare pot fi certificati pentru nivelul 2 de calificare §i au acces in 
ciclul superior al liceului 

v In §colile de arte §i meserii se organizeaza invatamant pentru profesionalizare, in scopul calificarii de nivel 1 (profil tehnic, 
resurse naturale §i protectia mediului, servicii). $colile de arte §i meserii pot functiona independent sau in cadrul unitatilor de 
invatamant cu clasele I - X, I - XII/XIII, V - X, V - Xll/XII sau IX - XII/XII. 

V1 Cuprinde clasele V - VIII care se organizeaza §i functioneaza in cadrul unitatilor de invatamant cu clasele I - VIII, V - VIII, 
V - X, I - X, I - XII/XIII sau V - XII/XIII. De asemenea, in aceasta categorie se inscriu §i absolventii ciclului gimnazial din 
cadrul unitatilor de invatamant special pentru copii cu deficiente. 

™ Invatamantul primar se organizeaza §i functioneaza in cadrul unitatilor de invatamant cu clasele I - IV, I - VIII, I - X sau I - 
XII/XIII. De asemenea, in aceasta categorie se inscriu §i absolventii unitatilor de invatamant special pentru copii cu deficiente 
vm In aceasta categorie sunt incluse persoanele care declare ca §tiu sa citeasca §i sa scrie de§i n-au absolvit nici o §coala, cele 
care §tiu doar sa citeasca, precum §i persoanele care declare ca nu §tiu sa scrie §i sa citeasca. Dintre persoanele fare §coala 
absolvita, cele care nu §tiu sa scrie §i sa citeasca sau numai citesc sunt considerate persoane analfabete. 

“ Aceasta categorie cuprinde toate persoanele apte de munca in varsta de 14 ani §i peste care constituie forta de munca 
disponibila pentru producerea de bunuri §i servicii. 

x Aceasta categorie cuprinde persoanele in varsta de 14 ani §i peste care au o ocupatie aducatoare de venit pe care o exercita 
intr-o activitate economica sau sociala, in baza unui contract de munca sau in mod independent (pe cont propriu); au lucrat cel 
putin o ora intr-o ramura neagricola sau cel putin 15 ore in activitati agricole, in scopul obtinerii unor venituri sub forma de 
salariu, plata in natura, ca§tig sau beneficii, indiferent daca la momentul inregistrarii erau prezente sau lipseau temporar de la 
lucru (fiind in concediu - de odihna sau fare plata, de studii, de boala, de matemitate etc.-, la cursuri de calificare, recalificare 
sau specializare, in greva sau nu lucrau datorita intreruperii temporare din diverse motive a activitatii unitatii). 

“ Aceasta categorie cuprinde persoanele care i§i exercita activitatea intr-o unitate economica sau sociala (indiferent de forma ei 
de proprietate) pe baza unui contract de munca, in schimbul unei remunera(ii sub forma de salariu platit in bani sau in natura, 
sub forma de comision etc. In aceasta categorie se includ persoanele care: 

sunt mcadrate permanent intr-o unitate economica sau sociala , pe baza unui contract (angajament) de munca sau lucreaza in 
mod independent, chiar daca la momentul inregistrarii lipsesc temporar de la lucru; 

nu sunt mcadrate permanent intr-o activitate economica sau sociala, dar in ultima luna inaintea inregistrarii au lucrat, in mod 
exceptional sau ocazional, cel pu(in o ora (respectiv 15 ore in activita(i agricole), pentru ob(inerea unui venit sau au ajutat un 
membru al gospodariei sau o ruda in activitatea pe care aceasta o desfa§ura in unitatea proprie, chiar daca nu au fost 
remunerate pentru aceasta; 

sunt incadrate in munca pe baza unei convenfii civile ; 

elevii, studenfii, persoanele casnice, precum §i pensionarii care in momentul inregistrarii desfa§oara o activitate economico- 
sociala in mod regulat, ocazional sau exceptional; 

^ In aceasta categorie se includ persoanele care i§i exercita activitatea in unitatea proprie avand unui sau mai multi salariati 
(angajati). 

xm In aceasta categorie se includ persoanele care i§i exercita activitatea in unitatea proprie sau in mod independent ca 
meseria§i, liber profesioni§ti, comercianti etc., fare a angaja nici un salariat, putand fi ajutate in activitate doar de membrii 
gospodariei sau de rude, care nu sunt, insa, remunerate. 

XIV In aceasta categorie se includ persoanele care sunt membri ai unei societati agricole, ai unei cooperative me^te^ugare^ti, de 
consum sau de credit §i care i§i desfa§oara activitatea in cadrul acestora, realizand venituri nesalariale. 

xv In aceasta categorie se includ persoanele care, in mod obi§nuit, ajuta un membru al gospodariei, fie ca acestea lucreaza in 
societatea comerciala proprie, fie ca lucreaza pe cont propriu $i care nu primesc o remunera(ie pentru activitatea desfa§urata 
(ajutor familial neremunerat). 

XV1 Persoanele active care nu au putut fi incadrate in niciuna din situa(iile anterioare. 

x ™ In conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru ?omaj §i stimularea ocuparii forfei de munca, cu 
modificarile ?i completarile ulterioare, art. 5: 
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-persoana in cautarea unui loc de munca - persoana care face demersuri pentru a-§i gSsi un loc de muncS, prin mijloace proprii 
sau prin inregistrare la agenda pentru ocuparea for(ei de munca in a carei raza teritoriala i§i are domiciliul sau, dupS caz, 
re§edinta ori la alt fumizor de servicii de ocupare, acreditat in condi(iile legii; 

-§omer - persoana care indepline§te cumulativ urmStoarele condi(ii: 

este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani §i pana la indeplinirea condi(iilor de pensionare; 
starea de sanatate §i capacit3(ile fizice §i psihice o fac apta pentru prestarea unei munci; 

nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeazS, din activit3(i autorizate potrivit legii, venituri mai mici 
decat salariul de baza minim brut pe (arS garantat in plata, in vigoare; 

este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca. 

-$omer inregistrat - persoana care indepline§te cumulativ condi(iile prevazute la art. 5 pet. IV §i se inregistreaza la agenda 

pentru ocuparea for(ei de munca in a carei raza teritoriala i§i are domiciliul sau, dupa caz, re§edin(a ori la alt furnizor de 

servicii de ocupare, care func(ioneaz3 in condi(iile prevazute de lege, in vederea ob(inerii unui loc de munca. 

xvm In aceastS categorie sunt incluse toate persoanele, indiferent de varsta, care declara ca nu desla§oara o activitate o activitate 

economico-sociala. 

xlx In aceasta categorie se includ elevii care in momentul inregistrarii nu exercita o activitate economica sau socialS §i care 
declara ca freeventeaza o unitate de inv3(8mant de stat sau particulars, in vederea instruirii, sau dobandirii unei profesii sau 
meserii, indiferent de nivelul §i felul unit3(ii de inv3(3mant. In aceasta categorie se includ §i elevii care se intre(in numai din 
pensia de urma§ sau din bursa. Nu se includ in aceasta categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani $i 
peste care urmeazS cursurile unei institu(ii de inv3(3mant §i care, in acela§i timp, desfS§oarS o activitate economica sau sociala 
din care realizeaza un venit. 

“ In aceasta categorie se includ studenpi care in momentul inregistrarii nu exercita o activitate economics sau sociala §i care 
declara ca freeventeaza o institute de inv3(3mant de stat sau particulars, in vederea instruirii, sau dobandirii unei profesii sau 
meserii, indiferent de nivelul §i felul unit3(ii de invStSmant. In aceastS categorie se includ §i studen^ii care se intrelin numai din 
pensia de urma§ sau din bursS. Nu se includ in aceastS categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani $i 
peste care urmeazS cursurile unei institu^ii de invSlSmant $i care, in acela§i timp, desfS§oar8 o activitate economics sau socialS 
din care realizeazS un venit. 

1011 In aceastS categorie se includ persoanele in varstS de 14 ani §i peste care in momentul inregistrarii desfS§oarS numai 
activitSti casnice (prepararea hranei, mentinerea curSteniei, ingrijrea ?i educarea copiilor) in gospodSria proprie sau a unei rude 
(de exemplu: so(iile casnice sau p8rin(ii care nu sunt pensionari §i fac menajul in gospodSria copiilor sau ingrijesc nepo(ii), 
neavand o sursS proprie de venit. 

xxu In aceastS categorie se includ persoanele care in momentul inregistrarii nu aveau o ocupa(ie aducStoare de venit, nu 
beneficiau de pensie sau de altS sursa de existen(S, fiind in intre(inerea unor persoane fizice (a p8rin(ilor, rudelor sau altor 
persoane fizice), nu urmau o institute de invStSmant ?i nu se incadrau in randul persoanelor casnice. In aceastS categorie sunt 
inclu§i: copiii pre§colari (chiar dacS nu primesc pensie de urma§), bStranii, persoanele cu disabilitSti §i invalizii afla(i in 
intre(inerea unor persoane fizice. De asemenea, sunt incluse §i persoanele de varstS ^colarS de sub 14 ani, care nu urmeazS o 
institute de inv3(3mant, nu beneficiazS de pensie de urma§ dar desf3§oar3 activitSti casnice. 

xxm In aceastS categorie se inscriu persoanele aflate in intre(inerea unor institufii publice (cSmine de bStrani, cSmine - spital, 
case de copii etc.) sau a unor organiza(ii private (O.N.G.-uri), precum §i persoanele a cSror singurS sursS de existen(8 era 
ajutorul social (de exemplu persoanele cu dizabilitSti intre(inute de rude sau de alte persoane §i pentru care statul pl3te§te o 
alocatie sau un salariu celor care le intre(in). In aceastS categorie nu sunt inclu§i: copiii ^colari din casele de copii; 
elevii/studen(ii care se intretin numai din bursa de stat; persoanele din cSmine care beneficiazS de o pensie sau o altS sursS de 
venit. 

““ In aceastS categorie se include persoanele care in momentul inregistrarii nu exercitau o activitate economics sau socialS $i 
care au declarat ca unicS sursS de existen(S veniturile provenite din inchirieri, dobanzi, rente, dividende, arendS. In aceastS 
categorie au fost incluse §i persoanele care la momentul inscrierii se aflau in deten(ie precum §i persoanele care nu s-au 
incadrat in nici una din categoriile anterioare. 

xxv Se va introduce numele §i prenumele persoanei din grupul tints. In cazul categoriilor de grup (intS care nu au capacitate 
deplinS de exerci(iu. declaratia va fi semnatS de cStre persoana imputenicitS (de exemplu: parinte, tutore, etc) 

“ V1 Se va introduce numele §i prenumele persoanei din echipa de implementare a proiectului in prezen(a cSreia a fost completat 
documentul. 
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